) 


mn 


ಹು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು U 


144ನೇ ಅಧಿವೇಶನ ರಂ Al 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


1236 


ಶ್ರೀ ಸುನೀಲಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 
(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 


22-09-2021 


ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚವರು 


ಕ್ರ —— Ny 
ಸಂ ಪಕ್ಷಗಳು ಉತ್ತರಗಳು 
ಆಳದ ಮೂರು ಪರ್ಷಗಾಲ್ಲಿ ತಾಕೂಪಮನಗ 5ರ 


ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ" ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು (ವರ್ಷವಾರು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು 


ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


28-5 30520 Re IIE 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟಿ" ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 
ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನದ 
ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ 


ಒದಗಿಸಿದೆ. 


ವನ ಚತ್ಲಗಾಗ ಷಾಪಾದರ ನಷ 
ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ: ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು 


ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 


ಇ) 


ಲೊಣ/42ಗವಿಘೌ್‌ಎಗ0 


ವಿಜಯಮೆರ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ`ಜಿಲ್ಪೆಗೆಗಳಲ್ಲಿ' 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


[3 


ಷ್ಟು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ 
ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? 


ಹ 


(ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಪಟ್ಟಿ ನೀಡುವುದು) 


ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು `ಕಸ್ತೆ" 
ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಅಗತ್ಯತೆ 
ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯತೆಯನ್ಮಾಧರಿಸಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ | 
ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ' . ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 


ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


(೩.೩ ಪಾಟೀಲ) 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


NPA ಈ A 
| 
I 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಆನುದಾನ 


T 
{ 
| 
i 


i 
| 
i 
i 
i 


TO 
| 

| 

| 

[| 

| 


ರ್‌ SET 
a 521845] 6623.11; 2963.08; 
ಮ pi ನಿ pa ನಿಧಿ ; TE ರ ಮ ನಾ 
ಸಮಿ ; i 181293! 315939, 1868.58 


Bn Tf ೪ ಸ ಸಿನಿ CE 2 M i 


1856100 | 2797763 : 1587646 | 
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ಅನುಬಂದ-2 ಎಲ್‌..ಕ್ಯೊ ನಂ ಫೈ ಉತ್ತರ 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ ವಿಜಯಪುರ 


161.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇಂ.ನಂ. 78699) 


163.80ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇಂ.ಸಂ. 78742) 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಫ್ಯ ತಾಪಸ ಮಗರ್‌ ಪಸರ ಆರದಾಜು 7 ಮಗಾರಯನಾ 7 ಗಾತಗಪ್ರಕಾರ TT ನರಣಸದರತ 7 ಕರಮಗಾರ್‌ ಹರತ 
ಸಂ. ಮೊತ್ತ ಪ್ರಾರಲಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ದಿನಾಂಕ ಪೂರ್ಣಗೆಎಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 
ಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ: ದಿನಾಲಕ: 
1 7 3 ; 4 3 ೯ 7 [3 
5054-04-337-0-17-154 ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ'ಷೆದ್ದಾಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ | 
Hl ಇನಿಹಾ ದ್ದವಹಾಳ ತರಾ FAT OTST OE 75800 37S PIER ಕರಕ `ಪೊರ್ನಸಹಡ 
155.10ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇಂ.ನಂ. 78739) : ್ಟ 
೯ ಮುಶ್ನಪಹಾಳ ರಾ ರಡ ಪಾ TT ನನ" ಷರಾಗಾಡಿಡ 


ಕಲಸ ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮುದ್ದೇನಹಾಳ ಕಾರಣ್‌ ಶರಾತ್‌ ರಾಗಸಾಕ ರಾ RT 1 
ರಿಂದ 158.20ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ೬ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 
103225) 


22/10/2019 


ಹುಕ್ಸ್‌ ಸಂದಗ ಲೂಕ ಶರಡೋನ-ರರಗಸನರ ಕ್ಟ ಪದ್ಧ pi 
ಕಿ.ಮಿ 91.30 ರಿಂದ 93.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (113991) 


777 


- _ 


ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಪಯಸ್‌ ಬಾಗವಾನ ಮಾನ ದಡ ರಸಾ ಜ್ಜ 
ಹೆದ್ದಾರಿ-41ರ ಕಿ.ಮಿ 100.73 ರಿಂದ 31.18ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಜಾಂಬರೀರಣ 
ಮಾಡುವದು: - (114400) 


Ar 3005 TST IO” 
PAT To Farm 


338.00 ರಿಂದ 341.70, 342.12 ರಿಂದ 347.10 ಹಾಗೂ 352.7 ರಿಂದ 353.50ರ 
ಪರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101429) 


ಗ ಘಮಾಣಿರಾಡಾ ಣಾ ಪಗಾರ YORI ESTO ರರ 
13.00ರ ವರಗೆ ಸುಭಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 103407) 


ನಾನಕ ಕ್ಸ್‌ TNE ರಂ 
45.50 ಮತ್ತು 47.2 ರಿಂದೆ 47.80ರ ಷರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೋಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 82877 


(ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ) 


495. 


495,00 


ಕಲನ ಮುನಿನಡ 
ಸದಾಶಕವಗಡ ನ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರ3್‌ಕಾ T7720 [TE 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. | 
495,04) 4/5/2020 300 ೬ಮಿ ಬಿಎಂ. 


ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲನ ಪ್ರಗತಿ. 


27-2-2019 


32/202 


p= is 26-208 ಕಲಸ ಮನವಡೆ ] 


18/6/2013 


[iE 


ಕಲಂನ ಮುಸೆನಡೆ 


[SS [3 
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ಫ್‌ ಸಾ ಕಾಮಗಾರ್‌ಹಸರಾ ' “ಮಜಿದ ಇದರ ಹರತ 
ಸಲ. ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
$ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಸುವೆ 
p ಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ: ದಿನಾಲಳ: 
7 AE 3 4 [3 5 | [7 
NE TS ನಂತ ಪಲೂಕನ ಸರಾರಸದಾನಿಷಗಡ' ಕ್ಸ ಪಾತ37 ಇಮ್‌ ರಂಡೆ 300 00472070 S02 ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಕಲನ ಮನಿಷ 
278.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಪುಟಪಾತ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು . - K 070 8ನ ಡನಿಂಬರಿಬರಣ 
“{(o8ಿ ಪಟ್ಟಣದ ಫರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಟ ಸೆಂ. 101871) ಮುಗಿದಿದೆ. 120 ಕಿ.ಮಿ 
ಚ.ಎಸ್‌ಿಬಿ ಪ್ರಗತಿ. 
NN —Tsos ನಾನ್‌ ಪರಾ ಕರನ ನರ COREE RT 75 253-305 FTC FETS ಮಾಗದಿಜಿ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 64.60 ರಿಂದ 67.70ರ ವರೆಗೆ & ಕಿ.ಮಿ 
67.87 ರಿಂದ 6827ರ ವರೆಗೆ) ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 47645 
"ತಾಂಬಾ) (ಕಿ.ಮಿ 63.88 ರಿಂದ 68.58) 
SEER SS ETT) ಕಾವ್ಯ 'ಷಡ್ಡಾರ ~ 
[pl ಬ.ಬಾಗೇಬಾಡಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡ `ಠಾಮೂನ'ವರಪಾಷ್‌ನಣನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಕಿ.ಮಿ ALIOMS 11/8/2030 i ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
278.00 ರಿಂದ 284.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 
103150) 
[ RS p Se ಮ ಮಿ foe REN, 
73 S07 NTS ಯೋಜನ್‌ ಜತ್ದಾಮುಪ್ಯ'ಕ ಸಧಾ 
| ಮೆ ಲ ಮ 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುಡ್ಞೇವಿಹಾಳ ಕಾಲನ `ಬ೦ಲದಿನ್ನ ನಾತ್‌ ಮೀ ರಂದ 400.0} 773/209 £/82MS 69/209 ಕೆಲಸ ಯುಗಿದಿದೆ. 
ರವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಇಂಡೆಂಟ 3 
ನಂ. 87669) " 
IF ಮುಷ್ಛ್‌ವಿಹಾಳ" ಗಾವ ಪಮ ಎಸ್‌ಎಚ್‌ರ`ತರಗಡಗ ಗಾಡ್‌ ಪ್‌ರರಂದ pC ESE EOE ನ್‌ ಮಾನವ; 
| (ನಾಲತವಾಡ ವ್ಹಾಯಾ: ಗರಸಂಗಿ ರಕ್ಕಸಗಿ ನಾಲತವಾಡ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
9.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ } 
(ಇಂಡೆ೦ಟ ನಂ. 87670) % 
N 
L ದ 


Page 2 of 16 


ಕಾಮಗಾರ್‌ಹಸರ5 


ಆರದಾಜತ 7 ಕಾಮಗಾರಯ 


ಕಿ.ಮಿ 5.30 ರಿಂದ 6.30ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 20.91 ರಿಂದ 25.91ರ ಜರಗೆ' ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. 


ರಗನ್ಥ್‌-ನಾಗರಾಣರಾಷಾT I 
i) Ki 


EO [OEE 


W ತ್ರಗಪಾರ 7 ನರಕಕಸದರತ 7 ಕಾಮಗರ"ಹರತ್‌ ' 
ಸಂ. ಮೊತ್ತ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ದಿನಾ೦ಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 
ಕಾದ ದಿನಾಲಕ: ದಿಸಾ೦ಕ: 

[| p 3 4 5 § 7 8 

7 ಮುಡ್ಛವಿಷಳ ಮುದ್ದವಿಹ ತಾರೂ ನ್‌್‌ ವ್ಹಾ ; ಸ 49508 2/70 TA ಸ್‌ ಮುನಿವಿಡೆ 
ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕಿರಣ & ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. i 
(ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 103226) 

eer ಜರಾ [ನಜಂಿಪರ ಸನ್ಸ್‌ ತಾಭಾಡ'ನಗರವ್‌ ಪಾದ ಮನಗ ನನ್‌ 3 Eee RE Ts ಮಾನವರ 
61ರಲ್ಲಿಯ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಲಯದವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ, ' ಒಂದು ಬದಿ ಮುಗಿದಿಎ. 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 116430} ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ ಒಸಿ ಕೆಲ 
ಪ್ರಗತಿ. 

T7 ಮಾಡಾ ವಿಜಯಪಾಕ ನಕ್ಕ ಮುಷ್ದೇನದ್‌ ಆರಾ ನಕಾಡ ನಗ TI ಕ್ತ 4080ರ 30-04-300 ಕಾ Fe ಚರಂಡಿ 'ಹಾನಾ'ಬಎಂ. ಕಲನ 
ಕಿ.ಮಿ 21100 ದಿಂದ 23.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ _ ಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕೆಲಸ 
ಪಡಿಸುವುದು (ತಾಳಿಕೋಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಪ್ರಗತಿ. 

jk ನಾಮ 

|] ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮಾದ್ದೇಬಿಹ ಕಾಮೂನ ಘಡ ಗರಸೂೋವಾ ೦ಬಗಿ ರಸೆಯೆ ಕ.ಮಿ 13-12-2017 [eT ಕೆಲಸ ಹುಗಿದಿದೆ. 
0,530 ರಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 65589) 3 i 

ಸಂದನೆ ಸರದಗ ಪಮಾಣ ಪಪ ನನಗಳಗ-ನಾಷರ ಬ್ಯಾಗ ಕನಕ ರರ 22N0720NS STI” ಕಲಸ ಮುನಿಔಡ 
6.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. '(ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ಸಂ. 103057) 

/ 

28 ಸಾದನ ಸಿಂದಗ 'ತಾಲೂಕನವಪ ಇಂಗಳಗಿ - ಡಾವರ ತ್ತರ ಕಮ್‌ ಕಂಡ್‌ 43500 0/29 TT ಕಂಸ ಮಿನೆಔಡೆ: 
14.91ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನೆಂ. 103058) 

py! ಸಂದಿ ವಜಯಖುರ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ಸಂದೆಗಿ`'ತಾಲೂಕನ"ಬ.ಬಿ. ಇಂಗಳಗ-ದೌವರ ಇಪ್ಪಗ 700 18-03-200 77-09-2000 p ಕಲಸ ಮುನಿಔಡೆ' 
ಕಿ.ಮಿ 14.91 ರಿಂದ 20.91ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ' 

[ 77 ಸವಗ ನವಮ ಸಹ ಸಂಗ" ಪಮಾಣ ರಪ ಇರನವ ಇನಗನ WN) - ನ್‌ ಮಾನಡ 
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ನಡನ ನವ ಸನ್ಪಸಂದಗ RIN) FIN) PNT ಮುನನಡ — 
ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. » 
24 ಬ.ಬಾಗೇಪಾಡಿ ಬ.ಬಾಗೇವಾಹ ಫಾಮಾಕನ ಬಸಪ ಬಾಗೇವಾಔ-ಮ ಸನದಾಳ ಕಸ್ಟ ER A) f 200.00 19/7/2017 Too K ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿಜೆ. 
ರಿಂದ 10.00ರ ವರಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು. (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ | 
ಕಿ.ಮಿ 800 ರಿಂದ 10.00) (ಇಂಜೆಂಟ ಸಂ. 64715) 
[NOL el: 


ವಗರ ಹಸರ ಆರದಾನು'7ಕಾಮಗಾರರನಾ 7 ಗನತಗ ಪ್ರಕಾರ 
ಮೊತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬನಾಂಕ ಪೂರ್ಣಗೆೊಳಿಸಬೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಬುವ 


8 
walred esr Ad, 


4 Wu 3 TT . $ 
ಬನಾಗ್‌ನಾ ತಪ ಬವಾಗಾ್‌ ವ ನಡಗ EST ರದ ET) 
22.20ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೈದ್ಧಿ ಪಹಿಸುಪದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. § 
64715) ” 


ಬಸಡನಿನಾಗಾವಾನ ನಮನ ಸವನ ನಾಗಾ ಹಾಡ ಸಂಗಳಾತ್ಸತ ಕ್ಸ 
ಕಿ.ಮಿ 7.00 ರಿಂದ 10.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮುಚಿ ರಸ್ತೆ ಸ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 65833) 


20000 * ಲ ಮ 


ಸಸಪನನಾಗಾಡಾರ ನಮನ್‌ ನನರ ಪೂರ'ಪ್‌ಪ `ರಂಡವಾರ ಸಾಸನೂರ ತಮಾದದ್ದ Ho} ರ್‌ ] ರಾ ದಾ * ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ. 
ಬಳಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 39.04 ರಿಂದ 47.00 ವರೆಗೆ ರಸೆ ಅಗಲೀಕರಣ 'ಮಾಡಿ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 66547) 

ಪಸನನವಗ್‌ವಾ ಘನ ಸಗ ವ ಕಾರ ಪ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಡಿಸುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನೆಂ. 66157) 
ಬನನನನಗಾವಾನ ನನ ಮ್ಯಾ ಮುಲ ನಾ ರಾಪ್‌ A 


ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 13,60 ರಿಂದ 19.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವದು. 
(ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 66487) 


ಕಾಿಗಾರಿ ಹೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ. 


ಶಾಯರಿ ಪೂರ್ಣಿ ಗೊಂಡಿದೆ. 


ql 


; ಪೆದ್ಧಾರ-5`ರಂಡ'ನಿಡಗಂರ ಬಸರ 165.00 
ವ್ಹಾಯಾ ಬೂದಿಹಾಳ ಬಳಬಟ್ಟಿ ಕೊಪ್ಪ ಸಿದ್ಧನಾಥ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 180ರ ವರೆಗೆ > 
ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 65462) 


ಕನ್‌ಗಾನ ಹಾರ್ಣ ಗಡಿದೆ 


TT ~ಾಸೇವಾಡಿ ಬ.ಬಾಗೇವಾಕಿ`' ತಾಲೂಕ ಕೋರಾರ ಗಂಗ ರಾಣಾ ವಾಹಾ'ಪಲಡ್ಧ po) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊಣಾ ಗೊಂಡಿಷೆ. 
ರಾ.ಹೆ-218ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 800 ರಿಂದ 11.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು. 
(ಇಂಡೆಂಟ ಫಂ. 66498) 
3ರ TE ಕನ್‌ ದನ ನನಾ ವಾದ್ಯ ಮಾಧ ಹಸಾತ ಕಡಗ A r ಇವನತ 


ಠಾ.ಹೆ-13ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 19,60 ರಿಂದ 24.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವದು: (ಬದಲಿ -ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇಂಜೆಂಟ ನಂ. 66490) 


ವಷ ನಾಗಾವಾನ್‌ ಪಮಾಣ ರಷ್ಟ ಪದ್‌ ಕಂದ ಫರಗನ್ನಾ ರೆ Tin00 ” 
ಕೊಲ್ಲಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 3.20 ರಿಂದ 5.20ರ ಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು. 
(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಳಇಂಡೆಂಟ ನಂ. ೧5753) 


ಕಾಮಾರ'ಮೊರ್ಣ'ಗೊಹಿಡೆ. 


ಪಾಕ್‌ SEER) [ae] [ose 

ಪ್ಯಾಫಜ್‌ ಭಂಜ ಡಾತS Ho) 6 ಗಾರಿ) 
ವಷಾಗ್‌ವಾಕ ವ ಪಸ ಕನ ಗವ್‌ KOEN 372/208 273M 
ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 2.00 ರಿಂದ 5.00) ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ' 


ಸುಧಾರಣೆ, (ಇಂಟೆಂಜೆ ನಂ. 72332) 


Fo 
[ee 


ನಾಗವಾಡ ಮ ದಗಾವಾನ ಪಸರ ಕನಾ ನನವ ಕ್‌ು LN) 
ರಿಂದ 10.00ರ ವಡೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮೂಡಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಟೆಂಡ ನಂ. 7720) 

(ಪ್ರಸ್ತಾಏಿತ ಕಿ.ಮಿ 5.0 ರಿಂದ 10.20) 

ಲ Ro ಮ -. ಲ pi R, of 1k. 


1 2 


ತಾಪ್‌ TT 


ಕ್‌ಮಗಾರ್‌ ಹಸರ 


ಆರದನಮಾ 7ಕಾಮಗಾರಹನಾ್‌T 


ಮೊತ್ತ 


ಪ್ರಾರಲಭಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗಾತ್ತಗನರ TT ನರಾದರತ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೆಎಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಲುವೆ 


ಕಾದ ದಿಸಾಲಕ: 


ದಿನಾ೦ಕ: 


ಕಾಮಗಾರ"ಹರತ 


ಣ್ಯ 


ಬ.ಬಾಗೇಹಾಡಿ 


ನನಹಯಪಾಕ ಜಳ್ಲ ಬಸವನ ದಾಗಾವಾಕ್‌ ಪಮ್ನ್‌ನ್‌ವಾವನ್‌ ಪಗಾವಾಔ 
ಮಸಬಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 5.77 ರಇಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 7761) 


'ಬಬಾಗೇವಾಡಿ 


ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 118 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 22.00 ರಿಂದ 22.20ರ ವರೆಗೆ 
ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 77607) 


ಬ.ಬಾಗೆೇಬಾಡಿ 


ನಿಷಹಪಾಕ ಇಳಿ ಬಸವನ ದಾಗ್‌ವಾಕ್‌ ಸಮನ ಇಸಷನ ವಾಗ್‌ವಾಕ' ನಡಸದ 


ನಜಯಪುಕ ಕ್ಲ ವಸವ ವಾಗೇವಾಕ ಪನ್ನ ಅಸವನ ವಾಗಾವಾಡ 
ಇಂಗಳೇಶ್ನರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ 3.00 ರಿಂದ 6.76ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 77605) 


ಖ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಟೆಂಡರ್‌ (ಇಂಜೆಂಟಿ ಪಂ. 79783 ೧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 
ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕ ಡಗಲ ೧ ೦ಬತ್ನಾಳ ನೇಗಿನಾಕ`ಮಾರ್ಕನ 
ಸಾತಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 79213) 


ಗಿನ ಹಳ್ಳಿ 


6 ಬ.ಬಾಗೇಮಾಡಿ 


ಬ:ನಾಗ್‌ಪಾಡ್‌ ತಾಲೂ ಮಾಕವಾಡ ಇ`ಕ್ಕಪ್‌ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 79197) 

ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಇಂಗಳ್‌ಶ್ಟರಕಸ್ತ .ಮಿT.ರರಡ 
3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ವಇ-87999) 

ವ: ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿ ಉಣ್ಣೆಭಾವಿ ಹೆಳೆರೌಳ್ಳ'ವಾಂ ಸುಣಶ್ಕಾಳ- 
ಅಕಳವಾಡಿ- ಸುಳಖೋಡ ರಸ್ತೆ.ಕಿ.ಮಿ 5.00 ರಿದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನೆಂ. 102983) 


495.00 


09/03/2018 


[CT 


ನ ಮುನಿದ 


ಕಲನ ಮುಗಿದಿದೆ. 


300.00 - 


26/2/2019 


ETE 


500.00 


5 ಬಬಾಗ್‌ನಾಡಿ ವಸಪನ ವಾಗ್‌ವಾಕ ಸಾರೂ 'ಪಡ್ಗವನ್‌ಪ ಸರಾಳ್ಳ "ವಾಹ್‌ ಹಣಕ್ಕಾತನ 


ಅಕಳಖಾಡಿ- ಸುಳಖೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 10.50 ರಿಂದ 13.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 104096) 


ಬಸನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲಾ8ನ್‌ 'ಲ್ದಾರ ಗರಸಂಗಿ ರೋಣಿಹಾಳೆ ಕ ಕಡ್ಗಿಯಿಂಃ 
ರಾ.ಹೆ-218ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 102764) 


11/11/2009 


[TE 


—— 


ಕೆಲನ' ಯುಗಿಔಿದೆ. 


ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿಡೆ. 


Er 


500.00 


H/1L/209 


I/11/2019 


10/5/2020 


ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, 


TAI: 
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"ಜಾಮರ್‌ ಹಸರು ಹಾಮಗಾರಯನಾ TO ಗಾತ್ತಗ ಪ್ರಕಾರ ವಕ್‌ ಮಗರ್‌ ಹರತ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
- ದಿನಾಂಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 
ಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ: ದಿನಾ೦ಕ: 

TSS SONS 3 FR [3 K2 h [ | 

ಬಚಾಗೇವಾಡ್‌ ಮಾಣೆ ವ್ಸ ್‌ “THM TOA EOSN, RAREST 
ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃ ದಂದು (ಅಮು) (ಇಂಡೆಂಟ | ನಂ. 
102967) _ 
ವ ಜಾಗೌವಾಕ ಲಾನ್‌ ಮಾವಾ ಗ್‌ EST TiS T0802 ಲಸ'ಮಾನಿನಡ 
ರಿಂದ 2170 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಲಿಸಿ. ಅಭಿವ ೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು. (ಚ.ಮುರ) 
(ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. i03t9) 

9 ವಾಡಿ ನಷ ದಿ ಜಿಲ್ಲಾ Ry ಕಸ್ತಜಾಂದ ಹಂಗರ 500.00 1/11/2019 ORAS 5.00 8.ಮಿ ಎಸ್‌! ಸಿ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 2% ಮೀ ಸಿಹಿ ಕೆಲಸ 
6.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ(ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 102813) ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಕಿ 200 ವಃ 

ಓಸಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ. 

[) ನಷಾನಹಾಕ ನನ ವಾಗ್‌ನಾದ ಪರನ ವಸನ ವಗವಾರ್‌ ನಡಸದ ಷ್ಹಾ 300.00 | HA20S 10/8/2000 ಕಲಸ ಮುನಿದಿಡೆ. 
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳಿಗರಗಿ ಉಣ್ಣಿಬಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ--50ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಲು 6.00 ರಿಂದ 12.00೮ ಪರೆಗೆ ಅಭಿವ್ಮ ೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ 

೬ ರಸ್ಪೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ಸಂ, 1030831) | 
r ನಜಯೆಪರ್‌ ನನಹಾಪಕ್‌ ಪನ ಹಾಹಾ ಸದ್ಧಾಪೊರ ಕ್ತ ಕನು8ರರ 6/2207 3700/2018 2 ಕಲನ ಮುನಿದಿಡೆ. - 
12.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. -(ಐಂಜೆಂಟ ನಂ. 64755) (5 ಸಿ.ಡಿ) 
ನಜಯ್‌ರ ನನಾ ಪರಾನ್‌ ಪಾಣಷ್ಠರ್‌ ಸನಾ ಕ್‌ ನಾರ ರ TNO ಸಸ ಮಾನಿದಡ” 
'ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇಂದೆಂಟಿ ನಂ. 111413) 

[Hl ನನಯಪ್‌ರ ವಿಜಯಾಪುರ ಾಲೂಕನ ರ ನೌಷಾ ಕಾವಪೊಕ್‌ಕಂರ್‌ ಕಾ: A TET el ಔನ ಮನಿದಡ 

12ನ್ನು ಕೂಡುವ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 9.28 ರಿಂಟಿ 16605 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ' 
(ಜ.ಮುರ)(ಇಂಡೆಂಟ. ನಂ. 101432) 

7 ಕವನವ BAS 7) [CET 
ತಿಗಣಿ ಬಿದರಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಟ್ಟಿ ತೊದಲಬಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ ೦.0೦ ರಂದ 8.50ರ s 
ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜೆ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 100837) 

ರಾವ [EV ASS 7 ನವಡ 
ಕಾಖಂಡಕಿ ವ್ಹಾಯಾ ಹರಳಯ್ಯನಗುಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 9.50 ರಿಂದ 17.00 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ವಂ. 100693) 

iz ಸುಕ ತಾಮ್‌ ಇಬಶಾಶ್ಠರ ಇಪರರ್ಷನರ್ಟಾಾ DAS 0 ಹಾಸ ಮನಿವಡೆ 
218 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 435 ರಿಂದ 10.50ರ ವರೆಗೆ SROs ಹಾಗೂ 
ಸುಧಾರಣೆ. ಜಿಮುರು (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101430) 

SN ವಿಜಯಪುರ ಲೂ ಐಬಲ್‌ಶ್ಷರ ನಾಗರಾಳ ಹೆಪ್ಮಾರ್ಣಾ ಇರ್ಮ್ಜಣಗನ್ಲಾ x A720 i870 ನುನ್‌ ಮಾನವಡ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 9.60 ರಿಂದ 11.56 ಹಾಗೂ 5.10 ರಿಂದ 19.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
(ಜಿ.ಮು.ರ). (ಇಂಡೆ೦ಂಟ ವೆಂ. 100570) | 
‘ 4 
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ಕ್ರ ಘ್‌ ಆರದ 7ಹಾವಮಗ್‌ರ ಜಾತ್ತಗಪ್ರಕಾರ 
ಸಂ. ಮೊತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ದಿನಾಂಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 
ಕಾದ ದಿನಾಂಕ: 
ಗ ಹಿ 
Fl 2 3 4 5 6 
Te ನನರ ನಿಂಯಪಾರ್‌' ಲೂ ಕಾಷ್ಯಾ ದಕ್ಗಾನಡಾನ ತಪ್‌ 300600 EIEN) TAOS ಕಲನ ನನದಡ. 
ರಿಂದ 12.20ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101272) ) 
I ನಿಜಯೇಪಾರಕ್‌ ನಗರದ ಪನಿ ಪ್ರಧಮ ಗರ್‌ ನಂ ನಾವ್‌ ಸಾಜ 350 EIEN BANS ಕಲನ್‌ಖಜನಿನಡೆ: 
ಗೋಡೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆ೦ಟ ನಂ. 100692) 
ಸ್ತ್ರ ರ್ಗ" ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂ 495.00 T .  20/14/2019° 19/8/2020 _ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿಚಿ, 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮುರ) (ಇಂಡೆಂಟ 'ನೆಂ. 101403) ಫ 
ನಷಯಪರ ನಿಜಹಾಪಾರ ಸೈನಿ ಕಹಾ ಇನ್ನಾರ ಅಂತರ ರಸ್ಪಳ ಸುಧಾರಣ್‌ ಮತ್ತು 300.00 Fi020S ಸನ್‌ ಕೆಲಸ್‌ ಮನನಿನಜಿ 
ಇನ್ನಿತರ ಕಲಸಗಳು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101294) 
FS ನಜಯರ ವಿವರ್‌ ಡತ್ತಾ ಆಸ್ಪ್ರ್‌ಯ ಇವರಣದ್ದ್‌ಹ್‌ ಗ ಸುವಾಕಣ`ಂಡರಡ್‌ದಾ: 2000ರ 3-5 TT Ee eT 7-09 ಕೆಲಸ ಮುನಿಔದೆ. 
100718} 
7 ನಟಸಪುರನಿದಯೆಪಾರ ಸಗರದ ವ್‌ ಆರ್‌ ದವರ್‌ ರಂದ ಹಕ — I IANS TT ನನ್‌ಔಿ.ವಿಸಿ ಕುಸ್‌ಹಾನದಡ್‌ 
ರಸ್ತೆ 8.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 130ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (113780) 
2ರ ನಜಯಪರೆ ನಜಯೆಪರ'ನಗರರ ವಾರ್‌ ಡ್ಯಾರದರದ ಎನ್‌ ವರ್‌ ಸಮನ FEE BATION a ಕಾಸ್‌ ಮುನಿನಡೆ. 
ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಅಡವಿ ಶಂಕರಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ ಡಬ್ಬ್ಯೂಎಂಎಂ ಪ್ರಗತಿ. 
0.80ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. | 
. 
pi ನಜಹೆಪರ ವಿಷಹವಾರ ನಗರದ್ದ್‌ಯ ಎಸ್‌ ನನ್‌ ನದ ವೃತ್ಸರರದ ಡರ 435000 [AA EE ಕಲಸ ಮುನಿನಿಡೆ' 
[ಮುಖಾಂತರ ಇಂಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 0.80ರ ವರೆಗ 
ಸುಧಾರಣೆ. 114134 
ಸಕ ಪಾಡ್‌ ನವ ಕಂಡ Tos AMS ಸ್ಥಢದ್‌ಸಮಸ್ಯ 
3.70ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 65922) (ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬಿಂದ 
_ ತಡೆಆಚ್ಞೆ ಬಂದಿದೆ) 
ಸಷ ಸನಕ ನಮಾನ್‌ ಇಡನಾನ ಇನ್ನಾರ ತಡಸಾರ ವಾಡ Re) EE PP ನಮಾನನಡ 
41.30 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಲ. 64759) ) | 
7 DTT ನವ್‌ ಮಾ ಭಾವಿದ್ಯಾನ್‌ಕ TN SST RAT] 180.05 [ETT [STO ಸ ಮುನದಡೆ: 
3.00 ರಿಂದ 6.80ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ, (ಇಂಣೆಂಟ ನಂ. 64760) | 
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10.00 ರಿಂದ 12.25 ಹಾಗೂ 12.85 ರಿಂದ 15.10ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ 
ನೆಂ. 64762) (ಪ್ರಸ್ತಾಖತ ಕಿ.ಮಿ 10.60 ರಿಂದ ೬2.25 & 12.85 ರಿಂದ 15.10) 


4 


ಕ ಲೂನ ಪಳ `ರಂಡವಾರ್‌ ಸಾಸನೂರ ವಾಗಾನೂಕ ಸ್ಥ AION 


lls 2047 


9-8-2018 


ರ ಜಿಲ್ಲ ನನನ್‌ ಪಮಾಣ EI ರರ ವಟ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.0೪ ರಿಂಧ 5.60ರ ವರಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 
1.18, 3.00 ರಿಂದ 5.00ರ ಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 5.00 ರಿಂದ 5.60ರ 
ವರಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 81981) 


ನನಷಾಪರ ನಗ ಕ-ನ್ಹಾಾಾಾಫಕಾನ- 
ಕಡ್ಡೆವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಏು 0.00 ರಿಂದ 600ರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಫಡಿಸುವದು. 


(ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 87301} 


p ನಯಪುರ ತಾಲ ಹೊ 
ರಸ್ತೆ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಫೇಶನ್‌ ಮಿಂಚನಾಳ ಎಲ್‌ಟಿ, ಅಥಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 9.60ರ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 4.40 ರಿಂದ 9.60ರ ವರೆಗೆ) (ಇಂಡಿಂಟ 
ನಂ. 81980) 


25 


30 


ನಾವಾ ನನ್‌ ಪವಾಡ ನನನ್‌ ವ ರ್‌ 


ತ ಮುಗಿದರ್‌ 


ಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಗಿದದ್‌ 


ನನಾ RE ಹಾಗ ನನವ ಕ್‌ ಕಾ 
ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 0.20 ಅಂದ 2.40) 

ನನಾ ಪರನ ನರ ರಂಡನಾನ ನನನ ನಾನ್‌ ದ 
4.60 ರಿಂದ 10.00ರ ಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ 3.70 ರಿಂದ 10.60) 
(ಇಂಡೆಂಟ ಸಂ. 79338) 


ನಣಯರ 
ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ದಿಂಡವಾರ ಸಾಸನೂರ ತಮದಡ್ಡಿ ದಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.70ರ ವರೆಗೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಭಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. `(ಜಿ.ಮು.ರ) (ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ 67.20 
ಕಿ.ಮಿ ಉದ್ದವಿದ್ದು 0.4೦ ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ಧಾರಿ-50 ಮತ್ತು ಕ.ಮಿ 6700ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಲ್ಲಿ ಕೋಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 3.70 ರಿಂದ 42.00 ರವರೆಗೆ.5.50 
ಮೀಟರ ದಿಂದ 7.00 ಮೀಟರಗೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್‌ವೇ ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ 0.00 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣೆ ಮಾಡಲು 
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ). (ಡಿಂಡೆಂಟ ನಂ. 101366) 


ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101431) 
ನನಹಾಪುಕ` ಕಾಮೂನ ನಾಗಠಾಣ ಗ್ರಾಮದಂದ ಪಂಜ ರಾಪ್ಪಸ್ಥ್‌ಕನ ಮ 
4.00 ರಿಂದ 8.00ರ ವಣೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
(ಐಂಡೆಂಟಿ ೫0. 111415) 


ನನಪುವರ್‌್‌” 


ನಜಹಾಪಾರ ಸತ್ನಹ'ನನಹರ ತಮನ ನವಯಷಕದಂದ ಇಉಕ್ಕರ ದಾ 


325 2502730 ENT] 1 PUT] 
4 495.00 N 34/3/2089 49209 47S 
ನ್‌ ನಾಂಜನಾಳ ನಾನ 13506 737/209 \- PATIOS PIT) 
1000ರ T3205 [AE 


—— 


HAM 


SATO ನ ಯುನಿದಿಡೆ. 

RR SOS 
400.00 28-2-2020 27-1-2020 ಖಂ ಮುಗಿದಿದೆ. 
23D ENE] ಕರನ ಮನಿದಿಚೆ 


22/1/2024 


ಎಸ್‌ನವಸ ಗಜ 
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ಜಿಗಜೀವಣಗಿ ಎಲ್‌.ಟಿ ಇಂಚಗೇರಿ ಎಲ್‌.ಟಿ-2 ದಿಂದ ಇಂಚಗೇರಿ ಹೋರಿ ಆ ರೂಗಿ 


ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 2.40 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ 


ನಂ. 101934) 


ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ಸಂ. 101424) 


(ಇಂಚೆಂಟಿ ನಂ. 111412) 


—lv-— 


39 


£1) 


34 


ಇಂದಿ 


ಇಂಡಿ 


ಚಣ ಪಪ್‌ ಡಾವರ ನಂದರ ನಕಹಾವ ರಸ್ತ ಕ.ವಾ ರಂದ್‌₹ 80ರ 


ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ), (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101414) 


ಶಾಂಡಾ-! ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಗುತಗಪ್ರಕಾರ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಗನರ'ಹರತ 


ಇಂಡ ಲೂನ ಹಿರೇರೂಗಿ 


ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ ೧.40 ರಿಂದ 8.80ರ ವರಗೆ) ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 87305 


ಇಂಡಿ 


ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿ ರ 


ಇಂನೆ`ಸಾಯಾನಇಂಡ ಪರನ ನನವಾಳ ಕ್ತ ಕಿ.ಮಿ 180 ರಿಂದ 5.00ರವರೆಗೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಿ೦ಡೆಂಟ ನಂ. 102988) 


ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಡಿ "ಅಗರಖೇಡ 


ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಪುಟಪಾತ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ 


ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಜೆ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101873) 


ಸಾಲೋಟಗಿ 


ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101696) 


(ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101876) 


(ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.15) 


ಸಿ೦ದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂ 


ರ-ಬಬಲೇಶ್ವರ್‌ ಪುರಾ 


ಡಿ ರಸ್ತೆ 
ಕೆ.ಮಿ 6.50 ರಂದ 9.50 ಮತ್ತು ಮಿ 10.50 ರಿಂದ 15.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 65935) 


1.00 ರಿಂದ 12.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇಂಡೆಂಟಿ 


ಪಂ. 13647) 


5 [3 7 ] 
[RT] EE ಸ್‌ 
ಮಿ ₹ರ0ರ"ಕರ873 "ರವರಗೆ 29505 23/3/5020 ONO 
ಧಾನ FAD 37 i FTO 
330 772/200 TAO £8 5 ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
p ಮುಗಿದಿದೆ. ನಿಸಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ. 
ಗರ ನಾ 5.00 ಕರಡ್‌ 1ರ ಕರರ ಪರ 370.06 362/2009 73 23708/20S ಕಲಸ ಮುನಿಔಡೆ. 
3500 pe) RI TENS 
N ಮುಗಿದಿದೆ. 0.55 ೫ಮಿ ಹಿಸಿ 
ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ. 
ನ್ಲೇವಾಡ ರಸ್ತ ಕಂಡರ AM [F751 RAO” TO ರಸ್ತ ಇರಾ ಲಸ ಹಮುನನಷ 
ಹಬ್ಬ್ಯೂಖಂವಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ. 
ಸ ESTOS 30ST 30000 A/D RAG ಕಲಸ ಮುನದಡೆ 
300. 28727200 TTD 175 8 ಮು ಕಲನ ಮಕಡೆ 
175 ಕ.ಮಿ ಬಿ.ಎಂ. ಹುಗಿದಿದೆ. 
SAIPOIT STO ಕರ ಮಾನವಡೆ: 
KE) 37370 [CTI ಸಸ ಪಾತ 
ರಗ TOON TOI nn ಕನ ಗತ 
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KT ಮಗರ್‌ ಹಸರು ಆಅರದಾಜಂ 
ಮೊತ್ತ ' 
EN CE: 
3 ೯ 


2 ನತ್ರಗ'ಪ್ರಕಾರ-T ನರಣಣಸದರತ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ದಿನಾಂಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಲ್ಸುವ 
2 ಹಾದ ದಿಸಾಲಕ: ದಿನಾಲಕ: 


5 


ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನೆಂ. 101757) 


ಸಂಗ ತವಾ ಹಾಪ್‌ ವನ 
ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101762) 


ಗಿ ಚಿಸ್ತಿ 
[3 
10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಚೆಂಟ ನಂ. 101092) 


ಸಿಂದಗಿ ಲನ ನನಾ ಕಡ್ಗವಾತ ತವಾ ಸಮಾಸ 
0.00 ರಿಂದ 12.80 ರವರಗೆ ಸುಭಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101129) 


ಸರಗ ಮನಸಾರ ಬವನನ್ನರ್‌ನನ ಮರ 
0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 102160) 


ನವಹಪರ ಇನ ಇರದ ನನ ಪಾರ್ನ್‌ ಪರ ES 
ಶಿಂದ 6.65 ರವೆರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ, (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 104772) 


ಸಣ್ಣ ಪಾಪ್ಕಪ್ರ ಸನ 


ಪನ ಪ್ಥ್‌ಡ್‌ಇನರಗ ಪನ ರ್ನನ ಕವ್‌ 
ನಿಂದ 495 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (೫.ಪಖರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 104770) 


1 pS 771) 


480.00 


18/11/2019 
21/11/2019 
16/11/2019 


16/11/2019 


15/5/2020 


20/8/2019 


SE NEN f NEE EE ಸ MRR EN po 
41 ಬಿಂದಗಿ ಪ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಸೆ ಕರ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ದರದ ಎಹ್‌ರಮರಘಾಣ-ಗುಂದಿಗಿ ಸರಾಡೆ- 495,00 16/H/209 15/8/2020 ಬಖ್‌.ಗಿಲಿಸಿ ಫ್ರಾಳತಿ 
ಸದಾರಿವಗಡ ರಾ.ಹೆ-ಸಿಟಕ್ಕಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 1.00 ರಿಂದೆ 15.40 ಹಾಗೂ 17.50 
ರಿಂದ 23.65 ರವರಗೆ ಸುಾರಣೆ. (ಜ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಲಟಿ ನಂ, 101141) 
SN EF EE ne Wl ರ 
Fl ಸಿಂದಗಿ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾದಿಂದ ಸಿಂದಗಿ (ಪ್ಲಾಯಾ ಬಂಥನಾಳ ಜನವ [ 3/08/2019 292/2020 ಸ ಹುಗಿಡಿಜೆ. 
ಹೋಂಪೂರ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 15.00 ರಿಂದ 18.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
(ಇಂಡೆಂಟ ನೆಂ. -101756) 
2 ಸಾದನ BES ESTEE SEED CCE ENTE) TEATS BL ಸ ಮಾನವ 


ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, 


ಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. | 


K| 


21/11/2049 


20/8/2019 


CSTE TREE Re TST) 


Es 


7578/2000 ಎನ್‌ ಾನವಡ 
75872050 ಸರ ಮಾನವಡೆ; 
ANI2020 WS ಅನಾ ಘಾಣಾಯನ್ಸಡೆ 
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3ಗಪತನರ 


es 


ಸ್ಯ ತಾಪ ಕಾಮಗಾರ್‌ಹಸರ್‌ ಆರದಾಹ್‌ 7 ಕಾಮಗಾರಯನಾ ವಕೀಣ್ಣಸದರತ್‌ 7 ಕಾಮಗಾರೆ' ಹರತ 
ಸಂ. ಮೊತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕಾಮಗಾರಿ 
¥ ದಿನಾಂಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 
ಕಾದ ದಿನಾಲಕ: ಬಿನಾಲಕ: 
1 p 3 4 5 [3 F] TY F3 
48 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 'ಾಲೂಕಿನೆ ರಾಹ್‌ ರಂದ ಬಿದರಕುಂದಿ-ಯಾದಿಸಾಳ- ಕಂದಗನೂರ ರಸ್ತ ಕ.ಮಿ 450.00 20/6/2018 19/3/2019 ಕಾಮಗಾರಿ ಯುಗಿದಿದೆ. 
\ [೧4೦ ರಂದ 800ರ ಹರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹನೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 65395) (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 0.೧0 ರಿಂದ 
510 & 700 ೦೦ದ 7.80) (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಪಂ. $5395) 
49 ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿಸ' RoE ಹಳಗೂಣಕ ಕ್ರಾನ್‌ ಹಡಲಸಾಗ ಜಗಚೇಬೆಣನಿ ಕಾತ್ರಾಳ ಯೂಲಕ i T00 23/11/2087 22/05/2018 f ಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಗಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 15.59 ರಿಂದ 21090ರ ಪರೆಗೆ ಸುಘಾರಣೆ. (ಬಂಡೆಯ ಸಂ. 
165921) ಸ 
50 2 
“|. ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು(ಯೋಜನೆ) 5054-03-108-0-02-132 
37 ನಾಷಹರ ನಜಿಯನರ ಇಧೆಯೆ ನಟಯಪುರ ತಾಮಸ ನಾಗಾಣ ನನಾ ರಾಡ್ವೆ ನವ ಕಣ ನು 2300 24-53 ಜ್‌ ಸ್ಥಾ ಸಾಪ್ರಾರ್‌ ನ ತ] 
' ಗೆಲ್ಲಿ ಹೇತುವೆ ನಿಮಾಣ 
3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯ `'ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮಾಣ ಅಭವೃದ್ಧಿ ನದಿ 
. ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ಯೋಜನೆ) 
53 ವಜಯ ರ್ತ ತ್‌ಾನ ತಿಡಗುರವ ಮಂಚಿನಾಳ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟ್‌ ಕನ ರಸ್ತ ಕಿಮಿ 7 «28/1/2020 21200 
4.70 ರಿಂದೆ 7.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50' ರಿಂದ ಐಓಸಿ ಪೆಟ್ಟೋಲ್‌ ಪಂಪ ಮುಖಾಂತರ 
ಬುರಣಾಪೂರ ಮಧಭಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 52ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 9.84 
ರಂದ 11.40ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (105916) 
33 EPRY) pee FTES ಷಾನ: 
ತಿಗಣಿ ಬಿದರಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಟ್ಟಿ ತೋದಲಬಾಗಿ ಬೆ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮಿ, 21.65 ರಿಂದ 25. 60ರ ps ' 
ವರೆಗೆ, ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (105902) ) k 
ಗಳ ORS EX) SE) 37ರ ಕವನ್‌ ಮಾಗಡಡ 
. [ಹೆಬ್ಬಾಳಟ್ಟಿ ಅರ್ಜುಣಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ 3ಮಿ. 21.80 ರಿಂದ 25.60ರ ವರೆಗೆ ಠಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. (105900) 
EMC ಹ: M3 
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ತಗ ಪ್ರಕರ 7 ನರಣಸಿದರತ 7 ಈದಗರ್‌'ಹರತ' 


~~ ಸಾಮಗರ ಹಸರ — ರದ ml 
ಸೆಲ. ; ಮೆತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಫಾಮಗಾರಿ : 
' ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳೆವ 
ಕಾದ ದಿನಾಲಕ: ದಿನಾಂಕ: 
7 p 3 EE CRN qi [3 7 ST —] 
3ಥ ನಾಸಪರ ನ “ನಜಯಪರ ವನ್‌ ನರ್ಕೇಳ್‌ದೂಡಿಹಾಳ ಜೆ.ಮುರ ಕವ ರಂದ TT REE “1 
5.00೮ ವರೆಗೆ ರಸತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
37ರ ನನನ ಮಾ ಇನ ಪಸ್ಸ್ನ್‌ನಾನ ನಾಡ ವ ರಂದ TAOS ANS EEE 
6.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ' § | 
ಸಕ /ಇಂದಿ SESE ESET ಸ್ಥನ 214.08 i070) 2020 TE ಹ ಷಹನನಡ” 
' ರಿಂದ 1100ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. | 
NE RENN K ಬ ಮ 
59 ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡಚಣ ಕನ್ನೂರ ಕ್‌ 4.» 10.00 ರಿಂದೆ 23.00ರ 149.09 , 10/01/ 2020 09/07 2020 ಲ ಮಡ 2 
ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 105234) {04-6-2020) 
[AE ಸಿಂದಗ ತಾಮಸ ಹನನ -ನಢೊತಹಳ್ಳ್‌ ಸ್ಸ್‌ ಸಧಾರಣೆ ಪ್ಲಾಜಾ 3135 337.83 ITA) TM 300 UR SRST] 
ನಗಾರಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ಅಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. k 
Kifscsn 'ನವರಹುಪರ' ಜಲ್ಲೆಯ ಸಂದಗ ತಾಲೂ ಕಳಗೋಳ ಇಸ್‌ ರಿ Inox ied FOI 3000 B/N 2000 or ನಡ” 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೇಕಿನಾಳ ಸಲಾದಲ್ಳಿ ಯಿಂದ ಸಿಂದಗಿ ಶಾಜಾಪೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
[AE ನವಹಪಾಕ ಪ್‌ ಬಸವನವಾಸಾವಾನ ಪರನ ಡನ ಸಾಗತಾತ್ಸರ [87] Toi 05 7 I ST | 
ಅರಳಿಚಂಡಿ ಕರಭಂಟನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.30 ರಿಂದ 14.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಬಿವ್ಯದ್ದಿ ಪಡಿಸುವಹು ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ.ನಿಲ್ಲಿಸುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 108815) 
ವಾವ ನವವಾ ಪ್ಪಾಾಸವನವಾಗಾವಾನ ಪರಮಾರ ಉಕ್ಕಿ [7] Or 300 BATA i ನ ಮನನ 
| ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ದಿಂಡಪಾರ ಸಾಸನೂರ ತಮದಡ್ಡಿ ಬಳಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 64,00 
ರಿಂದ 64.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವದು ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡ.ನಿರ್ಲಿಸುವದು. 
(ಇಂಡೆಲಟ ನಂ. 105120) | 
7 ಹಾಡ್ಷನನಾ ಮ ಮಾಡ್ನಾನ ನನನ ಪಾಮೂರ'ವನರಗ ಸಂವಾತಗ ್‌ವ್‌ಗ್‌ THiS [HN ಕಲಸ'ಮಾಗಿದಿಡ 
| ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ' ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. 
[XN ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ ಚೊಂಕನುಡು ರಸ ಕಿ.ಮಿ 9.00 ರಿಂದ 20/08 72020 1907) 2020 - ಸರಿಸ ಮುಗಿದಿಡ್‌್‌ 
11.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 111863) | 
k ವ ಷು ಸ M (Ne 


K § £ Page 12 0f 16 


—lu- 


ತಾಲ೫ಕ 


ಘನಮಗಾರ್‌ ಹಸರ 


ಫ್‌” ಈರದಾಷ TERR TUOMINSS ಕಾಮಗಾಕ'ಹರತ 
ಸಲ. ಮೊತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ದಿನಾ೦ಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 
| ಕಾದ ದಿನಾಲಿತ: 

(s 3 7 4 % [ F] | 
ವಿಜಯೆಪಕ ಜಿಲ್ಲಯ `ಮಡ್ಗ್‌ಭಿವಾಳ ಪಮಾಣ ಸಾಟವಾಡ್‌-ವ ಸಾಕ್‌ 53.84 7/11/2019 6/3/2020” ಕವಸಪಾಗಿದಡ್‌ 
ಪೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 2.00 ರಿಂದ 2.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 

(ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 106804) 
il 3054-0375200 ಪದ್ಧ ವಕ್ತ್‌ ಇಕಹ್‌ನ ಇವಾಗ 
1ರ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮರಸ್ಸಿನಿ) % ; 
r ಮಾಡ್ನೇವಹಾ ತಾಲೊಕನ`ಕರಾಡೋಣ`ಶರಗಸಾರ ರಾರ AIRES 27000 2200 TE ವಸ್‌ ಮುಗಿದ 
136.68 ರಿಂದ 143.09ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (128635) ) 
ಡ್ನೇವಷಾಳ ಮುದ್ಧೇನಹಾಕ ತಾಲೂ ೌರಾಡಾನ ಪಾ SEE ರಸ್‌ ಕಮ 310.00 5) ಗರವೆ 
143.09 ರಿಂದ 145.18ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (28634) 
ಹಾ ಮುದ್ಗೇನಹಾಳ ತರಾ ಕರಾಡಾನ ಶಾಸಕ EI ವ 710.00 ಮಾನವ್‌] 
145.18 ರಿಂದ 145.93ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (128633) 
7 ಮುಷ್ಣ್‌ವಹ ಮದ್ದೇವಿಪಾಳ ಪರನ ರಾಡಾನಶಾಗಸಾ ರ ES ೫800 ಡಬಸ್ನಎಂಎಂಪಗ 
- 145.93 ರಿಂದ 146.68ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (128832): 
(ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಇಂಡೆಂಟ 129712) 
77|ಮುಷ್ಣಪಹಾಳ ಮದ್ದ್‌ನಹಾಳ ಪಮಾಣ ನ ಮಹಾರ ನಾಡ್‌ | [OX TAN ಸಸ ಕವಸ್‌ಷನನನಡ 
k ಹುನಗುಂದ- ಸುರಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 80.02ರಿಂದ 83.43 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ, (ಇಂಡೆಂಟ ವಂ. 133571) 
77|ನಹಸ್‌ವಾಡ [ನ ಹಾಗೌವಾಕ್‌ ಮಾಸ ರಾಡ್‌ ಪಾ SEES TO 7 IAT Ee 
ರಿಂದ 31.15ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃರ್ದಧಿಪಡಿಸುವದು. 
73 ENT STI ಅದಯನ್ಸ್‌ನ ಇವಾಗ 
1ರ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿನ) \ 
po) 75-2300 eI ವನ ಮುಗನಷ 
135 [Ee] ETT” ವ ಮಾನನಿಡ 
[XN 7 TAO [ 


Mi 


; ್‌ನಮಗಾರ್‌ಹಸರು' 


ಜಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ 
ಕಾದೆ ದಿಮಾ೦ಕ: 


ರನರರ್‌ ಸನಾದಾನನ ನಾರ್‌ ವ್ರನಂದಸೃನ ಕಾಯ ಎಂಡನೇ 
ಗೇಟವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನ್ನ 


ೈದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಚೆಂಟ ಸಂ. 133322) 


ನನಹಾನರ ಸಗರ ವರಹಾ 
ಗೇಟಸವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ಸಂ. 135324) 


ಸನಾ ನಗರರ ನನ್ನ್‌ ತಹ ಪಾನ್ಯ' ಗಾಣನಂದ `ಸಾಧಾಸಚಾತ್ರೆ 
ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 135325) 


ನಹನ್‌ ಆರ್‌ ಟಸ ರದಿ ಗಾವ ಹಾಟ 
ಮುಖಾಂತರ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್‌ ರೋಜವರೆಗೆ ಡ್ರೇನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು. (ಇಂಣೆಂಟ ಸುಂ. 135323) 


ನಔ "ಪಲ ಇಂತಕಪ್ಪ'ನತ್ನಾಣ'ದಂಡೆ`'ಪಲಸರನ 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ೦.30ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ತಿ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 


3200 


2/2/2021 


~—ಹಾದಗಡಿ 


ಸಂತ ನಾ ಇರಾವನ ಮಾಹಾ ನರ್ಸ್‌ ಪಾವ್‌ 
ರಿಂದ 3.50ರ ವರೆಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಗಿಟ ಸಂ. 133085) 


"40.00 


ಸನಕ ನಾರ್‌ ಬರಗ ವ್‌ ಕಾಡ್‌ ವರಗ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 133081) 


60.00 


ಸಂಕ ಪರಾನ್‌ ಗುನ ಸರ್‌ ವರ STII 


(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಇಲಿಡಂಟಿ ವಂ. 133096) 


ಹಾಗೂ 7.25 ರಿಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು, 


60.00 


ಕೂಡು ರಸ್ಟೆ ಕಿಮಿ 14. 20 ರಿಂದ 16.90ರ ಪರಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಡುಂಸ್ತಿ" 
ಮಾಡುವದು. (ಆಯ್ದ ಭಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 133272) 


ಚಡಚೆಣ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಡನ ಉಮರಾಜ ಕ್‌ ಮಿ 5.00 ರಿಂದ 12.00 
ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹೊಳಾದೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


(ಇಂಡೆಂಟ ಸಂ. 133274) 


ಇವವ ಗುವ ವಿಭಾಗ 


ನ ರಾನ್‌ ಇಡವ ಪಾವನಾ ಪ್ರಾ ಪೋಡಿ ವಿ8 ಯಂದ ರಾಹಗಳ್ಳ 


60.00 


60.00 


25/1/2021 


24/4} 2021 


ದ್‌್‌ 


ಕಾಸ'ಮಾಡಗಿದೆ- 


25/1/2021 


24/41 2021 


ಲಸ ಮುದೆಗಿದೆ- 


io 


2014/ 2021 


RS 


3ರ ಮೀಟರ ಕಲಸ'ಹೊರತು 
ಪಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 


SAO 


ನರಗ ಪರಾ ನಗದ್‌ ರ"ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಓಟ್ನಳ್ಳ ಕಡ್ಲೇವಾಡ 
ಟಾಂರಕವತೆ ಕಿ.ಮಿ ೩2.20 ರಿಂದ 44.20 ಮತ್ತು ಮನ್ಮಾಪೂರ ಹಲಚವಾಳ 
ಸ್ತ ಕಿ.ಮಿ 16.00 ರಂದ 16.55ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


Selig (ಆಯ್ದೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಟ ನೆಂ. 133159) 


70.00 


25/2/2021 


25/17/2021 


24/5/ 202 


Fr TSR HE 


24/5/ 202 


244 


SM 


ENR SET 


Rox KS 
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ತಾಪಹಪಕ" 


ಕಾಮಗಾರ್‌ಹಸರ ಹರದನ ಗಕಾವಾಗಾರಯನಾ ರಕಷಸದರ ಸಾಮಗಾಕ`ಹರತ 


ಮೊತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


16 - 


3 4 


5 


ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಂಡಗೊಳಿ ಕೋರವಾರ`ಹೊಕಟ; ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 60.00 
ಕೆ.ಮಿ 2.50 ರಿಂದ 3,20ರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಿವಣಗಿ ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಚಿಕ್ಕರೂಗಿ 

ಬಂಥನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 6.00 ರಿಂದ 6.50ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ 

ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 133167) 


30/1/2021 


EEE 


8 


Eee 


ವಿಭಾಗ 


ವಿಭಾಗ 


094 


Ep) ಸ್ವೇನಿಪಾ ಉಪ್‌ ಮುದ್ಧಾವಿಪಾಳ ಲೂಕ 


ನನಾಗ್‌ವಾಡಅಪ"|ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲಾನಸಾಶಿಷಾಳ ವೃರವಾಡ್‌ ಸಮದ 3335 


8.70ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ಸೆ ದುರಸ್ತಿ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 128671) 


29/10/ 2020 


28//. 2021. 


ಲಸೆ ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಬ ಬಾಗೇವಾಕ ತಾಲೂನ ಪಜಾಪೂರ'ವಕ್ಕರ`ದಾಡವಾರಸಾಸನನರ 6050 
ತಮದಡ್ಡಿ ಬಳೆಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕೆಮೀ 15.00 ಶಿಂದ 17.20 ಮತ್ತು 23.00 ದಿಂದ 

24.00 ಹಾಗೂ 39.00 ರಿಂದ 40.00 ಮತ್ತು 56.00 ರಿಂದ 58.00 ಹಾಗೂ 

59.00 ರಿಂದ61.00 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ 

ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಸಿಗೊಳಿಸುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 133275) 


ರಿಂದ 22.00 ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಸಿಗೊಳಿಸುವದು. ಹೂ.ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಕುದರಿ-ಸಾಲವಾಡಗಿ ಕಾಮನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿಮೀ 10.00 ರಿಂದ 15.00 ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ 
ಆಯ್ದ ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರಸ್ಸಿಗೊಳಿಸುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 133279) 


€ಕನೂರ ದಿಂದ ಕೊಣ್ಣೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ ₹00 210.00 
ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 128637) 


62.00 
.|ರಿಲದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
(ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 128638) 


ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಶಾಲೂಕಿನ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ನಿಡಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.00 [OCI 


ಇವಿಹಾಳ ಕಾಲೂಕನ ಧಾರ `ಮಢಹಂದ್‌ ಹಾನಿಯಾದ ರಾ ಕಂಡ 30ರ 
ರೂಡಗಿ ವ್ಹಾಯಾ ಬಸರಕೊಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ನೇಬಗೇರಿ 

ಬನೋಶಿ ದೇವೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00ರಿಂದ 10.03 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 

ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ "(ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 13357) 


25/1/2021 


6/2/2021 


TEN 


SESS 


| ಸ್‌ ಾಗದಡೆ 


15/12/2020 


Aso 


15/12/2020 


2/2/2021 


14/5/2021 


Ao 


T ಪರ್ಗ-2 ಖಡೀಕರಣ 
ಮುಗಿದಿಬೆ. 


ಜೆಎಸ್‌.ಬಿ. ಸುಗಿದಿದೆ. 


ಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 


3054-04-105-0-01-200 ಈ ಮು ರ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಡಿಯಳ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ನೆರ ಹಾವಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ) 


Page 1S ore 


3 

ಸಸ "ರವದಿ ರ-ಶಾಗನ್‌'ಕ್‌ವಾ ಇ 
ಕೊಡಬಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 9.70ರಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಹಡಿ 
ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 


ತ್ತಗ್‌ಪ್ರಕಾರ 
ಕಾಮಗಾರಿ 

ಫೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ 

ಕಾದ ದಿನಾಲಕೆ: 


55 |ವವಾಗಾಮಾಡ ಸಪ ಬ ನಾಗವಾಡ ಸಲಾ ನೈವ ಮ0ರತ್ಲ ಮಳಯಾಡ ನನರ 
ವಿಭಾಗ ಪೇಐಡಿಪ್‌ ದುರಸ್ತಿ 


24/11/3020 23/31 2020 
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ನ್‌ 


ಲೋಳೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ. ವಿಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟಿ. 


ಅನುಬಂದ-೭ ಖಲ್‌.೩.ಕ್ಯೂ ಪಲ 1236 ಕೈ ಉತ್ತರ 


ಪ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಾಲ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಸಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಗೂಳಿಸಜೆ ಗ 
ಮತ್ತ ವಿನಾಲಕ ಪೂರ್ಣ: ೇ [ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 
ಕಾದ ದಿನಾಂಕ: 
p p1 ತ್‌್‌ [3 


5054 ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಔಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 


ಬಾಗಿಲ 


92709) 


್ಕ ಬಾದಾಮ್‌” ತಾಲಕನ "050.00 
ಸಂಕೇಶ್ನರ-ಸೆ೦ಗಮ ರಾಹೆ-44 ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 4720 ರಿಂದ ' 
165.81 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇ. ವಂ: 


2 |ಬಬಿಲಯಿ 


98219) 


“ದಾಗಲಕೋಡಇಲ್ಪಯ ದಾದಾವ್‌ ತವಸನ ಬಗರ್‌ 

ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟಿ ರಾಹೆ-57 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 34.10 ರಿಂದ 3780 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ. ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ರಾಮದುರ್ಗ 
ಕ್ರಸ್‌ದಿಂದ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ (ಇ. ವಂ: 


00.00 


HA8/2019 8/11/2020 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ೨.50 ಕಿಮೀ ಚರಂಡಿ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಸೇತುವೆ 

ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ರಕ್ಷಣಾ 
ಗೋಡೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಸಕರ್‌ವವರಾ ಪವರ್ಸ್‌ ಕಲಸ 
ಮುಗಿದಿದೆ. ಸಿಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


a 
I! 


ನರದ ತಾಪಸಕನ್‌ರಾ 
ರ ಕಮೀ 9.0 ರಿಂದ 103.25 
ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನಲ: 73221 


®) 1) Ks) 


77313 


ಸುಭಾರಣೆ . ವನಂ: 68517 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾ೦ಕ: 05-07-2017. 


ಸಾರಬಾನ್‌“ಚತ್ತ 
ಕೂಡಲಸಂಗಮ ರಾಹೆ-33ರ ಕಿ.ಮೀ 8100 ರಿಂದ 83.00 
ಹಾಗೂ 9.00 ರಿಂದ 96.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇನಂ: 


ಹನಗಾರದ`ಮನಕನ್‌ `ರಾಮದಾರ್ಗ 
ರಾಜ್ಯಹೆದ್ನಾರಿ ನಂ-4ರ ಕಿಮೀ 74.00 ರಿಂದ 76.0 ರವರೆಗೆ 


ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಇ3 ಐಎಫ್‌ಐ: 2017. 


ತ ಒಟ್ಟಿ 


ನ ವನನವ್‌ರಾಹ- 


ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


3/9/2018 1 


ಸ 


9/8/2018 


"ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನನಗಾರದ`ತ ಮಾಕನ್‌ ರಾವದಾರ್ಗ ಮಾನವರ 


ರ ಕಿಯೀ 735 ರಿಂದ 84685 
ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನಂ: 89914 


ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
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ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಲ: 79468 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಸಾಮಗಾರ್‌ಪೂರ್ಣಗಾರಡದ 


TERNS TN 47472020 


ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ: 49837 


Ra ಸ ಗ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಕಿಣ್ನಸಿದಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು f 
ಫ. ಸಂ| ತಾಲೂಕ ಅಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು | ಭ್ರಾರಂಭಿಸಿದ rp cr | ಕಾಮಗಾರಿ ಹ೦ಕೆ 
§ ದನಾಲಳೆ ಳಾದ ದಿನಣಲಳ: ದಿನಾಂಕ: 
—h- CREAN ನ್ಯಾ | ಸಾನ್‌ ಥ ಪ 3 TN [7 BS 
—ಹಾನಗುರದ್‌ 1ಹುನಗುರದ`'ತಮಾಕನ್‌ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವ್‌ ರಾಹಾ ] 50.00 | ಕನನರ ಬ್ರಾರ್ಣಗಡರಡದಿ 
ರ ಕಿಮೀ 84685 ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣೆ ' 
ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ವಂಲ: 8829 \ 
Fl ನನಗ್‌ರ ಹರನಗಾರದ `ತಾಲನಸನ`ರಾಯಾರ-ದಾಡ್‌ ERT 37500 ಕಾರ 3 ——————— ಗರ ಪಾರ್ಗ್‌ಗನರಜದ 
ರ ಕಿ.ಮೀ 49.50 ರಿಂದ 130 ರಖರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ ' | 
ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ಬ೦: 114314 § 
5-ಹಾನಗ್‌ರಬಹನಗಾರದ ತಾ ರಾನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನಾ ರಹ 7724200 T2320 F ಇನಮಗಳರ್‌ಪಾರ್ಣಗನರಜದ್‌ 
18ರಲ್ಲಿ ಚೆೇಂತಕೆಮಲದಿನ್ನಿ-ಜಾಲಕಮಲದಿವ್ನಿ- ’ APE 
ಬೆಕಮದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿವಿತಿಯಳ್ಗಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇವಂ೦ 4280 
ನಗರ ಬಾಗವಕಾಪ ಕಲ್‌ ಹಾನಗರದ ತಲಾ ಮ ಕವನ್‌ಪ್ರಗತಹಯಲ್ಲಜ 
ರಾಯಚೂರ ಬಾಚಿ ರಾಹೆ-20 ಕಿಮೀ 154.50 ರಿಂದ 15590 HR 
ಮತ್ತು 156.38 ರಿಂದ 157.403 ರಪದೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ೩ ಕಿಮೀ 
153.30 ರಿಂದ 154.50, 154.78 ರಿಲಂದೆ 15638. 157.378 ರಿಂದ 
1606 & ಕಿಮೀ 2040 ರಿಂದೆ 22 00ರವದೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ನವೀಕರಣ ಮಾಡುಪದು ವ.ಇಪ೦: 135162 
ವಗರ್‌ ಪ ದಾಗ್‌ ಸಲ ಹಾಗಾರದ ಈರ 5850 L- ಹದ 
ರಾಯಚೂರ ಬಾಚಿ ರಾಹೆ-20 ಕಿಯಿೀ 212.00 ರಿಂದೆ 230.40 § k 
೩ ಕಿಮೀ 239.60 ರಿ೦ದ 2450 ರವರೆಗೆ ರಸ್ಲೆ ನವೀಕರಣ 
ಮಾಡುವದು ವ.ಇ.ನೆ೦: 135124 
MI me PRN 
ಒಮ್ಯಾ[73739.00 | 
[6] ಮೂಕನ ಹಮರಗಡ-ವದಲ್‌ತ್ನರ ಕಾಮ್ಯ 750 00 71372020 412/2021 ವಾವಕ್‌ನಾವ್‌ಮಾಗದಿದ ರ್ಮ 
ಹೆದ್ನಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-55: ಕಿ.ಮೀ. ಅ.4 ರಿಂದ 0 ರವರೆಗೆ k ಸಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವಇ.ನಂ 
102215 
_ 1 ಟು 
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—ಮಿಂ- 


ವಿಭಜಕ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಅಲಂಕಾರಿಕ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ 
ಮಾಡುವುದು (ಬೀಳಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 
ವೃತ್‌ತ್‌ದವರೆಗೆ. ವ.ಇ.ನಂ೦: (14776 ಕಾಲ್‌-2 


ವಮಾಧಸ್‌ಘ 


ATS ತಾಲ ಕನ್‌ ಮ 
ವರ್ತುಲ ರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇನಂ೦: 99950 


1190.00 . 
7501.97 


— 


4/22/2020 


ನಾಗಪಕ್‌ದ' ಜನ್‌ ಮನ ತಾವಮಾಕನ್‌ ರಾದ 
ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾ.ಹೆ-34 ರ ಕಿ.ಮೀ. 412.30 ರಿಂದ 41.00 
ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 
ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನ೦: 100092 


| ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಂದ ನಿರೀಕ್ಲಿಸಿದಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು Mn ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಫಾ ನ Bed _ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 
| h ಕಾದ ಸಸಿ: ಪ A 
ನ `ಪರವಾತಹಲ್‌ "ಬಾ ಡರ ಕಾರಿಕ್ತಿಚ್‌ ಕಲ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-।24 ಕಿ.ಮಿ 312.75 ರಿಂದ 316. 0ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾದಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ದ ಸಂಖ್ಯೆ-55 ಕಿ.ಮೀ. 52.00 ರಿಂದ 5302 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ 
(ಘಟಪ್ರಭಾ ಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ದಿಂದ ಯಾದವಾಡ ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ 
ವಇವಲ: 112744 


ಧಸಳ`ತಪಸಕನ್‌ ಇರಾಡದಾತವಗಡ್‌ರಾ 
ರ ಕಿ.ಮೀ. 412.0 ರಿಂದ 41370 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 43.70 
ರಿಂದ 416800 ರವರೆಗೆ ಪೇವರ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕಕೆ, 
ರೇಲಿಂಗೆ ಅಳವಡಿಸುವದು. ವ.ಇ.ಸಂ: 113282 


[ಯ 
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500.00 § 10721/2019 9720/2020 ನವಾಗಾಕಪೂರ್ಣಗನರಡದ್‌ 
420.00 ರಿಂದ 42400 ರಪದೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ತಾಪೂಕನ ಯರಗಬ್ಬ-ಬಜಲ್‌ಶ್ನರ ರಾಜ್ಯ 55000 ಪದ ರ ೯ 
' ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. ಎಡಬದಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
{ 
-54| 400.00 ಕಾವಗಾರಪಾರ್ಣಗನರಡದ 


ಳಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ರ ಕಿ.ಮೀ. ೩16800 ರಿಂದ 421600 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 423.00 
ರಿಂದ 42400 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ 
ಭೊಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. 
ವ.ಇನಂ: 13284 ಸ 


ಮಾದಾ ಮಾಧಾಣ್‌ ತಾಪನ ಕಾಗವಾಡ ಪಾ 
ರ ಕಿ.ಮಿ 106.04 ರಿಂದ 1೧00 ರವರೆಗೆ ದಸ್ತಿ 
ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನ೦: ॥2745 


Kas ನಾಡ್‌ ಪಸರ 


ರ್‌ಹ್‌ಇ 
ಸುಭಾರಣೆ 


ಸಿ 


ಬಾಗಲಕೂೋಜ ನಲ್ಲ `ಮುಧಾಳತಲಮಾಕನ್‌ ಹರದ 
ಸದಾವಗಢ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 42.00 ರಿ೦ದ 416.25 ಮತ್ತು 416.25 
ರಿಂದ ೩4735 ಈುಳಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ 
ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಯಾದವಾಡ ಕ್ಟಾಸ್‌ದಿರದ ಲಕಂ 
ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಆ ಯರಗಟ್ಟಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.47 
ರಿಂದ 5.02 (ಯಾದಖಾಡ ಸರ್ಕಲ್‌ವಿಂದ ಸಾಯಿನಿಕೇತನ 
ಶಾಲೆವರಗೆ ಮೀಡಿಯನ್‌ ಲೈಟ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವದಮ) 


ಮಧ್‌ ತರಾಕನ್‌ ಪಜರ 
ಸದಾವಗಢ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 41200 ರಿಂದ 417.350 ರವೆಗೆ 
ವಿಭಜಕಕೆ ರೇಲಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವದು (ಲಕ್ಕಂ 
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕುಳಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ . ಆ  ಯರಗಟ್ಟಿ- 
ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 52.47 ರಿಂದ $302 (ಯಾದವಾಡ 
ಸರ್ಕಲ್‌ವಿಂದ ಸಾಯಿನಿಕೇತನ್‌ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ) ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ 
ರೇಲಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವದು. ವ.ಇ.ನಂ: 135423 : 


ಬಿಲಗಲ 


ಕಾಮಗಾದಿ ಹಲತೆ 


J ; ಜ್ತ 
ವಾರ ಪುೂಡಗಿನರಿಜದಿ 


7325 00 


TIEN 


8/18/2021 


ಗ ಕ Eಮವವರಸಲಸ f 


SS TREE ರಡದ್‌ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ 


| ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ದಾ ತಾರತ್ತಿತಮರಜಾರಾ ತಾಗ 
ಸಟ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
- ಪಸೆ ಕ್ರ್‌ಗ [ತಹಲ 
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ಫ್ರ, ಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ $5 ರೆ ಕಿಮೀ 4241 ರಿಂದ 4431 ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 4481 ರಿಂದ 4291ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. 
ವ.ಇ.ಸಲ: 136850 


ಹೆದ್ದಾರಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ 5 ರ ಕಿಮೀ 4791 ರಿಂದ 4.24 ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇನಂ: 137060 


ವಧಾ ತಾವಸ್‌ನ ಯರಗ ನದರ್‌ ರಾಹ್‌ 
55ರ ಕಿಮೀ 5:69 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಮುಧೋಳ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿ) ವ.ಇ.ನಂ; (39624 


995.00 


| ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ನಿರೀಸಸಿದಂತೆ 
ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾಧಿಂಿನು ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 
ಮೊತ್ತ ಓನಾ ಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ j 
ಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ: ದಿನಾ೦ಕ: 
ಇ [3 ” F 
-ಬಿಬಪ್‌ಶ್ನರ "ರರಜ್ಯ ತಾರ ರಣಹಾರಾತಗ್‌ 
ಟಿ "ವ $| 700.00 ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೇ(ಸಿ"ಇ) 
-ಬಬರಹ್ನರ ರಕ್‌] —್‌ಪ್ರಗತರರಲಾದ 
ತಾರತ್ರಕ ಮರಜಾರಾತಗ್‌ 


ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಕೇ೦ದ್ರ ಕಚೇರಿ) ' 


55ರ ಕಿಮೀ 58.00 "ರಿಂದ 62.0 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(4.00 ಕಿಮಿಲಿ ವೆ.ಇ.ನಂ; 13778 


ಊನ 


26 


7 ಮಾಧ ಮಧ್‌ ವಸನ ಹರಗಪ್ಲಾನದವ್‌ತರ್‌ ರಾಹ್‌ 


995,00 


369.16 ರಿಂದ 37.0ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 84897 


6/30/2020 


ರಾಹಾ "| ತಾರತ್‌ ಬಡ್‌ ಪರಶ್‌ವನ್‌ಹರಾದಾದ 
55ರ ಕಿಮೀ 62.00 ರಿಂದ 68.09 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ “ಸುಧಾರಣೆ ' 
(6.09 ಈಮಿಲಿ : ವೆಇ.ವ೦: 138066 - K 
35 
ಒಟ್ಟ] 13681.97 oo 
7 250.00 31672020 571572020 440850 ಕಾಮಗಾರಪಾರ್ಣ್‌ಗನರಡದ್‌ 
53 ರ ಕಿಮೀ 76468 ರಿಂದ ೪55 ವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ. ಸಿ ಚರಂಡಿ ' 
ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಯನ್‌ ಮತ್ತು ಪುಟಪಾತ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವ.ಇ.ನೆ೦: 49827 
p ನಿಮಾಕನ್‌ಸರಾದ್‌ಸದಾಶವಗಡ್‌ ಕಾಹ 27000 9/28/2017 6/27/2018 
ಕ.ಮಿೀ.39436 ರಿಂದ 3960 ವದೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
ಮಾಡುವದು. (ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್‌ ದಿಂದ ಮುಧೋಳ 
ದಿನ್ನೆ ವರೆಗೆ ವ.ಇಂ.ವೆ೦ 66084 
ನರಡ`ತಾಪಸಕನ್‌ ರಾದ ಸದಾಶವಗಡರ್‌ಷ್ಯ 499 00 THY 20S ಕಾಮಗಾರ್‌ಪೂರ್ಣಗಾರಡದ. 
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5 ್ಞ ಗುತಗಪ್ರಕಾರ ಸರೀಸನಿದಂ3 
ಈ. ಸ ಎಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರ ಅಂದಾಜು | ಾಮಗಾರಿಲುನು. * | ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗನರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಲತ 
ಸಲ ಸಾಲ ನಿ ಮೊತ್ತ Fae ಫೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 
) ಕಾದ ದಿನಂಲಕ: ದಿನಾಲಳ: 
EL NE F K ನ್‌ 3 % - 7 
ಸ 1019.00 | 
ತರದ 'ನವನರಜ`ಹಮಾಕನ ಗವಾಡ ಇವ್‌ದಗ್‌ ರಾಮ ಕನ ST ರಜಕ] 
ಕಿ.ಮಿ 60.42 ರಿಂದ 60೪0 ರವರೆಗೆ ಗೇಡಿಯಂಟ್‌ 
ಕಟಿಂಗಿಗೆ ಠರಕಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ನಿಸುವದು. ವ.ಇ.ನಂ: 
98276 
17 T8ರದಾಫ್‌ ಧಾ ಪವನನ ಕಾರವದೆಗಚ್‌ ರದಕಬವ್‌ರಹದಇ 490 00 12/17/2016 9/6/2020 ಸಾಮಗರ ಪಾರ್ಣಗಾರಡದ 
ಕಿ.ಮೀ 12328 ರಿಂಥ ಸಾ% ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ ನ್ಯ ~ 
ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನೆ೦: 100099 
ರದ ವಾಡ್‌ ಲಾದ" TOA TUITE CE ಕಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗಾಂಡಿದ | 
ಕಿ.ಮೀೀ.50825 ರಿಂದ 5100 ವರೆಗೆ (ತೇರದಾಳ ಪಟ್ಟಣ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕೆರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ನಿಸುವದು.[ 
ವೇಚವಂ: ೧6693 ? 
£8 3 ಹಸಿ Ke _! 
ಬಒಹ್ಯಾ : EP ENE ು 
L . ಜು 
ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು | 25129.97 
KX NCI “ತಮೂಳನ SEE ರರ 


ACA AR 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾರಖೇಡ - ಬೀಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
- 124ರ ಕಿ.ಮೀ. 302750 ರಿಂದ 38.360 ರ ವದೆಗೆ ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೂಟ್‌ಪಾತ್‌ / 
ಡಿವೈಡರ್‌ ವಿರ್ನಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಟಮ ಹುಡ್ಕೊ ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ 
(ಪ್ರಸ್ಮಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ. 36.240 ರಿಂದ 317.490 ರ ವಡೆಗೆ) 


RN 437.90 ರಿ೦ದೆ 442. ಏರವರೆಗ ಗರ. ಮತ್ತು 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು ಹಾಗೂ ಕಿಮಿ 421.60 ರಿಂದ 
423.00, ಕೀಮೀ 431.50 ರಿಂದ 435.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ.ಸ.ವೆಂ: 140916 


1 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೀಕೃತಿ 
ದಿನಾ೦ಕ: 20-09-2021 
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Y 


ಮಿಟಿ - 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಿಸಿದ; 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು | ಗತಗೈಪಸ್ಸಾರ | ಸರ್ರಣಸದಂತ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 
ಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ: ದಿಸಾಂಳ: 
5 6 
- 


2234.31 SAE 3/3/2015 


ಕ್ರ. ಸಂ]  ಶಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು 


3 
5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಬನಗಲಹೋಚಬರಗಲಪೋಾಬದ್‌ `ಇಲ್ದಯ ಮನಹ್‌್‌ಸರಗಮಜ 


ಕಿಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 23.4 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 1 


. ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 


(i 


77 ಹನಗರರದ್‌ [ದಾಗರಕನ್‌ದಮತಕ್ಟತ್ರದ್‌ `ಹಾನಗಾರದ್‌ ತಾಪಸ 
ಕಳ್ಳಿಗುಡ್ಡ ನಿಂಬಲಗುಂದಿ ಆಸಂಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.೦.೪ ರಿಂದ 
:ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇನಲ 400 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ) 67659 
“ಸೆಂ ಲೋಇ3:ಐಎಫ್‌ಎ: 201.ಬೆಂಗಳೂರು' ದಿನಾಂಕ:0 
07-2017 


73000 “SAO 3107205 k ಸಾವಗಾರಪಾರ್ಣಗಾರಡದ 


ತಾಮಾಕನ ರ್‌ಪ್ನ್‌್ಗ 500ರ 1/30/2018 10/29/2018 k ಕಾಮಗಾರಪೂರ್ಣಗೂಂಡದ: 
ಸೇಹನ್‌ ಜಿಮುರಸ್ನೆ. ಕಿಮೀ 600 ರಿಂದ 600 ರವರೆಗೆ - 
ಸುಧಾರಣೆ. ವನಂ: 66745 


ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ 
ಮೀ ೦00 ರಿಂದ 50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು 
ವ.ಇನೆಂ: 97%ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 78/209. 4/1/2020 


17 ವಾಗ್‌ ಕಾ ಬಾಗವಕನ್‌ಪತಾವಾಕನ ಹಾನಸಾರದರದ್‌ ಹಾಸಾರಗ "ರರ ರ | 


. 33339 ಪ್ಯಾಕೇಜ ಇ೦ಂಡೆ೦ಟ್‌ ನಂ 
BN . . ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


) 

ಗಂಜಿಹಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ವದೆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ! 
ವಿಂದ $00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು 0.೦೦ 
ವ.ಇನಂ: 770 


ಬೋಡನಾಯಕನದಿನ್ನಿ: ಕ್ರಾಸ್‌ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 723 
ರಿಂದ 81 ಹಾಗೂ 1.40 ರಿಂದ 527 (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿಮೀ 
(ವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ( ಜಿಮುರ 475 
ವಇವಂ೦97226 


337 ಕಿಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ 


- ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. - 
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'೪ಂಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


3 


ಇದಾಗರಕನ ತಾರೂನ್‌ ಜಕ್‌ವ್ಯಗ್‌ರಯರದ "ಕ 
3ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಜಿ.ಮುಬರ, | 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಜಿ. ಮುದು ವಣವಲ: 97229 


Hida ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 435 ರಿಂದ ೪35ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಭಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರು ವ.ಇವೆ೦: 13237 


ವಾಗವ್‌ನ್‌ದವಾಗಪಘ್‌ಪ್‌ ತಮನ ಧಗವತಕಾಸ್‌ಜರದ ನವರ 5ರ 


ಗಂಜಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 935 ರಿಂದ 4೧ರ ವಟೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರು ವ.ಇ.ವಂ೦:13285 


ಹಳ್ಳೂರ ಸೆಂಗಾಪೂಚಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 590 ರಿಂದ ೧10 ರ 
:ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
113290 


ಬಾಗಲ್‌ ದಾಗವಕನ್‌ ಪ ತಾಮಾಕನ್‌ನಾವಾನಗರ್‌ ತರಾರ್‌ ನನ್‌ ರರ ರರ 


ಬದಾವಾಮತಳಪು 


್‌ಜದಾಮತಾಮೊಕನ್‌ ಮುತ್ತರಗ್‌ರ`ಹಬ್ದಸ್‌ರಸ್ತ 
ರಿಂದ 60 ಪದೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ವೆ.ಇ.ನೆ೦: 89334 


ವದಾವಾ ತಾಮಾಕನಕನಾರ-ನಾರಪ್‌ರ್‌ ಹಾರ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ. 0೧ ರಿಂದ 48 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. ವನಂ: 88330 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು | ಗುತಿಗೆಪೆಕಾರ 
ಅಂದಾಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ 
| ಮೊತ್ತ Fi pe ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 
ಕಾದೆ.ದಿನಾಲಕ: 
p F ನ್‌ 
500.00 1/29/2020 9/28/2020 
ಸ್ಲೆ ಕಿಮೀ ೧00 ರಿಂದ 926 ರವರೆಗೆ ] 
MDT NATA EN Scie) ETN SS NS 
8/28/2020 212712022 ee — 
ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ವ.ಇ.ನವಂ೦ 712412020 |- 4123/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
6349.31 
Tek ಮ NS SEN SAE 
75ರ 5] 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 150 
ಪ್ಯಾಕೇಜ. ಇ.ನಲ: 90989 1 ಕಾಮಗಾರಿ 
15600 11/18/2020 8/17/2021 8/17/2021 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
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ಕವಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಜೇ 
ಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ: 


, ಬಾಗಲಕೋಟ  ಹೋಸುರ ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪೂರ 
ವಸಗುನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0೦0 ದಿಂದ 0೧) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಆಯ್ದಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಸ್ತೆ (ಲೋಇ 42 ಉಎಫ್‌ಎ 208 ದಿ: 0-02-209 ರಲ್ಲಿ 
ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ವಇ.ನ೦ 
88222 


ಬದಾಯ ಬಾಗಲಕಾರ' ಇಲ್ಲ ಎದದ ತರಾನ್‌ ಆಸರ 


6 


ಸ್‌ಷಸವಂತ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಸಿವ 
ದಿನಾಂಳ: 
ಸ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 


/ 


8/15/2020 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಗ್ರಾಮದ ಮಲಪ್ರಭಾ ಸೇತುವಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟೀಯ 
(ಬಾಣಾಪೂರ-ಗದ್ದನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆಹೆದ್ದಾದಿ 367 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಕಿಯಿೀ 0.00 ರಿಂದ 0.75 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಲೋಇ 42 ಐಎಫ್‌ಐ 208 ದಿ: 07-02-2019 ರಲ್ಲಿ) 
:ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ವಜ. ನಂ 
88225 


ಬದಾವ್‌“ದಾಗಲಕಾಚ' ಕಪ್ಪ `ದದಾಮ ತಾವಸಕನ ರಾಘ್‌ಪಾರ 


"80.00 8/2/2019 


2/1/2020 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಹಾನಾಪೂರ ಎಸ್‌.ಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 600 ರ ವದೆಗೆ 
ಆಯ್ದಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 
-ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ 42 ಐಎಫ್‌ಎ 208 ದಿ: 07-02) 
(ರಲ್ಲಿ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ 2019 
ವ.ಕ.ನಂ೦: ೪48227 


ENA ಬಾಗವಕನ್‌ಬ' ನರ್‌ `ಬದಾಮತಾಪಕನ ನ್‌ರಾಗಾರ 


240.00 7/4/2019 r 


4/3/2020 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಹನಮಸಾಗರ ನೀರಲಕೇರಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೇಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 13.65 
-ಮಾಡುವದು. (ಲಟೋಣಇ 482 ಐಐಫ್‌ಎ 208 ದಿ: 07-02 


ವ.ಇ.ನಲ: 88228 


(ರಲ್ಲಿ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದಸೆಗೊಂಡಿದೆ 2091 


300.00 9/18/2019 


6/17/2020 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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TARE TASKS TOO 
ಾಮಗಾನಿಯನ್ನು 1 ಗುಶಿಗೆಪಸಾರ | ನರಣ್ನನದಂತೆ 


7 |ಹುನಗಾರದ 


TESTIS (ಹುನಗುಂದ 


| ಅಂದಾಜು "ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಳಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಫೂರ್ಣಗೊಳುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲ 
. - - | ಅದ ದಿಸಾಲಳೆ: ದಿಸಾಲಕ: 
ey 5. [3 Wu 7 [) R R - 
ಬಾಗಲಕನದ`ಜಲ್ಲ""ಬದಾಮ `ತಾಲೂಕನ್‌ತವಯಾಗ 3000ರ EAN J 2ರ ರ್‌ ರ 
ಮಂದಿರ-ನಂದಿಕೇಶ್ಸರ ಮವ್ಠಾಯಾ ನೆಲೂಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
ರಿಂದ ೩0 ರಪದೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 000 
-ಗ್ರಾಮಿಣ ರಸ್ತೆ) (ಟಲೋಇ 482 ಐಐಫ್‌ಐ 208 ದಿ: 07-02) | K d 
(ರಲ್ಲಿ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ 209 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಬ.ಇ.ವಂ: 89229 
| A SS 
KEITH ” 
TS STATA TSC i 
'ಹಾನಗಾರದ `ತಾವಾಕನ ಸರ್‌ ಇನ್ನಾ 3/8/7200 1/17/2020 
ಕೇಸರಭಾವಿ ಜಿಮುವಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 00 ಬಿಂದ 60 ರವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರೆ ವ.ಇ.ನಂ೦: 100927 
ಹಾನಗ್‌ರದ್‌ತಾಮಾಕನ್‌ ರಾಷ್ಟಾಹ್‌ ಹದರ 500.00 | 
ಚಿತ್ತರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಶ್ರಯ ಪ್ನಾಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0೧ _ _ 
ರಿಂದ 100 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಮಾಡುವದು 3/5/2021 2/4/2022 ಸ್ಯಾಂಘಾಯಿಂಗ್‌ ಕಲನ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದಿ: 
ವ.ಣ.ನಂ: ॥7524(ಗ್ರಾಮಿೀೀಣ ರಸ್ತೆ) ' | 
ತಾಮಾ್‌ನ ಇವರ ರದ 3 § | 
ಸಜ್ನಲಗುಡ್ಡ ಜಿ ಮುಲಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5325 ರಿಂದ 1.0 ದವರೆಗೆ 
ರಸೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿಮುರಸ್ತೆ) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 
1326ರ.ಎಫ್‌.ಎ 20944 ಕಚೇರಿ) ದಿ: 02-೫-20 ಬದಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ” 2508ಿಮಿಲ ಬಿ.ಎಂ. ಪೂರ್ಣಗೂಲಡಿದೆ. 
- 9/412020 6/3/2021 ಬಾಕಿ ಕಿಮಿೀ ಸ್ಯಾರಿಫಾಯಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸೆ 
| ಪ್ರಗ } 
pl ನನಗಾರ ನಗ್‌ ತಪಾ ಸಪಪ *ರದಗನ್ಲಾ 508.06 
- ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮಿ 1.50 ರಿಂದ 18.೫ ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಜಿಮುರು ವಇಸಂ 
[13552 
ಪಾಸ್‌ ವಷರ - [0 
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ಮಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಗುತಿಗೆಪಾರ 1 ಸರಸವತ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 

ಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ: - ದಿನಾ೦ಕ: 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 
ದಿಸಾಂಳೆ 


2 


ಹಾನಗಾರದ 


ರನ್‌ ಬಿರ ತಾಲೂ §) 


ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 530 ರಿಂದ 9.00 
(ಜಿ.ಮು.ರುಮಾಡುವದು. 


ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ್ನ ಸುಧಾರಣೆ 


5 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 


9/4/2020 6/3/2021 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


'ಬಾಗಲಿಹ್‌ಬಇಲ್ಲ`ಹಾನಗುರದ್‌ತಾವಾಕನ್‌ನರ 
ಸಂಗಮ ರಾಹೆ-44 ರಿಂದ ಸುರಳಿಕಲ್‌-ಕೂಡುವ ರಸ್ತ 
ಕಿಮೀ 00 ರಿಂದ 20 ರವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವದು. ವನಂ: 82231 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
"ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಇ।0ಉ: ಐಐಫ್‌ಎ: 2018 
“ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾ೦ಕ: -07-02-2018 


ಹನಗುರ 


100.00 11/22/2020 


5/21/2021 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ನ್‌ 
ಕಿಮೀ 400 ರಿಂದ 6.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇಂ. 5 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಲೋಇ24ಐಎಫ್‌ಎ: 2017 66579 
(ದ:16.5.2017 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


: ತಾಲೊೂತಿನ್‌ಸನಳಳ್‌ರ್‌ಕಗವಗೂರದ 
ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 270 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ : 
ಸುಧಾರಣಿ. ವಂ. ನಂ 

66576 

ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಜಿಮುರ ಸೇತುವೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ) 
ಕಾಮಗಾರಿ ಅಸುಮೋದಸೆಗೊಂಡಿದಬೆ 
(ಲೋಇ244ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿ:16.5.2017 


50.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಹವಷನರ ಹ್ಞಾ 


200.00 1/3/2018 10/2/2018 


ಮನಿಕ್‌ರ ರಾಳ "ಹವ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೀ 0೨0 ರಿಂದ 32: ಮತ್ತು 357 ರಿಂದ 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಜ.ಪೆ೦: 81898 7,05 


f 


450.00 


7/4/2019 1/3/2020 


ಪ್ಯಾಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ: 91೧8 ಕಾಮಗಾರಿ 
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; ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕ*ಮಗಾರಿ,ಹೆನತು ಮೂತ್ತ | ನ್ಥಾರಂಭಿಸಿದ | ಫ್ರೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ 
ಕಾಬ ದಿನಾಲಕ: 
ಧಾ WE _ 
ತಾಲಾನ್‌ಬಾಡಗರಡ್‌ ರಾ ಹ್‌ ನಹ್ಯಗ 43ರರರ ಮ ಮ 


ಕಿಮಿ 0.0 ರಿಂದೆ 236 ಮತ್ತು "೫ ರಿಂದೆ 422 
ವರಿಗೆ ಸುಭಛಾರಣೆ ಮಾಡುವದಮ. ವ.ಇ.ವ೦: 81409 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 


ನಿರೀಫ್ಲಿಸಿದಂ3 
ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 

ದಿನಾ೦ಕ: 


SNS f 
ಇಾಮಗಾರಿ ಠಲ೫ 


Been ತಾರಾನ ಬಾಳಗನನನ್ನನವನ ರನ 1೫/7020 T0870 ರ್‌ 
-| ವಿಂದ 56 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ವ.ಇನಲ: 1೧೯736(ಜಿ.ಮು.ರ) 
ಮ ಲ ವ | (SW 
25 [ಬಾದಾ ಬಾಗಲಕೋಟ ನಲ್ಲಹ್‌ದಾದಾವಾ`ಲನಕನ ಕೃನಕಬ್ಬ 12/25/2019 6/24/2020 . 
: |ಲನವಾಲ ರಾ. ಹೆ 44 ಕೈ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ ಕಿ.ಮಿೀ - 4 

:ದಿಂದ 350 ವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರು ಪ.ಜಇ.ನ೦ 000 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಲ್‌-2/ 101434 i 

1 ಾಗವತಸ್‌ಹನಗವಕ್‌ವ ನಕ್ಷ ದಾಗರ್‌ನಬ ವ್‌ 10/12/20 T2020 — ಸರ್‌ 
ರಾಯಚೂರ ಬಾಚಿ ಎಸ್‌.ಎಚ್‌ 20ರ ಸಂಶಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ f 
ಚಿಕ್ಕ ಸಂಶಿ, ಹಿರೆ ಸಂಶಿ ಮಾರ್ಗ ದೇವನಾಳ ತುಳಸಿಗೇದಿ 
ಕೆರಕಲಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ರಸ್ಗೆ ಕಿಮೀ 10.00 ರಿಂದ 818 ರವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
;ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವದು. (ಜಿ ಮು.ರು ಬಣನಂ 
90021 

57 ನವನರಡ-: ಗಲಗಲ ಮರಡಗನಾನರ್‌ನ ಮಾರ ಕ f ನ್‌ 
ರಿಂದ 2900 ರವರಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 27,00 1/29/2020 7/28/2020 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮ.ನಂ: ॥3629(ಜಿ.ಮು.ರ) 

FTN ತನ್‌ಳವಬ್‌ ಹರ್‌ ಕಮಾರ ಕರ್ವ್‌ ; ನಾಥ್‌ | 
(ಜಿ.ಮುರುರವರಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು... 63 1/23/2020 5/22/2020 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂರಿಡಿದೆ. 
ವ.ಇ.ನೆ೦: 114679 p 

——ಾಗವಕನ್‌ಡ್‌ಬಾಗವಕನ್‌ ಪ ತಾವಾನ ಬಾಳಗ ಮತಳತದ 3ರ ಸ 

(ಹಿರೇಶಲ್ಲಿಕೇರಿ ಸಿಮಿಕೇರಿ ಗದ್ದನಕೇರಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ನಮೀ 
ರಂದ ೫೫ ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ೨4೦ ; 
'ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರು ವ.ಇ.ನಂ: 13287 7/16/2020 4/15/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
\ 
| B Ae ೩ IF 
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ಗುತ್ತಿಗೆಪ್ಯಕಾರ 7 ಸ್‌ನನಡಾತ 


ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ವ.ಇ.ನ೦: 113359 


i ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಪಾನದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ |. ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂಶ 
ಳಾದ ದಿನಾ೦ಕ: ದಿನಾಂಕ: 
4 5 [3 7 ಸ 8 
ಲಂ 125.00 
ಕೆರಕಲಮಟ್ಟಿ ಮ ರಸ್ಗೆ ಕಿ.ಮೀ 7.29 “2೦ದ 92 ರ 
'ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (.ಮು.ರ “ವನಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
114090 
ಬಾದಾಮ ತಾನ್‌ ವಗ ಮತ್‌ತ್ತದ ನ್‌್‌ ರ 
ಕಲಾದಗಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 590 ರಿಂದ 820 ರ ವರೆಗೆ - p 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರು ವ.ಇ.ವೆ೦:' 113405 6/25/2020 12/24/2020 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ದಾದಾ ತಾಲ “ವಾಗ ಮತ್‌ತ್ತದಗ 36ರ 
ಕಲ್ಲಾಪೂರದಿಂದ ಕುಳಗೇರಿ ತಪ್ಪಸಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮೀಣ _ 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ೧೦೦ ರಿಂದ 24 ರ ವರಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 7/15/2020 1/14/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ತಪಾ ಸಾನ್ನ್‌ ಪುನರ್‌`'ವಸಾತ' ಕ್‌ರದದರದಗ PN 
.ಗೋವಿನದಿನ್ನಿ ವಸತಿ ರಾಹೆ-28 ಜ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಮೀ k 
ರಿಂದ 250ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ" ಮಾಡುವುದು 0೦೦ 
(ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 40ರ ವರೆಗೆ) 


REED 


i 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೀಕೃತಿ ದಿನಾ೦ಕ: 


20-09-2021 


J) 


ಸ 


ಮುಧಾಳತಪಸ ಪಕ`ಹಯೌರ 5 39/ “30.ರರ 
ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 00 ರಿಂದ 175 ರ ವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಜಿಮುರು ವ.ಇ.ನೆ೦: 101846 


ಜಿ:ಮುರ ಕಿಮೀ 800 ರಿಂದ 900 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರು ವ.ಇ.ನಂ: 101946 


ಪ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


"Page 13of55 


—— TEE 


\ ಘಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಧೆ 
ಈ. ಸಂ| ತಾಲೂಕ "  ಈಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ನ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದ ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಲಳ 
'ಮೊಂಪ್ಲ ದಿನಾಲಿಳ 


3 
ಮಾಧ ಮಾಧ ತ್‌ರಾಸನ್‌ ಕನಬರಾನರದಗ್‌ರ್‌ಹ ಹದರ 70ರ 
ಕೈ ಕೂಡು ಜಿಮು.ರ ಕಿಮೀ 080 ರಿಂದ 2.50 ರ ಪದೆಗೆ 34 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವಇ.ನೆ೦; 101855 


' ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಲಡಿದೆ. 


EIN) ಮಾಧಕ ತಾರಾಕನ ನನ್‌ ರರದ ಪ್ರಾರರ 5ರರರರ 
” -ಹೆಬ್ಬಾಳೆ-ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಯಾ ಜುನ್ನೂರ-ಉದಗಟ್ಟೆ h 
. |ಶಾರದಾಳ- ಅಂಕಲಗಿ ಮುಖಾಲತದ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಮೀ 610 
(ಜಿ.ಮು.ರುರಿಂದ 946ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. _ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ವ.ಇನೆಲ: 101847 : 


SE PE eS 


SS | 
SE ES | ಪ್‌ ದನದ OA 4000 
| 


[OBS NAC ವದನ ಕಲನ ದನಗವಾಡ ಮಾಧನ್‌್‌ಜ 35ರರರ 
ಕಿಮೀ 3680 ರಿಂದ ೫೨20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನತ 

:ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಜಿ. ಮುರು ವನಂ ) ಮುಕ್ತಾಯಹಂತ 
113749 | 


a NN ES ಮಾದಾಳದರದ್‌ ದಪ ವರಗ 35ರ 
ಜಿಮುರ ಕಮೀ ೫ಂ ರಿಂದ ೬9 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವ.ಇನೆಂ: 12743(ಜಿ.ಮು.ದು) 


— ವಾಪಸ ಹಾ | 
£ ರ್‌ ಪನ TSE 9/19/2020 8/13/2021 


ಈ ರ, 1 [BES 3 
ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತೂರು-ಮಿರ್ಜಿ-ಮಲ್ಲಾಪೂರ 
ವರೆಗಿನ ಜಿಮುರ ಕಮೀ 0೧೦೧ ರಿಂದ 380ರವರೆಗಿನ| 495.00 
ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 


ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನೆ ಉತ್ತೂರು-ಮಿರ್ಜಿ-ಮಲ್ಲಾಪೂರ 
ವರೆಗಿನ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 3800 ರಿಂದ 720 ರವರೆಗಿನ| 495.00 
ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಭಾರಣೆ ಮಾಡುವದು , 

ಧು _ p J u22on 1212012021 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 
ದಿಸಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 


ಗುತ್ತಿಗೆಪ್ರಕಾರ 


ಸಕಣ್ನಸದಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂ೫ 


2 3 


ನಧಾಳ 
ಮುಧೋಳ" ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತೂರು-ಮಿರ್ಜಿ-ಮಲ್ಲಾಪೂರ 
ವರೆಗಿನ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 7.20 ರಿಂದ 10800 ರವರೆಗಿನ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 


ಘ್‌] 


ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತೂರು-ಮಿರ್ಜಿ-ಮಲ್ಲಾಪೂರ 
ಪದೆಗಿನ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 10.800 ರಿಂದ 4.400 ರವರೆಗಿನ 
.ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 


—— 


495.00 


ಜಹಪರ5S 


1980.00 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದಾರಿ-5: : ರಿಂದ ಜಾಲಿಬೇರ-ಉತ್ತೂರ ವರೆಗಿನ 
ಸಿ ಕಿಮೀ ೦0 ರಿಂದ "40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು ಮನಂ 


400.00 1/2/2020 


8/1/2021 


15 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಬಾಕಿ12 ಕಿಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


8/1/2021 


49 


119343 
Wg 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿವ 
ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ರಾಯಚೂರ ಬಾಜಿ: ರಾಹೆ-20 ಹೆದ್ಮಾರಿಗೆ 
-ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವ್ಠಾಯಾ ಬಸವಪಟ್ಟಣ - ದಾದನಟ್ಟೆ 
ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಜಮುರಸ್ತೆ ಕಮೀ 420 ರಿಂದ ೨.27 ಮತ್ತು 
ರಿಂದ ೬0.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆಮಾಡುವದು 9.50 
ವ.ಇ.ನಂ: 119296 - 


450.00 11/30/2020 


30 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ 
ಹೊಸಕೋಟೆ-ದಾದನಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ 
ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 00೦ ರಿಂದ 975 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 
ವ.ಇ.ವೆ೦: 119396 


ತಾಲೂಕಿನ 


WE 


5/29/2021 


25 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿಬೆ. 
23 ಕೀಮೀ. ಡಬ್ಲೂಂಮ್‌.ಐಎಮ್‌, 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5/29/2021 


—— 


180.00 11/30/2020 


5/29/2021 


5/29/2021 


ಬಿ.ಎಂ.ಪು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ 
ಮುಧೋಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 23.25 ರಿಂದ 24.50 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನೆ೦: 119284 


140.00 11/27/2020 


5/26/2021 


5/26/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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TREN aS TT A5ಡಂತ RSAC 
ಮಾ |, ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾದಿ ಹಂತ i 
೨ ಫೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 


ಳಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 
ದಿನಾಂಕ ಕಾದ ದಿನಾಂಕ: ದಿನಾಲಕ: 


UE EE REET 


15/202! 71412021 741202 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ 
ವಜ್ಮರಮಟ್ಟಿ-ಹಲಗಲಿ ಜ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 6.00 ರಿಂದ 8.0 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವದು. ವಇ.ಪಲ: 118457 

ಸಮದ್‌ ಫ್‌ 
ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ 
“|ವಜ್ಮ್ನರಮಟ್ಟಿ ಹಲಗಲಿ ಜಿಮುರ ಮೀ $8.00 ರಿಂದ. 900 100.00 11/30/2020 5/29/2021 5/29/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನ೦: 120029 | 


200.00 


ಾ g PONE 


ಮಾಡ್‌ ಬಾಗವಾನ ನಲ್ಲ ಮಾಧ ಪಾನ SRS ] ನ್‌ ನ 
j ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 371% "ರಿಂದ 32 ರವರೆಗೆ R } k i 
ಮೀೀಡಿಯನ್‌ ಲೈಟ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವದು ಹಾಗೂ ರೇಲಿ೦ಗ್‌] 150.00 ತಾಂ.ಬಿಡ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಅಳವಡಿಸುವದು ವ.ಇ.ವ೦: 133204 


~~ ಮುದಾ ಬಾಗವಾನ ಮಧ ಅವಾ 
-ಸೋರಗಾಂವ-ಮಳಲಿ-ನಾಗರಾಳದಿಂದ ಅಕ್ಕಿಮರಡಿ 
ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ರಸ್ಲೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 0೧ ರಿಂದ] - A Re 
ರಿಂದ 5115 ಹಾಗೂ ೩.705 ರಿಂದ 6295 ರವರೆಗೆ ೩075 .4.45 2/25/2021 11/24/1202) . 30 ರಬ ಲರಲ 4 
ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ.130108 ಬಾಕಿ ಸಬ ಗ್ರೇಡ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಮುದ ವಾಗ ಲ್ಪ ಮಧ್‌ ರಸನ ಆನಗವಾರ್ಗ ರ 

ಪ ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 362 ಬಿಂದ 37% ರವರೆಗೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ 31% ರಿಂದ 3180 ರವರೆಗೆ 216/2021 8/5/2021 ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. 
.ವಿಭಜಕದೊಂದಿಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ 16/2 11 ರಸ್ತ ವಿಭಜಕ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವ.ಇ.ನೆ೦:30156 


ನ 


p 


ಗಾದ್‌ ಮಾಧ ಕಾವಸಕನ್‌ `ಮರಟಾರ್‌ `ಆವಗ್‌ರ ಸ 
ಮಂಟೂರಿನಿಂದ ಪ್ರುರಂಭಗೊಂಡು ಸರಪಳಿ ೧.0 ರಿಂದು) 
ಕ8ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಇ.ವ೦: 135696 150 


140.00 


ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
} 


} 
j 


ಮಧ ವರಕನ ಮಹಾಲಂಗಷುೂರ-ಮರ್ಜ್‌ 
ಯಾದವಾಡ ಜಿಮುದಸ್ಥೆ ಕಿಮೀ 0.0೧ ರಿಂದ 2.0 ರವರದೆಗಿವ 


ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು ವ.ಇ.ನ೦: 136159 


200.00 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಅನುಮೋದನೆಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಸಿ.ಇ) 
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34- 


ಗುತ್ತಿಗೆಷಕಾರ 7 ಸಕತ 


ಫಾಮಗಾರಿಯನ್ನು | . 
ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು | ' ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ | _ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 


ದಿನಾಂಕ 
— [| ) 3 4 A 5 [3 
~~ S ಮುಧಾಳ್‌ ತಾಪಾಕನ್‌ಮಜಗುಡ್ಡ್‌ ರ್ಗ ವರನ 
ವ್ಹಾಯಾ ಚಿಚಬಂಡಿ ಬಿಕೆ. ಚಿಚಖಂಡಿ ಕೆಡಿ ಜಂಬಗಿ i 
ಕೆಡಿ. ಕಿಮೀ 040 ರಿಂದ 340 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನಂ: 136033 
— [ಮಧ್‌ ತಮನ್‌ ರಾಷ್‌ ಹದರ ಕಕನ 
| ಬದ್ಗ್ನೂರ ಜುನ್ನೂರ ಜಿಮು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 400 ರಿಂದ 6.00 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇನಂ೦36೬ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
NN | 
[ಮಾಧ ದಾಗರಕಪ್‌ಹ್ಪ್‌ ಮುಧೋಳ ತಾಮೂಕನ್‌ಮಧಾಣಳ30ರರ 
ಕುಳಲಿ ನಾವಲಗಿ ರಸ್ತೆ. ಕಿಮೀ 00 ರಿಂದ ೩೦೧0 ರ ವರೆಗೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು (ಡೆನ್‌ "2 E 
ಪುಟ್ಕಾತ್‌ ಹಾಗೂ ಮಿಡಿಯನ್‌ ಲೈಟ್‌) ವಇ.ವಂ: ೩8700 ಪಂಿತಿಕಬಿಢ್‌ ನರಿಶೀಲನ ಹಂತಧಲ್ಲಿದ, 
ರಥೋ -ಬಗಲಕಾ್‌ಬ ಇಪ್ಪ ಮಧ್‌ ತಾಮಾಕನ್‌ವಸ್‌ವಹ್‌ಗ ರರ x y 1 
ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೆಬ್ಮಾಳ-ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ 34 ' 
ಜುನ್ನೂರ-ಉದಗಟ್ಟೆ-ಶಾರದಾಳ-ಅಂಕಲಗಿ ) 
ಮುಖಾಂತರ. ಜಿ.ಮುರ ಕಿಮೀ 1097 ರಿಂದ ೧.3 ರ ವರೆಗೆ ಚಂಡರ ಕರರರದಗ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು ವ.ಇ.ನಲ: 138247 ಪಾಲಿಕ ರ್‌ 
ಬ ್ಷ ಮ ಸ 7000] 
ರಿಂದ ಆ 88 ₹000 ರಿಂದ 200 ರ ಗಿದೆ. ಸ್ಮೀಕುತಿ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದುವ.ಇ.ನ೦: 138245 BA 9 
ಹೆ F ದ ಬದನೂರ-ಜಿನೂ, ಕಮ aN 
ದಾರಿ-0 ರಿಂದ ಬ ರ-ಜಿ ರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ ಗಿದೆ. ಸ್ಟೀಕೃತಿ 
ರಿಂದ ೬ ಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 7.00 Ti 
ಖ.ಇ. 3 
ಧಂ ಮು ಕಮೀ Hn 
ಸಾಲಾ ರಜ ರಕ Fr ಗಿದೆ. ಸ್ಮೀಕೃತಿ 
ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ ಮಾಡುವದು ವ.ಇಸೆ೦: 140831 ಸರ ” 
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ನಕ ಮಾಧನ್‌ ತಾವನಕನ್‌ ಬಾಗಲ್‌ ಪಜ್ಜನದ್‌ ಸದರ TO 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾಲ 
೪ಂಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ 


3 4 


5 


| 


ನಿರೀಹ್ಲಿಸಿದಂ. 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 


ಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ: ದಿನಾ೦ಕ: 


6 7 


"ಮಾತನ “ನರವ ಹಪಗಲ 350.06 
ಜಿ.ಮುುರ. ಕಿ.ಮೀ ೧0 ರಿಂದ 1೧ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಲ್ಬರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವದು ವ.ಇ.ನಂ: 139501 ' 


ಮಧೂ `ತಾಮೂಕನ್‌`'ದಳಗಲ"ಪಟ್ಮಣದ ಸಡ್ನಪರ 0 
ಇವರ ಭಾವಿಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬವ್ನಿಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 
ಹಣಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯವದೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವದು 


ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಧೋಳ ವಿಪ್ಸಾಣಿ ರಾಜ್ಯ 
.ಹೆದ್ಗಾರಿಯ ವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 


TT ಮಾಧ 


” [ರ ದಾಳ್‌ ತ್‌ಾನ ವಗರ ಪಜ್ಜನದ್‌ಕನಸ 


“ಮಧಾ ತವಸಕನ್‌ ವಗರ ಪಬ್ಜನದ್‌ಕ 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮೀಕ್ಯತಿ 
ದಿನಾ೦ಕ: 20-09-2021 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೀಕೃತಿ 
ದಿನಾ೦ಕ: 20-09-2021 


ರಾ: y: 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೀತೃತಿ 
ದಿನಾ೦ಕ: 20-09-2021 


ಮುದಾ ತಲಾಕನ್‌ ಬಗಲ el 


ರಸ್ಲೆಯಿಂದ ಕೆನಾಲ್‌ದ ವರೆಗೆ ಡಾಲಬರೀಕರಣ 
ವ್‌ 


ತಾಪನ ಸ 
Ra ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚವಾಳ ಇವರ ಮನಯ ವರೆಗ ರಸ್ತೆ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 


[4 


ಹುದ್ಠಾರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಲೀಕೃತಿ 
ದಿನಾ೦ಕ: 20-09-2021 ’ 


NN | ee 
ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ 
ದಿನಾ೦ಕ: 20-09-2921 
A 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೀಕೃತಿ 
ದಿನಾ೦ಕ: 20-09-2021 


ಮುಖ್ಯ; ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಗಳ್ಳಾಳ ಇವರ ತೋಟದ ವರಗೆ 
'ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣಿ ಮಾಡುವುದು 


§ 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸೀಕೃತಿ 
ದಿನಾ೦ಕ: 20-09-2021 


ಮಾದರಸ ಪಸಕನ ್ನ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಯಿಂದೆ ಯಡಹಳ್ಳಿ ತೋಟದ "ವರೆಗ ದಸ್ತೆ 
ಡಾಲಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 


66.00 


[ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕನಾಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ : 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ 


ದಿನಾ೦ಕ: 20-09-2021 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಬಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ 
ದಿಪಾಂ೦ಕೆ: 20-09-202 
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Be 


AES ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗ ಪನಾರ ನ 
ಭ್ರ. ಸೆಂ] ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 'ಮೊತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 
¥ ಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ: ದಿನಾಲಳೆ: 
1 2 3 4 5 6 Y § 8 
ಸ]ವಾಧನಳ ಮಾಧ ತಾರ್‌ನ ಬಾಗಲ ನವಾದ ರ i 
ಚವಳ್ಯಾಗೋಳ ತೋಟದಿಂದ ಸದಾಶಿವ ಮಳ್ಯಾಗೊಳ| ' - A 
೨ ದೆ. ಸ್ಮೀಕೃತಿ 
ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಹಾಂಬರೀಕೆರಣ(ಪಾಗರಾಳ) ಭಂ K 
೯ ರಸ್‌ರಾರದ ಇ 


ತೋಟದ ಇರಿ. ೦ನ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
7 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ 
ದಿನಾ೦ಕ: 20-09-2021 


ಖಟ್ಸಿದಿದಕ್ಯಾದರ 
ಹಿಡಕಲ್‌ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ, ಹಟ್ಟಿ ಇವರೆ 
“ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮೀಕೃತಿ 
ದಿನಾ೦ಕ: 20-09-2021 


2 
£3 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀಕೃತಿ 
ದಿನಾ೦ಕ: 20-09-2021 


Tenor [ಮುಧಾಳ ತಾರಾಕನ ನಾವ ರಷಹರ 
ಕಡಕಬಾವಿ ಇವರ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಗಮಾಧ್ಯನಳ "ಮಾಧ ತಾವಾಕನ ದಗ ಪಬ್ದನದ್‌ ಇರದ ೨3ರ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆನಾಲ್‌ದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ 
ದಿನಾ೦ಕ: 20-09-2021 


BUEN 4 ಧ್‌ ಮಾಕನ್‌ ಅಕ್ಕಮರಡ ರಸ್‌ಯರದಗr 7ರ 
| ಮಟಮಾಯವ ದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಲಬರೀಕರಣ 


81 


ತಂಬಿಲ 


ನಧನ ನಾಗಠ ಪ 
ಮುಖ್ಯ 000 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಲ್ಬರ್ಟ್‌ 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದ. ಸ್ಥೀಕೃತಿ 
ದಿನಾ೦ಕ; 20-09-2021 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ 
ದಿನಾ೦ಕ; 20-09-2021 


ರಸ್ನೆ ಕಿ.ಮೀ. 

ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು 
ಮಧ ಮಾಧ ಪವಮಾನ ಪುಗಳಹಾಡ ರಸರಾರದ! 
ಕಂಬಾಳಿಯವರ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


\ ಮಾಡುವದು 
ಸಮುಧಾಣ ಮಧ ಳ ವಸನ ಪಾಗಲ್‌ ಪಜ್ಜನದ್‌ ದ 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮೀಕೃತಿ 
ದಿನಾ೦ಕ: 20-09-2021 


ಸುಲಾಖೆಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಣ್ಣೂರರವರ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 


ವನರಡ್ಡ್‌ನರ 
ರ ಮುಧೋಳ -ನಿಪ್ಸಾಣಿ ಮ ಹೆದ್ದಾರಿ 1 
ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಡಕಿಯವರ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೀಕೃತಿ 
ದಿಪಾ೦ಕ: 20-09-202 - 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಲೀಕೃತಿ 
ದಿನಾ೦ಕ: 20-09-2021 
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sl 


| - ್ಧ ಭಾ 


ಅಉಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


7 
ಮಾಧ ಕಮಾನ ವಹಲರಗಸಾರ ನರಡಗರ: 
ಜಿಮುರಸ್ನೆ ಕಿಮೀ ೧೪ ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ಸುದಾರಣೆ 
ಮಾಡುವದು ವ.ಇ.ನಂ: 137593 


ಮೊತ್ತ 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 


Ba ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ದಿನಾಟಿತ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಇಂದ ದಿನಏಲಳ: 
¥ 


ಬಾಗವಾನ ಮಾಧಾಧ ತನಲೂಕ 
ಜಾಲಿಬೇರಿಯಿಂದ ಮುಧೋಳ ಯಾದವಾಡ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ರೂಗಿ ಕ್ಯಾನ್‌ ಹತ್ತಿರ) ಕಿಮೀ ೧0೦ ರಿಂದ 430 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ನರದ ಮತಾತ್ರ 


360.00 


ಪೂಟರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ 


“TT ತಿಗಪ್ರಕಾರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಿನಂಂಕ: 


8972.00 


`ಸವಾಪರಡ್‌ ಮನ ಬಚನರದ ಹಾ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯ ಬಾಯಪಾಸ್‌ ರಸ್ಸೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು 
ಹೋಗುವ ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಐಎ.ಕೆಬ್‌ ಮುಂಬಾಗದ ರಾಮೇಶ್ವರ 
ರಸ್ನೆ ಕಿಮೀ ೧೩ ರಿಂದ 0೧೧16 ರವರೆಗೆ ಮರು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ 'ಜಲಕ್ಷನ್‌ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನ೦: 90016 


ಜಮನರಡ ಕತ ತಪಾ ಇನಗವಾಡ್‌ ರಾಹ್‌ 
ಕಿಮೀ 7668 ರಿಂದ 7೫.5: ರವರೆಗೆ (ಹನ್ನೂರದಿಂದ 
ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ವ.ಇನಂ: 89829 


717705 


10/10/2019 


5770ರ 5757 


tg 


ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 


: ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
ed J 


ಕಾಮಗಿರಿ ಹಂತ 


ಅಲದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


ಪಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


dd 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


Wa 


ಜವಹರಡ್‌`ತಪಸ್ಥಕನ ಜವಾನರಡ'ಸಾವಳಗ ಜಮ 

ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿೀೀ7.34 ರಿಂದ 8.10 ಹಾಗೂ 10.30 ರಿಂದ 1.35 

ಕಿ.ಮೀ (ಜಂಬಗಿ ಬಿ.ಕೆ. ದಿಂದ ಸಾವಳಗಿ) ವರೆಗೆ ದಸ್ಟೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇನಂ: 94898 


499.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಸವನರಜತಾರನನ ನವನರಡ ಸಾಗ ಹವಾ 

; ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 13.35 ರಿಂದ 5.40 ಕಿ.ಮೀ (ಜಂಬಗಿ ಬಿ.ಕೆ 

| ದಿಂದ ಸಾವಳಗಿ ವದೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 
ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 5.40 ರಿಂದ ॥.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ವ.ಇ.ವಂ: 849(ಜಿ ಮುರ) 


ul 


499.00 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಫಿ 


ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಸಾಮಗಾನ. Ky ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 
ಲ. l ಮೊತ್ತ ಔನ pe ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ } 
K ಕಾದ ದಿಸಾಲಕ: ದಿನಾಂಕ: 
p H F F [j CE [3 
ಜಮಪರಡಿ `ತಲಾಕನ್‌ವದರ-ಹನನವಾಡ ಮರ 3550 
ಕಿ.ಮೀ ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ 400 ಮತ್ತು 20.25 ರಿಂದ 2100 
(ಜಿ.ಮು.ರುರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ವ.ಇ.ವೆ೦: 103423 
92 ೨ ರಸ್ತೆ "45000 


ಪ ವಾ 
ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 260 ರವರೆಗ ರನ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ಸ೦: 102219 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


1947.00 11/30/2019 


10/29/2020 


500.00 


ಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.000 ರಿಲಿವ 100 ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 9.00 
Ke 10.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 
ವಇ.ನ೦೧2222ಜಿ.ಮು.ರ) 


—— 


ಬಿ.ಎಂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


'ಜಮಖರದಿ`ತಲಸ್‌ಕನ್‌ನವಾನರಡ್‌ ಪಗ 
ಮುಂಡಗನೂರ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 150 ರಿಂದ 7.00 
(ಜಿ.ಮು.ರುಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 
ವ.ಇ.ಸ೦: 101308 


200.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ. 


ಕನಮನಪರಡ -ಜವಾಪರಣ ತಾಲಸನ್‌ಹಾರ್‌್‌ಹಾನಸ ಕಷ್ಟಾ 


ಲಿಂಗನೂರ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕ.ಮಿೀ 0೧0 ರಿಂದ 600 ಕಿ.ಮೀ 
(ಜಿ.ಮು.ರುರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 
ಮ.ನಂ: 101304 


155.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ನರಡ 1೫ ಪಸ ರಬಾಗ್‌ಸ್‌ವ್‌ಗ ಹವಾ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 4.00 ರಿಂದ ೨.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರು ವ.ಇ.ನಂ: 80904 


' ಲ್ಲೊ; ೧ರ ಜಿ.ಮೆ3 200.00 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.7 ರಿಂದ 9.55 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇನಂ:0!991 


| 
Il 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


1554.00 


4/23/2020 


3/22/2021 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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101 


`ನಮನರದಿ ತವಸಕನ ವಾದರನುರಡ್‌ಕರಹಳ್ಳ' ಗದಾ 
ಚಿಮ್ಮಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಸಿಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ೧0 ರಿದ 00 
ರವರೆಗೆ ಗಕಪುಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
ಹಾಗೂ ಮಹಾಲಕ್ಲೀೀ ದೇವಸ್ಮಾನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರೆಣೆ 

(ಪ್ರಸಾಪಿತ ಕಮೀ ೧6೪ ರಿಂದ ೧೧ಮಾಡುವದು. 


ರದ 

[ಮುಖ ರಸ್ನೆಯಿಂದ ಹಿಪ್ಪಃ ರಗಿ ಆಲಬಾಳ ರಿ ವರೆಗೆ ಮ 
ರಿಂದ 40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 0. 
|W ಜಿ.ಪಂ: 136803 


——— ವ್‌ ಹ್‌ವಾಷನರ್‌ಣು EL 370707 


9/19/2021 


ಬಿ.ಎಂ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ೬ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ 
ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


700.00 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ ಅನುಮೋದನೆಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇದಿ) 
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ತಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗಗ ಪಹಾಲ | 
ತಾಲೂಕ ಕಂಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಗೊೋಳಿಸಬೆ ಜಂಮಗಾಾದಿ ಹಂಪ 
ವಿನಾರಿಕ ಪೂರಗೆೊ ¢ 
ಕಾದ ದಿಖಾಲಕ: 
pr ನಾ x A 5 [AN Ky 
ನವನ ಜವಾನರ ತಾವಸಕನ್‌ ಕಾರಪಾಲ್‌ಸರಸರಹ ) is ಕಾನಾನ್‌ ನಾನ 
ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರವಿ ಐಗಳಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ಕಿಮೀ 0.0೦ 
ರಿಂದ 450 ರವರೆಗೆ ಠಸ್ತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, } 
ವ.ಇ.ವ೦: (01972 ' 
ನವನರ "ಜವಾಪರಡ್‌ ಕಾರನ ಕಾರನಾಲ್‌ಸವಪುವದರದ TI - \ iN ಇ ನಾ ತ 
ಶೂರಪಾಲಿ`ಆರ್‌.ಸಿ ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ 0.೧ ರಿಮದ 5.50 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು ಚ.ಇ.ವ೦: 10೪7 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
Tepe pepe ———— om TTT 4/16/2021 a; 
ಮಪ RETESET TEST TTT | ಗ್‌ 
ಕ 162 ರಿಂದ ೩0 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪತ್ರ ಸಂ i 
ಮ 2020/ಇ ಕಚೇರಿ ದಿನಾಲಕ: 20-05 
ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ) (620 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿ) ವೆ.ಇ.ವ೦: 124080 


r 


ಫು. ಸಂ.| ಶಾಲೂಕ ಫಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು 


” t 2 3 ಷೆ 


ಸನಪಾತ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 


7 ಜವಪರಡ/ಜವರಡಿತಲಸಕನ್‌ `“ನಮರರಡಮೃಗಾರ 3ರ 
ಜಿಮುರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿಷ್ಟರಗಿ ಆಲಬಾಳ ರಸ್ಲೆಯ ಕಮೀ 
ರಿಂದ 2.60ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 2.0 


(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಆಲಬಾಳ ಬೈಪಾಸ್‌) ಅಂದಾಜು ಪಿಕ. ಉಪಬಿಭಾಗದಿಂದ 
-ಸ.ಪೆ.ಸಂ:ಲೋಇ/8। /ಉಎಫಘ್‌ಐ/2021 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ; 30 Ke - 
06-2021 " | - 
ಬಜ 6273600 
ತಾರದಾ್‌ ಮತ್ರ" —— 
ಣಾ ಹಮಪರಡ್‌]ಜವಮಪರಡಿ `ತಮಾೂಕನ್‌ ಮಡ ಬಗದಾಘ ರಸ್ಟ್ಗರರರ 
ವಡವಾಳ ವಸ್ಥಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ೦ ರಿಂದ 20 ರವರೆಗ . 


5 'ಜಮಪರಡ "ನಮಪಂಡ ತಾ ಲಾನ —3ರದಾ್‌ ಮಾತ] 
ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 700 ರವರೆಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು (ಗ್ರಾಮೀಣ 
(ರಸ್ತೆ . 


—ho- 


106 [SOB ಜಮಖರಡಿ ತರಬಾಕೆ ಯೂಸೂರೆ ಜೃರಕರರಸ್ತ್‌ 0.00 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0 ರಿಂದ 18 ರವರೆಗಿ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ'ಮಾಡುವದು . 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


7 [uO ಜವುಖರಡ`ತಾರೂಕನ್‌ಬನಹಬ್ದ ನಗದಾಳ್‌ರಸ್‌ಯರದಗ ರರ 
. ಪಾಟೀಲ ವಸ್ತಿ ಶಾಲೆ ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ 300 ರವರೆಗ 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ'ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು ' 


ಣಿ ಜವನರಡ ನವಪರಡ ತವಕ ಮಡ ಸರ ಹ 258ರ 
. - ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಯಾ ಗಿರಿಮಲ್ಲಷ್ಟ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ . 
ಕೆ.ಇ.ಬಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು ಗ್ರಾಮೀಣ 

(ರಸ್ತೆ 


NS SN 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


7 ನಮುಪರಡ|ನಮವರಡ `ತಾರಸಕನ್‌ ತರದ ರಸ್‌ಯರದ ಹಳ 8808 
ಬದಗಿರಿಯಿಂದ ಗುಂಪಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 00 ರಿಂದ 2.0 


(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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7 ಮನರಡ ತಾಪನ ರದ ಕಯ ಹರಗಚ್ಛರಸ್ತೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ನರ 
ಹನಗಂಡಿ ಕಮಲದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಗೋಲಭಾವಿ ರಸ್ತೆ 


(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


ಖಲ! 


ಸ್‌ ನಮಖರಡಿ ಜವಮನ್‌ರಡ್‌ `ವಗಕನ ಪವಹಳ್ಳ್‌ `ಬವನರಜ ರಸ್ತ 


ಖಲ೦ಃ 


“ಹಾಕ್‌ ವಷರ ತ್ಡ 


ನವಮಪರಡ್‌ ತಾಪಸಕನ್‌ ತರದ ಹಾರ್‌ 
ಕಿಮೀ 232 ರಿಂದ ೬60 ರವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣೆ (My 
(ರಸ್ತೆ 
ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ $00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ 


'ನಮಪರಜ `ತಾಮಾಳನ ಆಸರ ಸರ 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ದಸ್ತೆ)ಕಿಮಿೀ 165 ರಿಂದ 510 ರೆವಟೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ 30 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು| 


iE 


ರಸ 110,00 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


50%. 6/15/2920 


3/14/2021 


ನಿರೀಕ್ಲಿಸಿದಂತ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಿ ನ 


80.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


180.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗ ಹ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ 8ಮಿೀ 23 ರಿಂದ ೩400 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸೊೆಮಾಡುವದು 


80.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಜಮಖರ ತಾಲಿ ಸ್ಪರಕಗಹಮುರದ್‌ "ಮಾ 
ಖಾನಗೋಡ ತೋಟದ ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ೧೧ ರಿಂದ 
ರವರೆಗೆ ನೆಟ್ಟಾನಹಾದಿ ಹಳು `ಕಲ್ಲುವೃನ ರಸ್ತೆ 450 
(ಗಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಸುಧಾರಣೆ 


[i 


ನವನರಡ ನಮಹರಡ ತಾವಾಕನ್‌ವಾವವಗ ಶರನ ರಸ್ತ 


ರಿಂದ 300 ರವರೆ? ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವೆದು 00೦ 


ಗ್ರಾಮಿೀಣ ರಸ್ತೆ) 


'ಜವಾವರಡ 


| 


#17 


( 

ee ತಾಲಮಾನ್‌'ಜಗದಾಳ್‌ ದಗ ಸ್‌ಷಯರ 
ಕುಟ್ನಿಷ್ಪ ಉಪ್ಸಾರ ತೋಟದಿಂದ ಜಿ.ಎಲ್‌.ಬಿ.ಸಿ. ಮೇನ್‌ 
. (ಕೆನಾಲವರೆಗೆ 30 ರವರೆ? 'ಸುಛಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


1 
j 


120.00 


ಈ 


. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


CE RE 


100.00 


000 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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—ka- 


ಸುತ್ತಗೆಪಾರ TARAS T 


” ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
್ಯ ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾದಿ . 
ಹ ಸಂ.| ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೂತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂಶ 
ಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ: ದಿನಾ೦ಕ: 
— 5 [3 3 — F 
TOO 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
J. ಗ SN SN ES 
5 [ಜಮಹರಡ LORI 7 
ಗಂಲಭಾವಿ ಕೆನಾಲ ರಸ್ತೆ “ ವ್ಹಾಯಾ "ದಶ . 
ಅವಕ್ಕನವರ ತೋಟ ಕಿಮೀ 0.೦೦ ರಿಂದ 20 ವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 
ಗ ನವಪರ ಜವನರಡ ತಪಸಕನ್‌ ತರದ ನ್‌ ್‌ನಾಪ್‌ರ "ರ — 
ಕಿಮೀ ಊಂ ರಿಂದ 30 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸೆಮಾಡುವದು 
r— `ಪಾನ್‌ನ ವಷನರಗE ~— 
ಜವಇನಂ 1೫55 ಇಷ್ಟಾ 900.00 6/15/2020 3/14/2021 
೫ |ನಮನರಡನಮನರಡ `ತಾಮಾಕನ ಮಡ ಹರದಗ್‌ಾರದ ರರ 
ಕಿಮೀ 00 ರಿಂದ 275 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ' 
ಮಾಡುವದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸೆ) ವ.ಇ.ಪೆಂ: 115798 5/4/2020 8/3/2020 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕ |ನವನರಡ ನವನರಡ ತಾರಾಕನ್‌ಹಪ್ಪ್‌ರಗ'ಶರಗಹಾ ರವಾ 7] 
ರಿಂದ ೩ ರವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣೆ ಮಾಡುವ ವದು 0೦೦ . 
ವಇನಂ: 115799. ಕಾಲ್‌-೩ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ): 6/16/2020 9/15/2020 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
13 [ಮಂರುಖರದಿ ಜಮಿಬಿರಡಿ`ತಮಿೊಕ: ಸಾಲಿಟ್ಟಿ` ತರದ ರರ 
ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವದು. ಟಿಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 20-09-2021 
4 [ಜಮಿಪರಡ ಹಮನರಡ್‌ತರೂಕನ್‌ ನಗದ್‌ ಜವಡರ 
:ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು ವ.ಇಸಂ 'ಟೆ೦ಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮೀಕೃತಿ 
133887 ದಿನಾ೦ಕ: 20-09-2021 
ಜವುಪರಡಿ`ತವಾಕನ`ಬನಹಷ್ಟ ದರ `SAONN “005 7 } 
ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ದ್ವೀಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇನಂ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಾಲಿತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
26 [ee NMOobs ಜಮೆಖಲಿರಿ ತಂಬೊೂಕೆ ತದಿರದ್‌ಕಲ್ನಫ್ಳ £00.0% 
ನರಗಟ್ಟಿ 500 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪೆಣಸುವದು ಟಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮೀಕೃತಿ 
ವ.ಇ.ನ೦: 137008 ದಿನಾ೦ಕ: 20-09-2021 
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WN R _ 


Wu ಸಿರಿನಿಸಿದಂತೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 


A _ - ಅಲದಾಜು ಈಾಯಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ನ್ಥಾರಂಭಿಸಿದ | ಫ್ರೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಂಶ 


ಹವುಖರಡಿ`ಹಾಲನಕ: ಕಪ್ಪ 
_1ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಡಿಸುವದು ವನಂ 140813. 


ಕಾದ ದಿನಂಲಳ: ದಿಸಾಂಕ: 
300.00 ' R 
” ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಲೀಕೃತಿ 


ದಿನಾ೦ಕ: 20-09-2021 


“8ಜಮುಪರ ಜವಮನರಡಿ `ತವಸನ್‌ ಸಾವ ಇನ್‌ ಗದ FTO 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಲೆಯ ಕಮೀ 419 ರಿಂದ ೩% ರ ವರೆಗ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ ವ.ಇಃನಂ: 140208 : 


ಗ ಜಮನರ ಜವಾಪರಡ `ತಾಪಹಕನ ದಬಪಣ್ಣುರ “ನಡನ 
ನಾಗರಾಳ-ಕುಮಟಿ -ಹೆಬ್ಬಲಟ್ಟಿ-ಅರ್ಜುಣಿಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ|. 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 150 ರಿಂದ ೩ರ ಪರೆಗೆ ದಸ್ತಿ 


a. ಹ. ಎಸ್‌.ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


200.00 : 
ಅಂದಾಜು ಹತ್ರಿಕೆ ತಾಲತ್ರಿಕ 
ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆ.ಇ.ನೆ೦: 140200 (ಕೇಂದ್ರ ಕೆಚೇರಿ) 
ಜವುವರಿಡಿ ತಾಪನ ಗಾಡ ನಟ ಕವ್‌ ಮಾಹ ROO ee 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ ೧೧0 ರಿಂದ 450ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್‌.ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ವ.ಇ.ನೆಂ: 140195 

. _ 


OR IIT CEN 0500 


- ವಿಭಾಗದಸಜಸ T3373 


TU TaN ಮದ ಧನ್‌ ತಾಮಾಕನ್‌ ನರಗ ಇರರ 
ರಿಂದ 365 ರವರೆಗೆ ಸೆ ನಿಧಾರಣೆ ' 


ಸ್‌ ಪಾಗರಕನ್‌ಡ ಸಪ ಮುಜಸ್‌ಳ್‌ `ತಾವಸ್‌ನ`ಪತಾರ 
ಮಿರ್ಜಿ ಮಲಾಪೂರ ಸಿ.ಡಿ. ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾ 


[2 ನತ ತರಾರ್‌ ಹರತದಲದ್‌ 


ಪರದಾಹ್‌ ಪಾ ತಯಾರಕ ಹರತದಲದ 


" 150.00 
a ಧಾ ಸಮಾಧಾನ “ತರವುಕನ ಮಹಾಲರಗಪಾರ ವಾರ್‌! —— ನತ ಕ್‌ ಹರಾಡಿ 
ಯಾದವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 100 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ - , . 


ಸುಧಾರಣೆ 


7 'ನನಜಿಸ್‌ಥ ಮಾಧಾಣ್‌ ತಾನ್‌ ಗರಗರ -ನರವಗದರದ 


ಮೆಟಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕೀಮೀ 000 ರಿಂದ 350 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


' ಸುಧಾರಣೆ 400.00 
. 1290.00 
———— ವಾ ಮಾಪ್ಯ ರಸ್ತ ನವೀಕರಣ K 
1 J. _ _ ವ Wy 
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NN 


- ಗುತ್ತಗೆಪನಾಕ T ಸ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು .} ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಯೆನು. ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಮೊತ್ತ ನಿನಾಾಳೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೆಅ 


ಘ್ನುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 
Ka 
| 


8 


ಖಳಗತಾರನ್‌ನ ಹರದರಗ್‌ ನವನ್‌ ಜಮರಸ್ತ್‌ 

. ಕಿಮಿ000 ರಿಂದ 10 ಮತ್ತು 160 ರಿಂದ 2855 ರವರೆಗೆ 

(ಜಿ.ಮು.ರುಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. 
ವ.ಜ.ನೆಲ: 101801 


80 | 1/2/2020 


7/1/2020 » 


ಮುಧೋಳ ಕುಳಲಿ ನಾವಲಗಿ ಜಗದಾಳ ಬನಹಟ್ಟಿ 
ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 00 ರಿಂದ 2.27 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವದು. (ಅಸೈೆಡ ಕಾಮಗಾರಿ) ವರ್ಕ ಇಂಡೆಂಟಿ 
ಸೆ೦.2494 (202-3 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕೃ-ಇ ಪುಟ 
( ಸ೦.57 / ಕ್ರಸಂ. 


IN 


ಬಾಗಲಿಕಾಜಹಲ್ಲ್‌ ವಮಾಧಾಳ್‌ನವಪರಡ ತಪಾ 


2368.00 12/6/2010 


ಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ: ದಿನಾಂ 
[3 ) CA 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


12/5/2011 pa 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮಾಧ ತಾವಾಕನ್‌ವಾಹಾಲಾಗಪಾರ-ವಾರ್ಹ 
“ಯಾದವಾಡ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮಿ 6.8 ರಿಂದ 660, ಕಿ.ಮೀ 


ಮಧನ್‌ಘ 


ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರು ವ.ಇ.ವಂ: 101540 


ರಿಂದ?7.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 9.7 ರಿಂದ 1೨5 ರವದೆಗೆ 7.00 


200.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ನಥ wT ಮುದಾ ತಮನ ಸನರಗಾರವ-ವಾ್‌ಲ 
ನಾಗರಾಳ ದಿಂದ ಅಕ್ಕಿಮರಡಿ-ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ರಸ್ತೆ 
ಕೂಡು ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 5.50 ರಿಂದ ೨4೪ ರವರೆಗೆ 
ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ೦: 101869 


IR 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ನಧನ ತಾಪಾಕನ್‌ವಬಗುಡಾಡ-೫ತ 

ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 265 ಮತ್ತು 8.ಮೀ.00 
(ಜಿ.ಮು.ರುರಿಂದ $00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. 
ವ.ಇ.ನಂ: 101866 


2/11/2020 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ನಾಳ ತನನನ ರ್‌ರ್‌ರರ 
ಕಿಲ್ಲಾಯೊಸಕೋಟೆ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 136 
ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 221 ರಿಂದ 360 ವರೆಗೆ ನನೀಕರಣ 
ಮಾಡುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರು ವ.ಇ.ನಂ: 101842 


——— 


100.00 


+ 
— 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ರ್‌ ರ್‌ 


$5 ಧನ್‌ ಮಧ ತಾರಸಾನ್‌ ರಾಹ್‌ ಆರದ ರಾಹ್‌ 


LO 


ದರದ 


ಮರದ್‌ 

ಪೆಟ್ಗೂರ- ದಂಗಾಪ್ಯೊರ. 'ಹಲಕಿ ಜಿ ಜಿ.ಮು.ಡೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 
ರಿಂದ 2.20 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿೀೀಿ7.6 ರಿಂದ 9.6 ವರೆಗೆ 

ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು, (ಜಿ.ಮು.ರು ವಇ.ಸ೦: 102130 


ದಾಳ ತಮಾಕನರಾಗ-ನಂಗಾಪಾರ್‌ರಸ 

ಮ್ಯಾಯಾ: ಗುಲಗಾಲಿಜ೦ಬಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಿಂದ] 

(ಜಿ.ಮು.ಠುವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. 7.44 
ವ.ಇ.ಪ೦: 102132 


60.00 
RR 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 


ದಿನಾಂಕ 


ಸೊೂಡು ರಸ್ತೆ ಮ್ಠಾಯಾ: ನಿಂಗಾಪೂರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 
ರಿಂದ 3% ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು 0.00 


ವ.ಇನೆ೦: ॥01843(ಜಿ.ಮು.ರೆ) 100.00 


1 


ಪಾಕ್‌ನ ವನದ 


410.00 


1142020 


713/2020 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


'ನಮನರಡ ತಾಲಾಕನ್‌ ವನ್‌ ವಡಾ ಕ್‌ಗವಾಡ್‌ರಸಯ 
ಜಮಖಂಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯ ಜಮಖಂಡಿ 
ಗಲಗಲಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ವ್ಠಾಯಾ ಮುಂಡಗಸೂರೆ ರಸ್ತೆ! 
ಕಿಮಿೀೀ 00೦ ರಿಂದ 1160 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮನಿಡುವದು ವ.ಣ.ನಂ: ೫573 ಬದಲಿ 
-ಕಾಮಗಾರಿ: ಲೋಣಇಃ 208; ಐಐಫಬ;ಂಂ ದಿನಾಂಕ: 22 
12-2017 - 


3/26/2018 


9/25/2018 


3358.00 


[ 


5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ರಸೆ ಸೇತುಷೆಗಳ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಹುನಗುರಿದ್‌ತಾಮಾಕನ್‌ತುರಬ'ಗಾರವಾಳ್‌ತಲಕಲ್ಲಾ 
ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 400 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ _ 
ಪ.ಇನವಂ; 141454 100.00 


— 


“ಬಾಗಲಕೋಟ ಕಲ್ಲ್‌ ಮಧೂ ತಾವಹಕನ್‌ರೂಗ 100.0೦ 
-.ನಿಂಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಮ್ಠಾಯಾ: ಗುಲಗಾಲಜಂ೦ಬಗಿ ಜಿ.ಮು 
(ಜಿ.ಮು.ರುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಹಜುವಂ 


TAOS 


FNS 


6/17/2020 


6/17/2020 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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T ಸುತಾರ ನಣ್ನನದಂತ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು € ( 
ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು § ie ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 
ಈ ದಿನಾಂಕ 


ವಿಭಾ 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ-ರಸ್ತೆಗಭ 


(SES 
80.00 1/7/2021 7/6/2021 


ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಶಂಕರಿ ಮಹಾಕೂಟ 
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಂ ಎಸ್‌.ಎಚ್‌-135ರ ಕಿ.ಮೀ 47.50 ರಿಂದ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನಂ: 128215 ಹ 

ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ-ಸಂಗಮ ರಾಹೆ.-44 50.00 1/25/2021 4/24/2021 } 

ರಕಿ.ಮೀ. 165.41 ರಿಂದ 16.41 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನೆಂ: 128278 

170.00 2/18/2021 8/17/2021 1 

ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ- ಮಾಮ್ಸಿ ರಾಹೆ.-14 

ರ ಕಿ.ಮೀ 9.80 ರಿಂದ 9431 ಹಾಗೂ ॥2.75 ರಿಂದ 114.75 

ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿಗಳ ಕಾಮಗಾಧಿವಾರ್ಡಸಾಂಡಿಲ: 


ಸುಧಾರಣೆ/ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು. ವಣ.ನಂ೦: 128276 K 
80.00 2/16/2021 8/18/2021 4 


ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ- ಕೈಗಾ- ಇಲಕಲ್‌ 
ರಾಹೆ.-!॥4 ರ ಕಿ.ಮೀ. 328.64 ರಿಂದ 329.64 ಹಾಗೂ 336.00 
ರಿಂದ 337.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
:ಸಿಡಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ/ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು. ವನಂ 


a 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಒಪಷಾಗ"3006 


Tm 
ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರೇಬಾನ - ಚಿತ್ತರಗಿ: 
ಹೊಡಲಸಲಗಮ ರಾಹೆ.-133ರ ಕಿ.ಮೀ. 23.80 ರಿಲದ 24.00 
ರಿಂದ 27.00, 23.00 ರಿ೦ದ 28.15. 29.00 ರಿಂದ 29.20 26.90 
ರಿಂದ 32.00, 33.00 ರಿಂದ 34.00, 35.00 ರಿ೦ದ 9.00 30.00 
ರಿಂದ 40.00. 41.00 ರಿಂದ 42.00 ಹಾಗೂ 43.00 ರಿಂದ 39.00 
ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ $4.00 
. | ಕಮೀ 28.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಲ್ಬರ್ಟ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ, 8.00 
ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು 


ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಲ್ಬರ್ಟಿ ಬಿ ಎಂ ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ 
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


L 
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ಮ Ne SN ಮ SR 
TT ಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಾಶಗಷಾರ ನಣ್ಣಸಿಡತT 


ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ A 
ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 4 ಪ್ಯಾರಂಭಿಸಿದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೋಯುವ ಳಾಮಗಳರಿ ಹರ 


’ ಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ: ಬನಾಂಕೆ: 
EE 
N A ] ್‌ | 
ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ 
ಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ. 5 ರಕ. ಮಿಳಿ 4690 ರಿಂದ 50.2 ರ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ. ಮೀ 23.00 _ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(ಹಲಕುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ)ಹಾಗೂ 24.0 ರಲ್ಲಿ . } 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


700.00 37672021 ro —————— 


7747 
3/31/2021 


ಪಜ ವಷನರ 5 ರವದಿ 
TN” ವ AE 
7 - ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾ! 
ಕಿ.ಮೀ. 126.90 ರಿಂದೆ 12800 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 129.560 53 
ರಿಂದ ೫896 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು 
ವ.ಇನ೦:28222 


330.00 
50.00 


1/25/2021 
11/17/2020 


ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಹೆ.-53 
ಕಿ.ಮೀ. 5.30 ರಿಂದ 5145 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 60.0 ರಿಂದ 
ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಬಾಗಗೆಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ 60.40 
ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನೆ೦: 13405 


1] 3054 ಜಿಲಕ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


40.00 — RTO, BITE 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾನಾಪೂದ ತಾಂಡವ - " 
ನೀರಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಯಾ ರಾಘಫಾಪೂರ ಹಂಸನೂರ 
ಕೆಲವಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕೀಮೀ 17,55 ರಿಂದ ॥8.55 ರವದೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವೆ.ಇ.ವ೦: 128216 


hd SS _ 
15 ಬಾಗಲಕನ್‌ಚ 


“ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕೃಮ್ಯಾಗೇರಿಯಿಂದ ರಾ.ಹೆ 
ಜಿಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. ೩೬00 ರಿಂದ ೨.0 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ೫ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನ೦: 128220 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


40.00 


11/20/2020 2/19/2021 ಕೆಲಸ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿಬೆ 


Nn ಮ ರಾ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಾನಪಗರ ಶಿರೂರ ಬೆನಕಟ್ಟಿ 
ಹಳ್ಳೂರ ಸಂಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ .ಕಿ.ಮಿಳ 16.00 ರಿ೦ದೆ 18.00 

ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನ೦: 124218 


MR es 


40.00 (1/24/2020 37737 WN 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


Page 30 of 55 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ನಿರೀಷಸಿದಂತೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು, 
ಈ್ರ ಸಂ] ಶಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು | ಫ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪೂತ್‌ ಮಗಾ ಜೀ ಪಾನಿ ವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 
y ದಿನಾಂಕ ಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ: ದಿನಾಂಕ: 
| 2 3 [J 7° 8 
 ಬಲಗಿಲಕಸಔS) ಭಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಾದಗಿ ಕೆರಕಲಮಟ್ಟೆ ಜ 30.00 2/2/2021 5/1/2021 
ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.೧ ರಿಂದ 400 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನ೦: 128280 
[%] ಬಿದರ್‌ . 200.00 
ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದೇಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಗಾಂ ಹು 
4 ಬಬ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೀರಲಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಹೊಳೆ 60.00 
ಆಲೂರ ಜಿ.ಮು.೮. ಕಿ.ಮೀ. ೧.೧ ರಿಂದ 50 ರವರೆಗಿನ 
ಆಯ್ಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ/ಸುಧಾರಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ 
ಪ್ಯಾಕೇಜವ.ಇ.ನಂ 130081 ಒಟ್ಟು] 260.00 2/20/2021 8/19/2021 8/19/7202 
ಬದೌಮ"' ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ. ಹೆ. ॥ ರಲದೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು 10.00 T721/2020 3/20/3021 3/20/2021 
\ ಗ್ರಾಮ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ' ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
[oo ವ.ಇ.ನ೦: 128205 
pe AS 
\ ಬಳಗ .ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಗಲ್‌ ಆರ್‌.ಸಿ. ಬೀರಕಬ್ಬಿ ಜಿ.ಮು] ' 90.00 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 305 ರಿಂದ700 ರ ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ವಂ೦: 128221 


NT ಾಾಮಾನನವಾನಗನರಮಾ ರಸ್ತೆ 
ಕಿಮೀ. 2300 ರಿಂದ 27.00 ರ ಪರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಮಾಡುವುದು. -ವ.ಇ.ವಂ; 124339 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ 

ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಂಗಳಗಿ ರಾ.ಹೆ-34ಕೆ ಕೂಡುವ 

ರಸ್ತೆ ಕ&.ಮೀ.37 ರಿಂದ 163 ಮತ್ತು 207 ರಿಂದ 422 ರ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ವಂ: 128313 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದಾರಿ-34 ರಿಂದ ಪೆಟೂರ-ನಿಂಗಾಪೂರ-ಹಲಕಿ ರಸ್ತೆ 
8. ಮೀ 7.50 ರಿಂದ 9.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ಸೆ೦: 129975 


2/6/2021 8/5/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


1/4/2021 6/3/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
30.00 . 
14/25/2020 3/31/2021 . ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
— 
180.00 . 
1/15/2021 1/14/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ತಾಲೂಕ § ಇಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ 
ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಲಾದಗಿ ರಸೆ ಪಾಯಾ 34 
ಜುನ್ನೂರ-ಉದಗಟ್ಟಿ-ಅಶಾರದಾಳ-ಅಂಕಲಗಿ 
ಮುಖಾಂತರ. ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ.897 ರಿಂದ ೧6 ರ 

ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ಸೆ೦: 12921 


ಆಅಲದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 


ಮೊತ್ತ 


ಪ್ರಾರಲಭಿಸಿಬ 
ದಿನಾಲಕ ' 


ಹಮನಪರಡ” 


ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂದಿ -ಮೈಗೂರ ಬಸ್ತೆ 
ಮುತ್ತೂರ ಕಂಕನವಾಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸಹಿತ ಕ ಮಿೀ ೧೧0 
ದಿಂದ 300 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದಮ.ವ.ಇ.ವಂ 
128250 


22 


23 


ಹಮ್‌ನರದ" 


—— 


| ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ-ಹಿಡಕಲ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ 


ಾಂಕನಬಾದಿ ಜಂಬಗಿ Ms ರಸ್ತೆ ಮಿ 1.20 ರಿಂದ 
ರವರೆಗೆ ಕಡಕೋಳ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕಂಕನವಾಡಿ ರಸ್ನೆ 12.70 
ಕಿ.ಮೀ 000 ರಿಂದ 50 ವರೆಗೆ. ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಯ 
ವಇ.ವಂ೦: 128251 


T3000 


0000 


200.00 


4542021 


_ 
6/4/2021 


~~ 


ಸಾಮಗಾದಿ ಹಂಪ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಲಡಿದ. 


2/2/2021 


7/1/2021 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


2/17/2021 


8/16/2021 


ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿವ 
"ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಕೆಸರಕೊಪ್ಟ್ಪ ಹಂದಿಗುಂದ ಜಿ.ಮು.ರ 
ಕಿಮೀ 00 ದಿಂದ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಮಾಡುವದು 


T 70.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 400 ರ ವದೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


90.00 


25 


“ರಬಕರ 


ಬನಹಟ್ಟಿ 


ಜಮೆಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ-ಪಾಲಬಾವಿ ಚಿಲ್ಲಾ, 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.0: ರಿಂದ 6೬0 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


} ನನಕ್‌ನ್‌ವಸನರ್‌ ಯು 


“£0005 


WR 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನರ್ವಹಣೆ 


220.00 


1/22/2021 


ಧಗ ತಾನ ಕುಂದರಗಿ ಸುನಗಜಮು ರಸ್ತ 
ಕಿ.ಮೀ. 2.657 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 2.77 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ. ಗಳ 
ದುರಸ್ತಿ ವ.ಇಣ.ವಂ: 124219 


50.00 


11/47/2020 


7/23/2021 


SS 


3/31/2021 


2500.00 


0.00 
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ಪ್ರ. ಸಲ. 


ಶಾಲೂಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 


ದಿನಾಂಕ 


2 3 


ಅಲೇವೃಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆ ಹಾವಳೆಯೆಂದ್‌ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ್‌ಕಾಸ 


ಗಾರ 


3 
ತಾರ್ತುದೌರಸ್ಸಿ ಕಾಮಗಾಕಗಳಾ- ತಟ್ಟು } 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಸೆರೆಹಾವಳಿ) 


27 


ಮಧ್‌ 


ಮುಧೋಳ ರಾ.ಹೆ-139 ರ ಕಿ.ಮೀ. 6735 ರಿಂದ 25 ರ 
ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಜನಂ: 31409 


Ro ಲಾ 


ನಪ್ಯ 


- ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ 


3/3/2021 


5/2/2021 


ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿ.ಎಸ್‌.ಬಿ. 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


29 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವಾಪೂರ ತಾಂಡಾ 

ನೀರಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮ್ಠಾಯಾ ರಾಘಾಪೂರ ಹಂಸನೂರ 

ಕೆಲವಡಿ ಜ.ಮು.ರ.' 8.ಮಿಲಿ, 17.55 ರಿಂದ 1.38 ರವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ವಲ: 133066 " 


3/6/2021 


91542021 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಾದಗಿ ಕೆರಕಲಮಟ್ಟೆ ಜಿ 
| ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 2.00 ರಿಂದ 60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನಂ: 133067 


250.00 


2/25/2021 


SS 


6/24/2021 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


30 


ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹೆ-139 ರಿಂದ ರಾ.ಹೆ.-4 ಕೈ 

ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವ್ಠಾಯಾ ನಿಂಗಾಪುರ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮಿ." 2.30 

ರಿಂದ 3% ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 
ವ.ಇ.ವಂ: 133050 


ಜಿಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 0.0 ರಿಂದ ೬20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವದು ವ.ಇ.ನೆಂ: 132969 


ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಾಪಡಸಲಗಿ-ಅದಿಯದ ಕ್ರಾಸ್‌ 


7 70.00 


140.00 


10.02.2021 


6/9/2021 


WN 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


2/20/2021 


ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ-ಹಿಡಕಲ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ' 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.0 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


150.00 


216/202} 


5119/2021 


41512021 


' ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ವ.ಇ.ನ೦: 132968 
WAN 


800.00 


ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ 
ಬುದ್ದಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.75 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನೆ೦ 133929 


SO NE 


90.00 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


37 


ವ.ಇ.ನ೦ 133093 


೪ಮಗಾದಿ ಹೆಸರು 


ಸಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 
ದಿನಾ 


ಅಂದ ದಿನಾ೦ಕ: 


ಕಾಮಗಳುರಿ ಹೆರ 


3 
ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ 
ಚಿತುಬಾನುಕೋಟೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಜಿಮು.ರ ಕಿ.ಮಿೀ 0.00 
ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು 


ಲ el 


ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ 

ಕುಳಲಿ ನಾವಲಗಿ ಬಂಡಿಗಣಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 

ರಿಂದ 500 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ದಿಂದ ೧. ರ ಪರೆಗೆ.3:50 
ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನಂ 133982 


———— ೩ 
ಪಕ್ಕಕ್‌ದ ವಸ ನರ BH 


60.00 


TOMO 


5 


6 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಭೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಟ್ನೂರ 
ನಿಂಗಾಪೂರ ಹಲಕಿ ರಸ್ತೆ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮಿ 322 ದಿಂದ 5.00 
ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನಂ 133923 


50,00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


SOS SNS _ — 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದೆ. 


ಭಾ 


300.00 


3118/2021 


9/17/2021 


-ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ 
ಉತ್ತೂರ ಕಿ.ಮೀ. 0. ರಿಂದ ೬3 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ” 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನಲ೦: 133902 


85.00 


3/8/2021 


6/7/2021 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರಮಟ್ಟೆ 
ಹಲಗಲಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿಮೀ 7.0 ರಿಂದ ॥72 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ದಇ.ವ೦:34052 


300.00 


3/1742021 


9/16/202) 


| 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ 

ಹೆಬಾಳದಿಂದ-ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ: ಎಸ್‌.ಐಚ್‌-20 

ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೊಡುವ. ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಬಸವಪಟ್ಟಣ 

ದಾದನಹಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ ೪.50 ರಿಂದ 

:ರ ವದೆಗಿವರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇನಂ 1173 
134001 


ಮಧ ಹಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ 


ರಿಂದ ಶಿರೋಳ ಕುಳಲಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ 8. ಮೀ 2.60 ರಿಂದ 
ಮತ್ತು 5.0 ರಿಂದ 600 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 3.60 
ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನೆ೦: 133925 


250.00 


3418/2021 


3/17/2021 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


3/10/2021 


6/9/2021 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


Page 34 of 55 


py 


-Sಬಿ- 


ಕಾಮಗಾರಿ ಜೆಸರು 


3 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ 
ಬುದ್ದಿ ಪಿ.ಎಂ. ರಾ.ಹೆ-55 ಕೈ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿೀ.'8.00 
ರಿಂದ 9.೫% ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 1080 ರಿಂದ ॥.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನ೦: 134047 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಭೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೂಗಿ 
ನಿಂಗಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 


ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮಿ.480 ರಿಂದ 540 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನ೦: 134024 
EN) 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಸಿವ 

ಚಿತ್ರಬಾನುಕೋಟೆ ಕೂಡು ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 070 
ಬಿಂದ ೬25 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವೆ.ಇ.ನ೦ 

134055 


-ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ 
ಮುಧೋಳ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಂಗಳಗಿ ವಾಯಾ 
ಯಡಹಳ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 20 ರವರೆಗೆ 

ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇನಂ: 134059 


45 


ಸಾ ನಥ i 7 
-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ 


“ಮುಧೋಳ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಚಕನೂರ 
ಅಲಗುಂಡಿ ಬಿ.ಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ೧.0೧ ರಿಂದ ೬25 ರವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನಂ: 134054, 


-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತೂರ 
".ಒಂಟಿಗೋಡೆ ಮಿರ್ಜಿ ಮಲಾಪೂರ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
ರಿಂದ 15.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು ॥4.40 

ಹಾಗೂ ಕಂಬ ಸ್ನಳಳ೦ತರಿಸುವದು.. ವ.ಇ.ನೆ೦: 134086 


| 700.06 


00.00 


7/3/2021 


10/2/2021 


ಗುತ್ತಗಷಾರ ಕಣನಿದಂತ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು | ' ಾಮಗಾರಿ ರ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ | ಫ್ರೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 
ಳಾದ ದಿನಾಂಕ: ದಿನಾಂಳ: 2 
ಸ್‌ [3 
3/22/2021 9/21/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
Er 
2/25/2021 8/24/2021 ಮುಕ್ತಾಯಹಂತ 
3/20/2021 6/19/2021 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
3/8/2021 6/7/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
3/17/2021 9/16/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 


-ಗುತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ 
ಅಾಮಗಾರಿ 
ಭೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ 


ದಿನಾಲಕ ಕದ ದಿನಾಲಳೆ: 


ರೀಕ್ಷಿಸಿದಂ. 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಸುವ 
ದಿನಾ೦ಳ: 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂ 


5 


ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ 
ಮತಕೇತ್ರದ ಕೈನಕಟ್ಟ ಕಲಾದಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮಿ. 0.00 
ರಿಂದ ೧.80 ರ ವದೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು ೧59. 


50 


| ರಣ ls 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


ಬನದಾವೌ "| ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ 


ಮತಕೇತ್ರದ ಬಾದಾಮಿ ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಡ್‌ ರಾ.ಹೆ.-!॥34 ರ 
ಕಿ.ಮಿ. 337 ರಿಂದ 2747 ರ ವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣೆ 
(ಪ್ರಸಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ. 2337 ರಿಂದ 2ಟಗ)ಮಾಡುವದು 
135837 


ನಸ ಆಪನಹಾಪ್ಯ ರಸ ಸ್‌ತಾರ್‌ನರ್ಪಹ 


500.00 


ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಟಿಕ್ಕೋಚ ತುಬಚಿ ಕಿಮಿ 4.80 


ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು ವ.ಇ.ನೆ೦: 133815 - 250 


2/24/2021 


14/23/2021 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಅನುಬೋದನಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಸರ್ಕಾರ) 


ಸ್ನ್ಯಾಟ್‌ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


“ee ———— - 

' -ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಭೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ 
ಮುಧೋಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 37.50 ರಲ್ಲಿ 
ಬಾಕ್‌ಸ್‌ಕಲ್ಬರ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ವಂ೦: 134070 


SE 


40.00 


6/18/2021 2117/2022 


ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


355 [ec ಹದನ್ನರಗಳ ನಿರ್ವಹಹಾನೆರ್ವಹಹಾ ವೆಜ್ಞ್‌ 


-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ 
ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಹೆ-55ದೆ ಕಮೀ 4791 ರಿಂದ 4983 ರವರೆಗೆ 
ರಸೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಟುವದು ವ.ಇವಂ: 134553 


275.00 


3/20/2021 


9/19/2021 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


A ಮತ್ತಾ ಸತರ್‌ರಸ್ತಗಘ 
ನಿರ್ವಹಣೆ -ನಿರ್ವಹೆಣಾ ವೆಜ್ಸ 


ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿವ 
ಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಕ್ಕೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 70ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ. 134058 


500.00 


RSS 


4/6/2021 1/5/2022 


BE 


ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿ.ಡಿ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಣೆ-4 
ರಿಂದ ಶಿರೋಳ ಕುಳಲಿ ಜ.ಮು ರಸ್ತ ಕ. ಮೀ ೧೦೧ ರಿಂದ 
(134770)ರವೆರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. 0? 


335.00 


3/254202} 9/24/1202} 


ಬಿ.ಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ |] ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಸುವ 
ಕಾದ ದಿನಾಂಕ: 


ಸಿಕಣ್ನಸಿದಂತೆ 
"ಕಾಮಗಾರಿ 


ದಿನಾಂಳ: 


ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಭೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಗಿ 
& ಕಿಶೋರಿ ಜಿಲ್ಲಾ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.70. 
ರಿಂದ 998 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನೆ೦: 133922 8.50 


Su 


55 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿವ ' 
ಮಾಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಮಿರ್ಜಿ ಯಾದವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
:ದಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.18 ರಿಂದ 1395 ರವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣೆ ವ.ಇನಂ 
133898 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ 
ನಂದಿಹಾಳ ಜಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.20 ರಿಂದ 6.40 : 
ರವರೆಗೆ ರಸೆ ಸುಧಾರಣೆ 


150.00 


325.00 


75.00 


ಜಹಾ 


- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ 
ಸಂಗಮ ರಾಹೆ-44 ರ ಕಿಮೀ 97.0 ರಿಂದ 97. ರವದೆಗೆ 


1700.00 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚೆ, 


100.00 


5 


4/28/2021 


4/6/2021 


6 


10/27/2021 


10/5/2021 


್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಜಿ.ಎಸ್‌.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


7/3/202t 


10/2/2021 


ಡಬ್ಲೂಬಮ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


7/16/2024 


' 1ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು ವ.ಇ.ಪಂ: 136101 
KC as ರದ ನ ) 
| . ಇಲಕಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಲಕಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ 


ಹೆದಾರಿ-06 ಕಿಮೀ 333.00 ರಿಂದ 336.0 ಮತ್ತು 336.685 
"ರಿಂದ 337.» ರ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು 


700,00 


5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ 


10415/2021 


| 


| 


ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


1 ಬೀಳಗಿ 
ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ - ಮನ್ನೀಕೇರಿ - ರೊಳ್ಳಿ ಚಿಮ 
"ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ॥.00 ರಿಂದ 1296 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 200.00 3/6/2021 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನ: 130730 
5084 ಎಸ್‌.ಸಿ. ಯೋಜನೆ 
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3/31/2021 


ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಇಸ ಪ್ರಳಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಸತಗಿ R | 
[ ರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಗಾದಿ ಹಂತ 
ಕ್ರ. ಸಂ. ತಾಲೂಕ 'ಮಗಾರಿ ಹೆಸರು Fk ಸಂಭ Wy ಫೂರ್ಣಗೊಳೆಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಂಮಗಾಥ 
ಕಾದೆ ದಿನಾ೦ಕ: ದಿನಾ೦ಳ: 
pe ಮ WR mene 
ಬಾಗಲಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡನಪಲ್ಲೇ ಆರ್‌.ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇತದೆ ಅವಕ ಳೆಲಸಗಳನ್ನು ವಿರ್ಜಹಿಸುವುದು. 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋವಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
1 ಬಾಗಲಕೋಟೆ [ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 3) ಬಾಗಲಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ! 500.0 2/11/2020 3/31/2020 3/31/2020 ಕುಮಗಾರಿ ಹಂ ಗೆಂಂಗಿದೆ 
'ಜಚ್ರಾಮಕುಂಟಿ ತಾಂಡಾ ಗಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಸಿ ರೆಸ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದ.4)ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ 
ಹೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಜಿಸುವುದು. ಪ.ಠ.ನಲ. 118205 
ರಾ | el 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಹಳ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಜಮು ರಸ್ಟೆಯಿಂದ 
(ಡೋಮನಾಳ ಕಾಸ್‌ ಗೂಮುದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋಪಿಗೆ ಕೂಡುಪ ೮ಸ್ತೆ 
2 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಯುಪುಯ. ಸಸೀನಿಮವನಿ ಎಲ್‌.ಟಿ ಗ್ರಾಮನೆ ಕಂಡಯುಪ ರಸ್ಟೆಗೆ 300.00 2/11/2020 3/31/2020 3/31/2020 B9ADNID aYDte sLTh 3 
ಡಾಂಬರೀಕರಣಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮಾಡುವುದು. 3) ರಾಂಪೂರ ಗ್ಬಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
ಕಾಲೋಲವಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ- ಗಜ 
K ್ಯ ಯಾ ~~ mE ee nem 
KN ಇ» ಬಾಗಲಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ" ಲವಳೇಶ್ನರ ತಾಂಬಾ" ಮದ ಎಸ್‌ಸಿ | FS 
K ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕೀಟ ರೆಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 50.00 ಜಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. 
_ TE SEI ನನದರ ಗಾಡ ನ ಪತನ p —T iN ರ್‌ 
4 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತ ನಿರ್ನಾಣ ಮಡುವುದು. ಪಜಸ 9031 50.00 111/2021 3/31/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಟಿದೆ. 
Wen RK LLL 
ಸಾ [ಬಾಗಲಕೋಟ `ಾಲೂಕನ `ನಾಯನೇಗವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಮೋನ K Jat EOE: 
ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಕಾಂಕೀಟಿ ರಸ್ನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಅ.ನಂ: 130337 25.00 11512021 3/31/2021 ಕಾಮಗುಲಿ ಘಂಣಲಗೆೊಂಟಿಟೆ 
( SE ನವನ NE SOS | 
ಬಾಗವಫಾಔ ಲೂನ ಡನಿವಾಲಪೊಷ್ನ ಗಾಮದ ಎನ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮ ಕ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130338 118/2021 3/31/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಪರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ 
ಾ ಬಾಗಲಕೊೋನ ಲನ ಮನನ ಗಾಮ ನಸ ಹ | y NN | 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಾಂಕೀಟ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. ವೆ.೩.ನೆಂ: 3034೧ 25.00 ೫೫202 3/31/2021 ಕುಮಗಾರಿ ಫೂರ್ಣಗೆಣ೦ಟಲಿ 
BR K LL RN 
ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲೂಕನ'ಢಗವಕ ಗ್ರಾಮದ ನಸ A nr 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಪ.ಇ.ನಂ: 130341 112021 3/31/2021 ಸಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಾಗಲಕೂಔ ಲಾನ್‌ ಸರೆಗುಳ ವ ಸಾವಾಡ್‌ ಇಸ್‌ . NR 
9 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಾ೦ಕ್ರೀಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂಡುವುದು. ವ.ಇ.ಸಂ: 130343 } 2/25/2021 3/31/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
i SN 
ಬಾಗಲಫೋಾಔ ಮಾನ ಸಳಮ್ಮಾಗ್‌ರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎನ ಧಾಮೋನೆಯಲ್ಲ್‌ _ 
ಬಾಗಲಕೋಟಿ ತಾಂಕ್ರಿಟ* ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಚುವದು ವ.ಇ.ಸಂ; 130355 30.00 1} 1/6/2021 3/31/2021 
ಬಾಗಲಕಾಣ ಾಮಾಕನ ನಯನ ಸವದ ಇಸ್‌ ಸಾಮೋನಿಯಲ್ಲಿ R 
ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಕಾಂಕ್ರಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು ವ(॥.ನಲ: 130356 50.00 1/6/2021 3/31/2021 
— ಬಾಗಾ ಹವತಘತನಜ್ಟಾ 34227 - ರ್‌ 
Ww ಾವಾಮಿ ಮತರ್ಣೇತ್ರ ರ್‌ ” ದ್‌] 
ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚಾಲ್ಯ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನವಂದ ವಾಯ ಇವಾಷೆಯ 
'ಪನತಿ ಗೃಹದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪುಟ್‌ಪಾತ್‌ ಮೂಡುವುದು. ವ.ಇ.ಸಂ: 113.18 251202 8/4/2021 


130482 


ನಾವಾಪಾ ಪನ್ನನದ ಪರವ ನಾತ ನನಾಂಗಡವರ್ನವಾಡಮಾಪಳಾ - 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. ವೇಜ.ನಂ: ೦484 A 2/20/2021 5/20/2021 


ಸಾದಗಡ ಪನನದ ನಾಶಷ ಹ್‌ ವನಾರದವಗ ನವ Nee - 
ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. ಪ.ಇನಂ: 130547 13/2021 3/31/2021 


ತೆರೂರ ಸಹ್ಟಿಣದ ಪಕಶಿಷ್ಟ ಸಾತ ಇನಾರಗವವರನಗ ವಾನ ಪಗಳು 500 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಯ.ವ.ಇನೆ೦: 130535 } 


ಬಾದಾಮಿ ಮಶಳ್ಲೇತಕರದ ಒಟ್ಟು 213.18 


— 1 
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pe 


ಗುತ್ತಿಗೆಪ್ರಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ 


ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಸುವ ಕಾಮಗಾದಿ ಶಲತ 
ಕಾದ ದಿನಾಂಕ: ದಿನಾಂಳ: ” 


2 3 K] 


6  ; 8 


ಹುನಗುಂದ ಮತಳ್ಷತ್ರ } | 


ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ನೇತ್ರದ ಇಲಕಲ್ಲ ಪಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಹೆಬಾರಿ-50ರ ಗೋರಬಾಳ ಅಂಡರ್‌ ಪಾಸ್‌ದಿಂದ ವ್ಠಾಯಾ ಗೋರಬಾಳ ನಾಕ, 

ಹೆನಗು೦ದ [ಕಂದಿ ಸರ್ಕಲ್‌ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರ -ಕೈಗಾ ಇಲಕಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾದಿ-06ರವರೆಗೆ! 300.08 2/10/2020 
ಇರುವ ಎಸ್‌ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಸಿ ಕೂಡು ರಸ್ನೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ 

ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಣ.ಸ೦: ॥7518 


4/9/2020 41942020 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಲಡಿಟಿ 


le ¥ SRE 
[ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮತಳ್ನೇತ್ರದ ಇಲಕಲ್ಲ ಸಗರದ ರಾಷ್ಟೀಯ p 
ಹೆದ್ಮಾರಿ-50ರ ಗೋರಬಾಳ ಅಂಡರ್‌ ಪಾಸ್‌ದಿಂದ ವ್ಠಾಯಾ ಗೋರಬಾಳ ಸಾಕ. 
ಹುನಗುಂದ |ಕಂರಿ ಸರ್ಕಲ್‌ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರ -ಕ್ಸಗಾ -೪ಲಕಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-೨ರವರೆಗೆ 200.00 
ಇರುವ ಎಸ್‌ಕಾಲೋದವಿಗೆ ಸಿಸಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಶಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ| . 
ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) ವ.ಇ.ನಲ: 17519 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಚಿ 


4. 


ಫಾಕ್‌ ವನಂ: 118322 500.00 


ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ 
ಹುನಗುಂದ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ರಿಂದ ಹಳೆ ಸಂಗಮ ಗ೧*ಫ್ರಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಸಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 


ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವನಂ] 3 2/10/2020 4/9/2020 4/9/2020 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
117214 pS 
— ey 
ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ನೇತ್ರದ ಹುನಗುಂದ ಪಟ್ಟಿಣದ 
ಹುನಗುಂದ [ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ರಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ! " 20040. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ಸರಿ: (17523 
20 ಹುನಗುಂದ ಸರ Ra ವಡ್ಗರಗಲ್ಲ್‌ ಸಸ"ರನಾಡ್‌ ಹಾಗ ಚರರರ 100.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಟದೆ 
ಪನ್ಯಕೇಜ ಪೆಷನಾ TT 500,00 
ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಲಕಮಲದಿನ್ನಿ., ಬಿಂಜವಾಡಗಿ. ಕಡಿವಾಲ ಇನಾಂ 
ಅಮರಾವತಿ ಸುತ್ತು ಥನ್ನೂರ ಗಫುಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ | Ee 
೫ | ಹುನಗುಂದ [ರ್ಟ್ಞಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಡು ರಸ್ಕೆಗಳ” ಸುಧಾಂಣ್ಣ 600೦ ೫೫2020, 3/81/2020 ಸಾಮಗಾರಿಹೂರನಗಂ 
'ಪೆ.ಇ.ಸೆರಿ: (09978 


ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಸ ಅಮರನಾಡಗಿ. ಮೆರಟಗೇಔ'ಮತ್ತು ಫೋಡಹಾಳ 
22 ಹುನಗುಂದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಯೋವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ ಸಿ 35.00 1128/2019 2/25/2019 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸ೦: 108478 ಸ 


EE ಮೊದ 
[ಹುನಗುಂದ ಶಾಲೂಕಿನ ತುಂಬಾ, ಹಿರೇಕೊಡಗಲಿ, ಗೋನಾಳ ಎಸ್‌ಬಿ ಗ್ರಾಮಗಳ " 
2 ಹುನಗುಂದ ಬಸ್ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 


D ಪುರ್ಣಗೊಂಡಿಚಿ 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಕೊಡಗಲಿ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಮಣಸಗೇಣ| ೨೪00 ೫18/2020 3/31/2020 ಸಾವಾರಿ' ನರಗ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಡಿಗಳ' ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 108482 
'ಹುನಗುಂಡ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಬೇನಕಡೋಣಿ'ಮತ್ತು” ಬಲಕುಂದಿ p 
ಹುನಗುಂದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಸ್ತು ಎಸ್‌ ಸಿ 35.00 1162019 2/5/2020 ಜುಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಭಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 108479 


ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ಲ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಲ ೬6, 20. 25. ೫ ಮತ್ತು ೫ 
ಗಳ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ರಸೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 
ಐಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ಬಸ್ಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನ೦: 130378 


72.21 2182021 3/31/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಹುನಗುಂದ 


'ಯನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕಕೊಡಗೆಲಿ ಎಲ್‌ ಟಿ-, ಚಿಕಕೊಡಗಲಿ ಎಲ್‌ ಟಿ-2. 
ಬಲಕುಂದಿ ಈಶ್ಸರನಗರ ಗಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎನ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋವರಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
ವ.೪.ನಂ: 130380 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 
ಬಿನಾಲಕ 


ಅಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿ Me 


2212021 


ಹುನಗುಂದ ಲೂನ ಹುನಗುಂದ ಪಟ್ನಿಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ ೫, 0 1, ಬ 
ಮತ್ತು ೫ಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪಣನಂ: 
130382 


ಹುನಗುಂದ ಮತಳ್ಲೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು 


ಬಾಗಲಕೊಟೆ 


"ಬೀಳಗಿ ಮತಳ್ಳೇಪ್ರ 


ಪಾಗಾರ ಮಾನ ಸತ ಸಾವರ್‌ ನಾದವ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ನ್ಕಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


ಬೀಳಗಿ 


ಬೀಳಗಿ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಟಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


SRST STH ದಾಾಪೊರು ಗಾವುದ ನನಶಷ್ಟ ಜಾ! 


ನಗಿ ತಾಲೂನ ತೊಂತಿಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ನಾತ ಇಾಡೂನಿಯಲ್ಲೆಂಡ 
ಸಿಬ್ಮಾಪೂರ-ಕೊಂತಿಕಲ್ಲ, ಜಿಮುರಸ್ಟೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ಸಿಟ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವದು 


ನಷ ಇಮಾನ್‌ ಸಾವ ಸಾವ ಇವಾ ಇಷಾದದನ್‌ 
ಫಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಡದು ಹಾಗೂ ರಸ್ಗೆ ಬದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 
ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ನ ಅಳಟಡಿಸುವದು. 


ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಪೇವರಸ್‌ಃ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವದು. 


1391.21 


ಪಾ ಇಮಾ ಆನಗವಾಡ ಪ್ರೆ ತ್‌ರದಡಲ್ನರಾಷ ಡರ್‌ ಗಡ 


100.0 1/21/2021 


3/3/2021 


3/31/2021 


9/8/2019 


12/17/20)9 


ಭಫೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 
ಅಂದ ಜಿನಾಂಳ: |' ದಿನಾಂಕ: 
NORRIS SSN WR 
5 


12.81 


10.00 


ಗಾಮ್‌ ರವ `ಪಢನಡವವನುವನ ದಾಡ್‌ ಸದ 
ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಪೇವರಸ್‌; ಕಾಂಕೀಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವದು. 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ (49 ರಿಂದ $3) ವನಂ: 131721 


10.00 


$7.81 242021 


3/31/2021 


ಕಟಮಗಾರಿ ಪಗ ಗೊಂಡಿದೆ 


_ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೂರ್ಗಗೆ೧ಣಂಡಿಚಿ 


ಕುಮಗಾಬಿ ಫೂರ್ಣಗೆ೧ಂಟಿಣಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೊೋರ್ಣಗೊಂಡಿಬ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಟಿದೆ 


ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ `ಬಿಣಗಿ `ಶ್ರೀಸಿದೇಶ್ತರ ಜಾವಸಾಸ-ನಾಗರಾಳ ತಾಂದಾ 
'ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕವಿ 300 ರಲ್ಲೆ ಸಲರಕಣಾ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಿಲಿ ಕಯ 7.00 
ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ನ ಪಡಿಸುವದು. ಪ.ಜ.ನಲ: 10470 


45.00 182021 


3/31/2021 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕೇತ್ಸದ ಕದಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿಕಾಲೋವನಿ ಕೂಡು ಬಸ್ತೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೇವರ್ಸ್‌ ಜೋಡಣಿ 
ಮಾಡುವದು ವ.ಇ.ಪಂ೦: 130361 


212412021 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಳೇತ್ಯದ ಸಾಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಲೋನಿ ಸ್ಟೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಪೇವರ್ಸ್‌ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವದು 
ಪ.ಇ.ನಂ: 130363 


818/2021 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ ನಾಮಾ ಮತಕ್ಲೇತದ ನಕ್ಕರಗುಂದಿ ಆರ್‌ಸಿ. 
ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಮಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ವಿರ್ಮಾಣ;ಪೇವರ್ಸ್‌ ಜೋಡಣೆ 
ಮಾಡುವದು ವ.ಇ.ನ೦: 130364 


10.00 0.022021 


3/31/2021 


3/31/2021 


A 


ಕುಮೆಗಾರಿ ಘೋಗಗೊಲದಿಟಿ 


Je 


3/31/2021 


39 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಲೇತ್ರದ ದೇವಸಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋವಿ ರಸ್ತೆ. ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ;ಪೇವರಸ್ಸ್‌ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವದು! 
ಪ.ಇ.ಸೆಲ: 130355 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂ&ನ pe ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ 
ರಸ್ತ. ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಣನೇವರ್ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವದು ವನಂ: 
130366 [ 


10.00 ೫8/2021 


3/31/2021 


ಕಾಮಗಾರಿ ಘಂ ಗೊ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಲಗಟೆ 


ಕಾಮಗರ ಪೂರ್ಣಗೊಲಡಿಟಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಷಂಗ ಣಂಡಿದೆ 


10.00 14612021 


3/31/2021 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೆ೧ೊಂಟದೆ 
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3 


ಫ್ರ. ಸಂ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ: 


ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ 


ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಸುವ 
ದಿಸಾಲಳ: 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 


3 


41 ಬಾದಾಮಿ 
— 
42 ಬಾದಾಮಿ 


ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ನೇತ್ರದ ಮಾಳಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ 
ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್‌ ಜೋಡಣಿ ಮಾಡುವದು 


6 


ಸ್ಯಾ 


ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂನ ಪಗ ಮತಡ ಸಾನ್‌ ನಷ ಇಡ 


ಏಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಃಹೇವರ್ಸ್‌ ಜೋಡಣಿ ಮಾಡುವದು 


ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತದ ಫಕೀರ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
ಕಾಲೋವಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ನ ಜೋಡಣೆ 
[ಮಾಡುವದು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಫೂರ್ಣಗೊಲಡಿಚೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


'ಬಾಬಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಲೇತದ ಗಂಗನ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋವಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೈಸೇವರ್ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವದು 


'ಪ್ಯಾಫೇಜ್‌ (61 ರಲದ 64) ಹೆಡ.ನೆ೦: 132460 


2/18/2021 


5/17/2021 


ಕಾಮಗುರ ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 


ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕ&ನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಲೇತದ ಕರಕಲಮಟ್ನಿ ಗಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
'ಕಾಲೋವಿಯ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ನೇವರ್ನ ಜೋಡಣೆ 
ಮಾಡುವದು ವ.ಣ.ಸಲ: 130498 


೫2212021 


5/21/2021 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಲೇತದ ಗುಚ್ಜೇರಕೊಪ್ಸ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ 
ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ಸೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ;ಹೇವರ್ನ ಜೋಡಣೆ! 
ಮಾಡುವದು ವ.೫.ನಂ: 130500 


1712021 


3/31/2021 


ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಣಳಗೊಂಡಿದೆ 


46 ಬೀಗಿ 


ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಲಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿ. 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ಠಿಟ ರಸ್ನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಣನಂ: 
130551 


1/6/2021 


3/31/2021 


47 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


48 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಲಡಿಲ 


ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಳಗಿ ಮತಳ್ಲೇತ್ರದ ಕಲಾದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಗಾರ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರಸ್‌ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವದು ವ.ಇ.ಸಂ: 
130370 - 


2/2/2024 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂತಿಸ' ಬೀಳಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರೇಸಂ5 ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ, ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ವಿರ್ಮಾಣ;ಪೇವರಸ್‌ ಜೋಡಣೆ! 
ಮಾಡುವದು ಪ.ಇ.ಸಂ: 13037 


521 ಮುಘಭೋಳ 


1/6/2021 


5/30/2021 


3/31/2021 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


3/31/2021 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಲಡಿಡೆ 


ಬೀಳಗಿ ಮಶಕ್ಲೇಶಕರೆದ ಒಟ್ಟು 


ಮುಧೋಳ ಮತವು 


ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ನಗರಳೆ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ನರ ರಾಜ್ಯ 
'ಹೆದ್ದಾರಿ-55 ರಿಂದ ಔರಾದ ಸಬಾಶೀವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-34ರ'ವರೆಗೆ ಲಿಂಕ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಲಬಳೆಗಲ್ಲಿ, ಭೋಬಿಗಲ್ಲಿ, ಮುಖಾಂತರ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಪಟ್ಫೋಲ್‌ ಪಂಪವರೆಗೆ 
ರಸ್ನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನರಿ: 116855 


'ಮತ್ತು ಮುಧೋಳ ನಗರದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಭಾರಣೆ 
ವ.ಇ.ನಂ: 119409 


₹ಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಆಸ್ತ`ಸ೦ಖೆ, 16533 
ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವ.ಇ.ನಲ: ೧049 


239.24 


490.0 


2/28/2020 


30.00 1812020 


200.00 


5/28/2020 


3/18/2021 


5/27/2020 


ಕಾಖುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಟೆ 


4/1/2020 
82712020 


12/17/2021 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಘೊಿಪಲನೇ ಮುಖದಿ ಸ್ಯಾಟ್‌ ಯಾಕಲಾಗಿದೆ. 
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ಮ ನಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿರಿ್ಸಿನಿದಂತ 
P ಸಂ ತಾಲೂಕ ಕಂಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯು : | "ರಾಣುಗರಿ ಸಾಮಗಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಲಿ 
೫ ಸಂ. ಮೊತ್ತ ದನಾ pet ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 
ಕಂದ ದಿನಾ೦ಕ: ಬಿಪಾಂಲಕ: 
LN SE — 3 [3 Ne Gp —] 
ಬಾಗಲಸನಾಡ ಕಲ ಮುದೋಳ ಸಾಮಾನ ಮಂಯೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ರಾ ಕಾ 
33 ಮುಧೋಳ [ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವ.ಇ.ನಂ: 35.00 1/8/2021 3/31/2021 ಜಾನುಗಾರಿ ಘಂಣ್ಣಗೊಲಟಗಿ 
30331 ° 
| ನಾಗವಕೂಡೆ ನಲ್ಲೆ ಮುಡೊಣ ತಾಮೂಂನ ಮಳವ ಗಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ರಾ ರ್‌ 
54 ಮುಧೋಳ ಜಂತಿಯವರ ಕಾಯೋವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 2500 mened akon otsed 
ಪ.ಇ.ನಂ: 
pi ಮುಧೋಳ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಲ್ಲೆ ಮುಭೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಬೇರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಣ್ಣ 
53 ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ.ಸ. ರಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
MR ಧೋಳ ನಾಗಲಕೋಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಮಾಡೌಾಢ್‌ತಾಲೂಿನ ಮಗಣೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ರ Wu ರಾ 
6 ಬು ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. iy 
85.00 2/6/2020 3/31/2021 
ಮುಧೋಳ ಮತಕ್ಟೇತತರೆದ ಒಟ್ಟು 1079.24 
We ಬಮಾಂದಿ ಮತಳ್ಯೇತ್ರ ್‌ 
ರಾ ಪರಾನ್‌ ನನ್‌ ವನ್ಸ್‌ ನನದ ವನ ಮಾ 
md CS vl] 
us ನಪಾನಂನ ನಾಮಾ ಪಡ್‌ ಸಸ ವಸ್‌ 
58 'ಜಮಖಂದಿ ಜಮಖಂಡಿ ಸಾಲಿನ ದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸು'.ಸಿ. ಕಾಲನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತ ಸುಧಾದ 55.00 1/4/2021 3/31/2021 ಕುಮೆಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
§ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಫಿನ ತೋದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಿಮುರ ಏಸ್‌ನಿ ಕಾಲೋನಿಯ್ಲು 
< ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮುದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿದರಿ ಹೋಸವಮಾಡ ಜಮುರ ಪ 
59 ಜಮಖಂಡಿ [ವಾಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ತೋದಲಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ ಕಂಬಳನ್ನು 335 ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸ್ನಳಾಂತರಿಸುವಮ 
i ಜಮಎಂಡಿ ಾಮಾಕನಪಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ 'ಇಾನಹಲ್ಲಿಫಬಲ್‌ ರ್‌ 
60 ಜಮಖಂಡಿ ನ್‌ ಜೋಡಿಸುವುದು 625 
A SS 
6 ಮಬಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರ್ಗುದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಮಲ: ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಬಲ್‌ ಸೋನ್‌ ಜೋಡಿಸುವುದು 5.75 
2 ; ತಾಲೂಕನ ಹಿಪ್ಪರಗ ಗ್ರಾಮದ ಸನಶಿಷ್ಟ ಜಾತ ್‌ಾ —~ ್‌ 
ಕಾಲೋವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಬಲ್‌ ಸ್ಕೋನ್‌ ಟೋಡಿಸುವುದು. 6.75 
LLL seals ಲ 
pe ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಸ ಬಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
: ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪೀರಹ್ನ ಶಿರೋಳ ಮಸೆಯ ಬದೆಗೆ ೩. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 575 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ವ.ಇ.ನೆ೦22790 500 ಸೇಕುತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲಮೂಂನ ತುಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲನ್ನ ಹಾಖೋಮ್ನಗೋಳ 
ಮನೆಯಿಂದ (ತುಲಿಗಳ ಸಾಪಳಿಗಿ ರಸ್ತೆ, ಪುಲಕೇಶಿ ಮಲಗ ಅವರ ಮಸೆಯ ವರೆಗೆ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇನಭಿ; 137030 


ಜಮಖುಂದಿ ಮತಕ್ಲೇಶತರದ ಒಟ್ಟು 
ತೇರದಾಳ ಮಶಳ್ಳೇಷ 


ರಬಕವಿ'ನಗರದ ನಾರ್ಡ ನಂ ರ ಭೂಷ್ಣಾನರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಡಾದ ರವರ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ «೬ ಹೊಸೂರು ನಗರದ ಮಾರ್ಡ 
'ನಲಂ7 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ನೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ಪ೦: 


65 ರಬಕವಿ 
K ಬನಹಟ್ಟಿ 

66 ರಬಕಾನಿ 
ಬನಹಟ್ಟಿ 


6/30/2021 


9/29/2021. 


Eon aj). 


ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಕುಲಶಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂಬಳೆ ತೊಟಿದ ಸ್ಥಿ! ಇ 
ಹೋಗುವ ಕುಲಹಳಿ-ಕಮತ'ರಸ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


49,74 


ತಾಮಗುಾರಿ ನಸ 


ಕಾಮಗಾಬಿ ಪೂಣ(ಗೊಬಡಿಬಿ 


'ಗೆಬಲಟಟೆ 
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ಓಂ 


[ ಗುತ್ತಿ ಬೆಂ. 
ಅಂದಾಜು | ಕೌಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮ ಸ 
ಸಿ 'ಮಗಾರಿ ಹಂತ 
ತ್ರ. ಸಂ.| ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತ ಕಾ ಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳೆಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾ 
ಕಾದ ದಿನಾಂಕ: ದಿನಾಲಳ: 
7 p 3 4 3 6 7 $ 
'ಸ್ಯಾಕೇಜ್‌ ವ.ಇಸೆ೦: 130326 109.74 1/20/2021 3131/2021 
ವಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಸಗರದ ನಬಾರ್ಡ ಸಂ 7 ರ ಮಹಾಲಿಲಗ ಗಸ್ತಿ ಅವರ 
ರಬಕ ಮನೆಯಿಂದ ಅನೀಲ 8ರಿಕಿರಿ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ಲೆ ಸುಧಾರಣಿ ಮತ್ತು ಸ ಪ್ರುಗೆತಿಯಲಿದೆ. 
67 ಬನಹಟ್ಟಿ [ವಾರ್ಡ ನಂ 6 ರ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಪಿ ಡಿ 6000 22.02.2021 5/21/2021 ಕಲಿಸ ಪ್ರಗಸಿಯಲ್ಲಡೆ: 
ಬುದ್ದಿ ಕವಟಕೊಪ್ಪ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ.ಇ.ಸ೦: 130353 
ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಟ್ಟಿ ಆಸಂಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಸಂಗಿ 
[ಮಹಾರ್‌ ಹಸ್ತಿ ಎನ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋವನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಳಿಂಗಳಿ ವರ್ಣ ಗೊಂದಿಟಿ 
68 ಜಮಖಂಡಿ [ಥ್ರನಗಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಸಲವ್ವಾ ರೊಡನ್ಮವರ ವಸ್ಸಿಯವರಿಗೆ ರಸ ಸುಧಾರಣ oe 2/19/2021 5/18/2021 ಕ್ಲಾಮಗಾರಿ ಮರಗಿಡ 
'ಪ.ಬ.ನೆಲ: 130540 
ರಬಕವಿ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಗಳ 
69 ನಹ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಹಾಗೂ ಪೇವರ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾದರ 100.00 
ಬನಹಟ್ಟಿ ಪಸ್ತಿಯಿಂದ ಯರಗಟ್ಟಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಹಾಟ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 137026 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ವಇನಂ: 3381 ಟೆ೦ಚರ ಸಿಸಳ್ಳತಿ ಬಿನಾಲಕ: 
20-09-2021 
7 ರಬಕೆವಿ [owse ಬನಹಟ್ಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯಿಂದ 1] 
ಬನಹಟ್ಟಿ |ಗೊಂಬಿಗುಡ್ನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ವ.ಇ.ನಂ: 132027 100,00 
ರಬಕವಿ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಗೂಢ ಪೌಶಷ್ಟ ಜಾತಿ £ 
7 ವಸ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಜಿ.ಎಲ್‌.ಬಿ.ಸಿ. ಕಾಲುಪೆಗೆ ಸಿ.ಡ.ನಿರ್ಮಾಣಿ 125 6/30/2021 9/29/2021 ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಬನಹಟ್ಟಿ 'ಕಾಗೂ ಕಾಲಕ್ಟೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಪ.ಇ.ನಂ: 137033 
: ತೇರದಾಳ ಮತಳ್ಳೇತ್ರದ ಬನ್ನು 482.24 
ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 5047.97 
—] ಹಜ್ಞಾವಕನ ಪಕ 
ಮುಧೋಳ ಸಾಮಾನ ನನಪರದಿ ಮಕ ಹಾಗ ರಂಗದ ಧ್ರಷುದ್‌' ನನ PN ಸಾಲಿಕ; ೫ 
1 ಮುಧೋಳ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Wk ನ 25.00 F ಟಿಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೀಸೃತಿ ದಿಸಾಲಕ: 20-07-2041 
lL 
5076.22 y 
7 ಥ ರ 21/2020 3/31/2020 9/31/2020 ™ 
್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ೫ ದ ತಾಲೂಕಿವ। 
ಬಿಲ್‌ಕೆಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋವಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. 3ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವೂರ ಗಪ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಟದೆ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
p) 1/21/7030 373172020 381/2000 ಸಾಮಗಾರರದ್ದಾ ನಡಸಾವ್‌ಪಸ್ತಾವನ 
4/21/24 /31/: 131/202 ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
k ಕಾಖಗಾರಿ ಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1/18/2021 3/31/2021 k ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[Aj ಹ ದ 
[S ದ ೧) ದಾಗ ಫವಾದ ವಸ್‌ ವಯ ರರ 1/8/2021 3/31/2021 He RE 
ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ರಸ್ತೆ Fd ಮಾಡುವುದು. ವ.೫.ನಂ: 30350 ಫಮಗಾಲಿ ಪರ್ಟಗೊಂಡಿದು 
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ಪಡಿಸುವದು. ವ.ಇ.ನಲ: ॥7522 


ಗುತಿಗೆಪ್ರಕಾರ 7 ನರ್ಞಸಿದಂತೆ ' ] 
K ಅಂದಾಜು | ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇನಿಮಗಂರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ K ರಿ ಹಂ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸದು ಮೊತ್ತ ಿರಂಳುಸಿದ | ಪ್ರೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾ 
ಅಂದ ದಿಸಲ೦ಕ: ದಿನಾಂಕ; 
[ ್‌ಾ 35 SN 5 [3 | 
| ಸ ತನವಾಸಕನು್‌ ರ್ರ್‌; PLE MONT K 
ಾಂತ್ರೀಟಿ ರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾರುವುದು. ಐ.ಇ.ಸ೦: 130354 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೋಂ ಗೊೊಲಡಿದೆ 
w: SST RSNA EO ಮದ್‌ ವಸ್‌ VA 5ರ T57iUST EIS w 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ಸ೦: 130352 ಕಾಮಗಾರಿ ಪಣ್‌“ 
ನಸನತ ಸಮದ ವ್‌ಬನ್‌ಪಾವ Ceo | 381/20 RNG " 
ಕಾಂಕಿಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ ಮಾಡುವದು ವ.ಇ.ವೆಂ: 130357 ಕಾನುಗಾರಿ ಸಭಾಣ"ಗೊಂಟದೆ 
ಕನ್‌ ತಗರ ನಾದ ನವಾಬ ನರವ 1/6/3024 ENS SOR 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು 'ಪ.9,ಸಂ: 130359 ಕಾಮಗಾರಿ ಪಸೂಗೆೊಂಡಿಡೆ 
| Wy ಬಾಗಲಕನಣ ಮತದ “NT —— 
———— ದಾಮ ಮಾತಳಿಕತ್ರ | SS 
Ro ದಾವಾ ತಮನ ಪಣಿಗಪ ಕಾಮದ ಬಾವನ್ನಾನದ `ಡವರನದಲು 10.00 1/29/2021 3/31/2021 Nu ಗ K T] 
ಪೇವರಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುಖದು. ವೆ.ಇ.ನಂ: 130541 | ಮಗಲ ಪೊರ್ಣಗೊಲದಿಬೆ 
12 ಬಾಡಾವಾ ಬಾದಾಮಿ “ತಾಮಸ ತಮಾಪ್ರರಎಸ್‌ವನ್‌ ಸಮದ್‌ "ಪಸ್‌ದ 10.00 2/6/2021 EYE po dl 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಂರ್ಣಗೆದಂಡಿದೆ 
ವ.ಇ.ನಂ೦: 30486 
f K J 
ಬಾದ್‌ ದಾದಾಮ್‌ ಪವಾಕನ'ಮುಷ್ನುಗೇರನ್ರಮದ್‌ ಎಸ್‌ ಸ್ಸ 1/8/2021 3/31/0021 - ಮ್‌ 
'ರಸ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. 'ವ.ಇ.ನೆ೦: 130489 4/31: ಕುಮಣುರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 \ 3 1/21/2021 3/31/2021 WR 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ pls ಮಾಡುವದು. ಮಾನಂ; 0543 ಅಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಟದಿ 
ಬಾದರ್‌ ತಲಸಕನ ಬೀಮಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಘಪನಲಯಲ್ಲ೫ರಸ್ತ 1/21/2021 380 ರ 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. ವ.ಅ.ನಲ: 130545 ! / , ಕುಮಗಾದರಿ ಖ್ರನರ್ಣ'ಗೆ ಐ೦ದಿದೆ 
10 T ಬಾದಾವಾದಾದಾಮ  ತಲಸನ 'ಅಂದಡ್ಡರ ವೃತ್ತದ ಹರಕ್ಕ ತ 2/26/2021 5/25/2021 § 
ಮೈದಾನದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪುಟಿಪಾತ್‌ ವಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು ಕಾವುಣುರಿ ಪ್ರರ್ಣೂಗೊಲದಿದೆ 
ವಇ.ಸ೦; 130485 _ 
[ ಬಾದಾವಾ ನದವ "ಪನ್ನಡದ "ಚರಶಷ್ಟ “'ಪರಗಡ-“ಜನಾರಗದಾ ಪಾಣಜ್ಯ 2/22/2021 5/21/2071 ಮಗರ್‌ ಸದರದದ 
ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನ೦: 30487 
3 ಬಾದಾ ಗದಗದ ಪನ್ನವರ್‌ ನರರ ಪರಗರನನಾರಗದವಾರಗ 'ವಾಹವ್ಯ 33.00 1/28/2021 4/27/2024 ರಗ SIRES 
ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುಪದು. ವ.ಇ.ನ೦: 0549 
I) ದಾದ ತರಾರ್‌" ಪದ್ನನಪ ರಗಡ್‌ಇನಾರ ವಾನರ ಮಾಗಳ EXO] ರಾ jp 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು, ವಟ ಪಂ: 130336 * 
LLL 
ವನದಾವೀಾ' ಮತ್‌್‌ತಕರದ್‌ಓಟ್ಟಾಗ “I9933 
SS — 
“ ಹನಗ್‌ರದ್‌ಮತಕ್ಷತ್ರ | 
We) ರದ ]ಹನಗರಡ ತಾರ ಚಕ್ಕನಾಳ ಗಾದ್‌ ಫಾವನ್‌ಡ್‌ ಮತ್ತಾ ಮಾ KN 11/26/2018 35/020 ದ್‌ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟೆ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಂರ್ಣಗೊಲಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಳ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 10೪974 
'ಹುನಗಾರಜ-ತಾಲಾನ ಬಪಪರದಗಗವವಾರ್‌ ವಪ ಕರರ ವಗ Teo PEt) - —] 
ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಐಸ್‌ ಟಿ ಕಾಲೋವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೋರ್ಣಗೆಡ೦ಟಲೆ 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ.ನ೦: 109975 
ನಾನಗಸರದ ತಲಾಸ್‌ ಹನನನರದ ಮತ್‌ತ್ರದ್‌ ಗವ ಸಹನಾಳ oe TR ~— — 
ಚಿತ್ತಯರನಕೇರಿ. ಭೀಮಸಗಡಿ ಗೀಪ್ರಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗೂ! 
ಇಲಕಲ್ಲ ನಗರದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ'ರಸ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏ೨ಮಗಾರಿ ಪಂಗರಗೆಣಲಡಿಣಿ 
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ಗುತ್ತಿಗೆಪ್ರಕಾರ ನಿರೀಕ್ಲಿಸಿಚಂತೆ 
ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
- : ಗಾರಿ ಹಂತ 
ತ್ರ. ಸಂ.| - ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ |ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಸುವ ಕಾಮಃ 
ಸಾದ ದಿನಾ೦ಕ: ದಿನಾಂಕ: 
5% ಹೆನಗರದಸಲಕಲ್ಲ ತವಕನ್‌ಹುನಗುರದ್‌ಪಬ್ಗಣದ'ವಾರ್ಡ ನರ್‌ ಹಾ 2/3/2021 3/31/2021 
'ಚಾಮಲಾಪೂರ, ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ, ಬೆನಕನಡೋಣಿ, ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹುನಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಖಾರ್ಡ ನಂ-0. 10 ೬ 1 ಕಾಮುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಲಡಿದೆ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋವಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪ.ಇ.ನಂ: 130383 
್‌ಹಾನಗರದ py 40754 
ಮತಕ್ಕತಾರದ K 
SN 
——ಾಾಗವಮತಳತ 
ಳಗ ತಾಲಾಕನ ಅರಕ್‌ರಗ್ರಮದ್‌ವಸ್‌ವ ಕ ವಮಾನ್‌ಹಪ್‌ರಕಿಸದ 19.00 1/27/2020 3/31/2020 3/31/2020 ಪಂ A 
24 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನ೦: 109528 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಟಿದೆ 
pr ಘಿ ಘಾ ತಾಲನ್‌ 7 ಅಮರರು ಸನದ ಪರಶಷ್ಟ ಪರ 450ರ 5/4/2020 11/3/2020 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2 ತೆಗ್ಗಿ ಗಫುಮದ ಸರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ! 
ಕಾಲೋವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 3) ಅರಕೇರಿ ಗ್‌ಫಪುಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ೫ ಸಿದ್ಯಾಪೂರ ೧ಫುಮದ 'ಜುಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ ಖ.ಇ.ಸಂ: 
19583 
26 ಬಾದಾರ್‌ "ಪಾಲನ ಳಾ ಮತಕ್ಕ್‌ತದ ಆಗಸನಪಾಪ್ನು `ಆನವಾವ 60.00 8/13/2020 2/12/2021 2/12/2021 
ಫೈಸಕಟ್ಟಿ. ಕಲಬಂದಕೇರಿ. ಕೆರಕಲಮಟ್ಟಿ. ಮಾಳಗಿ ಗ್‌ಫಪುಮದ ಪರಿಷಿಷ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ವನಂ: 91047 
7 ಬಾದಾವ್‌`ಘಲೂಕ ಖಿತ್ತ್‌ತದ ಸರ್‌ನೂರ್‌ ಗ ಪ್ರವಾದಪರಷಷಾ 10.00 7/16/2020 12/15/2020 TAs | K 
ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 119137 ” ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
pr! ಲಾನ್‌ ಸದ್ದಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ವ ಪಾವ್‌ ನ್‌ದಲರಾವ ರರ 3/6/2021 3/31/2021 ’ ಪೂರ್ಣಗೊ 
[ಹಳಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವದು ಪ.ಇ.ಸಲಿ: 130416 - | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಇ ಗವಾದ್‌ವನ್‌ ಚಾ ನರ್‌ ನನಗ್‌ವಾ 77 1/19/2021 3/31/2021 ~——— 
ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು ವ.ಇ.ಪಂ; 130477 ಕಾಮಗಾರಿ ಚ್ರಂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
RE) ಠ ತದ ಹಳ" ಮಾರನ್‌ ಸವದ ; ಪಸ್‌ಪ್ರ 7 
ಎಸ್‌ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವದು. 
'ವೆ.ಇ.ನ೦: 130367 - 
K] ದಾಗ ನ ತ್‌ ನಜರ್‌ ಗರಮಾ ವ್‌ವ] [xP 7 
ಫಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಹೇವರ್ನ್‌ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವದು. ಪ.ಇ.ನಂ: - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
130364 
ಕಠ A SSE SAS ಮದ್‌ 100ರ 1/15/2021 3131/2021 —~— 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ನ್‌ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಅ.ಸಂ: ಕುಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
130369 
KY) ಬಾದಾಮ್‌ ದಾದ್‌ವ್‌ ತಾರ್‌ ಬಾಗ ಮರ್‌ಕದ ಮರ್‌ ವದ TTT 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್‌ ಲೋಡಣಿ ಮಾಡುವದು. 
ಬಾಣಾ ವಾರಾ “EE ಮಾದ ಹಲಲ EESTI 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸ್‌ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವದು. 
ಪಫ್‌ ವಷರ 28735 2/25/2021 5/24/2021 
3 ಪಾದವ ದಾದಾವ್‌ ತನನ ಬಳಗ ಮಾತರ ರ ಮ್‌ನ್‌ದದ [oR 52/0 A702 ್‌್‌್‌ಲನ್‌ಪುಗತಹಯಲದ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಸೇಪರ್ನ ಜೋಡಣಿ ಮಾಡುವದು. 
ವ.ಇ.ನಲ: 1೫೦492 { 


po 


SO 


ಸತಾ TT ನಕರ 


ಕಂಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಅಂಬಾ'ಜು p ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
, ಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸ [>] ಸಿದ ರಿ ಹಂಪೆ 
ಕ್ರ, ಸಂ. ತಾಲೂಕ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಿರಂಭಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ನುವ ಕಾಮಗಾ 
1 ಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ: ದಿನಾ೦ಕ: 
F) * EN 4 CN § Ll 
— ನ್ಯ ಬಾಳಾ" ಪಾವನಳನ್‌ `ಯಡರಳ್ಳ ಸ್ರಾವದ ನಾರ ನದರ್‌ `ಧನನದ [No F202 3731/2021 ಕವಸ್‌ಪಡಕಹಲ್ಲದ "| 
ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ 'ಸೇವರ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವ.ಇ.ನಂ: 
130538 
[uc] p> ಬಳ ತಾಲಾಳನ ಲರಗನನ್ಪಾರ್‌ ವನ್‌ ಗ್ರಾಮದ ನರತರ] ಇಗ ಗ WE 
. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಂಕ್ರಿಟ/ಪೇವರ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಟದ 
es Ne REI ರ್‌ ಬ್ರನರ್ವರ ಕರದ ಎನ್‌ ನಸವವ TAC —— ಬಾ ನ್‌ 
§ 'ಡಾ೦ಬಧ ರಸೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಟುಗಾಬಿ ಪೂರ್ಣಗೊಲದಿದೆ 
— ಬಾಗವಾನ ಇನಾರ್‌ ರಜಸ್‌ ಗನ್ರಮದ ನರರವಪರಗಡದ [2] NI oi” 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕುಂಕ್ರಿಟಿನೇವರ್ನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹುಮಗಾರಿ ಪೂಗ'ಗೊಂಥಿಟೆ 
- ದ್‌ ಪನ್‌ ವಸರ ದ್‌ 3/6/2021 381/2021 We 
[~~ ಬಾಗಲ ಬಾಗಲ SIT UN STS ETT 2/6/2021 3/31/2021 ನನಗ ಳಯಲದ. 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರನ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ;ಪೇವರಸ್‌ ಜೋಡಣಿ ಮಾಡುವದು 
ವ.%.ಪಲಿ; 130372 
- T-TESTS NONSENSE `್ರಕಸರರ್‌ ಗ್ರಾಮದ” ವಸ್‌: 10.00 3/9/2021 3/31/2021 | 
'ಹಾಲೋಳನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಕಸೆ ನಿರ್ಮಾಣಖೇವರಸ್‌ ಜಟೋಡಣಿ ಮಾಡುವದು ಮನಂ: ಕುಮಗಾರಿ ಪುಣರ್ಣಗೊಂಟಲೆ 
130373 
'ಬಾಗವಕವ ರಸನ ವಣ್ಣಗ'ಮತಕ್‌ತನ್‌ ಕಸಾಪ ಗಾದ್‌ ವಸ್‌ 7ರ Aoi FEY 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಮರ್ಗೀಣ;ಪೇವರಸ್‌ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವದು 'ವಃಜ.ನಂ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಗಿದೆ 
130375 
73 FNSIADPNNY ಡಾದಾವರಾ`ಸವಾಕನ ಬಣಣ -ಮತ್‌ತ್ರದ್‌ `ದರಸ್‌ರ್‌ ವುದ ವ: 5,05 os 4/28/2021 CANN ರ್‌ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ/ಪೇವರ್ಸ್‌ ಜೋಡಣ ಮಾಡುವದು ವಇನಲ: 130413 ಕಾವಗಾರಿ ಪೂರ್ಬಗೆೊಂದಿದೆ 
Je ಬಾದಾಮ್‌ ವಾದಾಮಿ ಇಲಾ is ತಕ್‌ TF ಹದಳುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ 160m 1/29/2021 4/28/2021 
ಎಸ್‌ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಹೇವರ್ಸ್‌ ಜೋಡಣಿ ಮೂಡುವದಮ ವನಂ: ಕುಮಗುಲ ಪೆಂರ್ಣಗೊಂಡಿಟಿ 
130414 
ವಾದಾಪಾ` ತಾಪನ ಬಗ ಮತದ ಹಾಸ ಫಡ ಗನಮದ ವಸ್‌ [ue 3722/2021 EYES 
ಕಾಲೋವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ/ೇವರ್ನ್‌ ಜೋಡಣೆ ಮಾಚುವದು ವ.ಇ.ನಂ: 130415 3 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಟಿದೆ | 
EAS AEN ANE AFT] 
§ ಮಾಧವ ವಾತ್‌ 
7ನ [NR - ನರಧಸಣಾ ರಲ ಮಳ್ಸಗಳರ ವಾದ ವ್‌ ಹಾವ್‌ ರ 
40 , ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ು.ವ೦. 1೧8402 ” p 3382 1/8/2020 417112020 ಕಾಗಿ ಪ್ರ [OE 
77 ಸ ನಾಗರಾ ಹರಕ ನಮಾನ್‌ ಾಡಕನಾರ ವಾದನ [AX FEES 4728/2021 4/28/2021 ದಾ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಳಾಲೋವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಜನಂ: ಕುಮಗುರಿ ಫೊರ್ಣಗೆೊಂದಿಟಿ 
120073 
Er "ಮಾಧಾ್‌ ಮಧಾರ್ಣ್‌ -“ತಾಮಾನಯುದ್ದಾನಾರಗ್ರಿದಮದನರತಷ್ಟ-ವರಗಡದ 1ರಕರ ರಾ ಸನ್ನು ಮಗಾ ರಗದ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ $202 
5 ಮಾಧ 'ತವನ್‌ರ ಗಮದ್‌-ನರಕಾ ಸರಗಡಡ TE PE 
ನಾಲೋವಿಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಿಸಿ. ಸಸ ರನ್ನ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
~~ ಮಧನಣ್ಣಾ ತಾನ್‌ ಡನಳ ಗಾವಾದ ಪರಷ್ಟುನರಗಡದ 3 Sao io ಇದರ್‌ನರಾಳಾರದಾರ ರವರ ಪರನನರ್ನ್‌ಾಕರ್‌| 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು ವನಂ, 14325೮ಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ ಕುಖಗೂರಿ 
Kd ka ಪ್ರೂರ್ಣುಗೆ ಉಂದಿಟೆ 3207 
[SYA TENA ET ಕದ ಒಜ್ಞಾು 21156 | 
A MN S| 
ಹರ! 5} 
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ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗಗ ಪಾರ ನರಸಿದತ 
.ಸo| ೪ ಮಗಾರಿ ಹಂತ 
ಕ್ರ. ಸ೦| ಶಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಸ್ವಾರಂಭಿಸಿದ | ಫ್ಯೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಕಾ: 
ಳಾದ ದಿನಾ೦ಕ: ದಿನಾಲಳ: 
T 7 F) : 4 T F [3 [A * F 
5/]ನವಪರಜ ಜಮನವರಡ' ತಲ್‌ನ ಮುತ್ತಾರ ಗರವದ್‌ ನಸ ವನಯರದ್‌ ಇದಾ 7250 ಇ ಕರನ್‌ಪಗತರ್‌್ಪ್‌ದ್‌ 
ಕಲ್ಲೋಳ್ಳಿಯವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಪಂ೦:137034 K 
ಕ್‌ ನಹುರಡ ಜಮೆಪರಡಿ" ತಾರಸಕನ ಈರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾರಾಡ್‌ -ಹಾದವಾನ್‌ಷ 12.50 ಇವಸ್‌ಪಗತಯಾಪುದಿ 
ಮನೆಯಿಂದ ಪವಸಕುಮಾರ ಶಿವಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋವಿಯ ವರೆಗೆ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ಸ೦:137035 
25.00 
ಕದಾ ಮತತ 
| . 
53 ಮಪರದ ಮಖರಡ "ಲೂಕ ವಹಳ್‌ ಮದ ವಜಾ ದರ್‌ ರಸ ಇವಾ 50.00 5/4/2020 8/3/2020 3 | 
ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನ೦; 119360 - - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
FY) 'ಜಮನರಜಿ 'ಬನಹಬ್ನು "ನಗರದ ನವಾನರಡ`ಹಡ ಸ TOTO 2/6/2021 5/7/3021 Av 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ಸಂ: 130582 ' ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಸ[ನಮನರಡ ರಬಕವಿ" `ಲಾಪನಾವವಗಗ್ರಾಮದ ಇಸರನಾಯ್‌ ದ್‌ವಾನ್ನನದ 1750 6/30/2021 9/28/2021 ಕಲಸ್‌ಪ್ರಗ್‌ರ್‌ಲ್ಪದ: 
ಏಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಿಂದ ರಮೇಶ ಜಕನೂರರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕೋಬಲ್‌! 
ಸ್ಲೋನ್‌ ಜೋಡಿಸುವುದು. ವ.೪.ಸಲ: 137036 
ಮನಕ ದವಾ ಬನಹಷಾ ತರಪ ಬರರಗಣ್‌' ಗಾ 12.50 - ಕರ್‌ಪ್ರಗತರಾಪ್ಪಡ- 
'ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ.ಇ.ನಂ: 137037 * 
—ಹರದಾಳ್‌ಮತಕ್‌ತ್ತದ ಬಾ 175.00 | 
ELS: ಳಗ ಮತದ ಬಾ ತಾರತಿಸ ಬಿದ್‌ಸರತ್‌ಲನ್‌ಹರತದಲದ 
ಕಾಲೋದವಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಮತ್ತು ಬಿದ್ಯುಶ್ಲೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. 
ಕೊರ್ತಿ ಪು.ಕೇ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವದು ಹಾಗೂ ಹೆರಕಲ್‌ ಪುಕೇ 
ಕಾಲೋವಿಯ ಪಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭಪನದ ಹತ್ತಿರ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ; 
ಪೇಪರ್‌ ಜೋಡಣೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 
೨ದಡಾ 7 Ke ಗ; EN TY ರಡರಸಣ್‌ಳ ದನ್‌ C5 
ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ [ಪೇವರ್‌ ಜೋಡಣೆ/ತರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ - 
ಮಾಡುವದು ಅಸಮಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
ರಸ್ತೆ /ಹೇವರ್‌ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವದು. ಹೂಸಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬರಿಶಿಷ್ಟ! 
[ಪಂಗಡದ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ;ಸೇವರ್‌ ಜೋಡಣೆ! 
ಹೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ ಮಾಡುವದು ಪ.ಇ.ನಂ: 140680 
EIU S TONS ಬಾಗನ್‌ ತಾನ ಗರ್‌ಕವ್‌ 25.00 7 ಕವಸ್‌ಪ್ರಗತಿಯಪುದ 
ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋವಿಗೆ ಡೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುಪದು 
pi: SS ಇನ್‌ -ಮಾಧಾರ್ಣ ವನಕನ ದಾನಾ 25.00 7 ಲನ ಪ್ರಗಳಹಯಲದ್‌ 
ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಬಸವೇಶ್ನರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ! K 
ಬಿದಿದೀಪ ಅಳವಡಿಸುಪದು R 
Hi cam ಗವNದT ಪ್ಲ ಮಸ್‌ ನ್‌ TO 0ರ ನ್‌ ದಾಹ ಪತ್ರಕ ತರಶಿಕ ವರಮಾರಾ ತಗ 
ಪರಿಪಿಷ್ಠ್ಣ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ' ಸಚಿ ಸಮಾರಂಭ , ನಡೆಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿಬೆ 
'ಅಸುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಲೋಣಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಕೀಕಿ ಭವಸ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
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SN ಕಾಮಗಾರಿಯನು T wif TT ಸರನಿದಂತ PO 
R ಅಂದಾಜು Pedi ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತ್ರ, ಸಂ. ಶಾಲೂಕ ಕುಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೂಪ್ತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹರಪ 
ಕಾದ ದಿನನ೦ಳ: ದಿನಾಲಳ: 
mM lL 
F [ 7 [ 
ರಾ ಇರಯವಾಗಡ ಸ ನ 


ನಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೪ ರವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ 40.00 202 


ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ.೫.ಪ೦:141470 

ಹುನಗುಂದ ST SSRI MARE SE CINರ ಮರಬಗರಹರೇಶರ 
ಮುರಡಿ ಮತ್ತು ಗೋನಾಳ ಏಸ್‌ ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ ಟಿ ತಂಲೋವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ A 

ರಸ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ ಟಿ ಕಾಲೋವಿಗಳ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ 60.00 
ಸುಧಾರಣೆ. ವಣ.ಬ೦:41472 


———ಡುನಗಾರದೆ ರದ್‌ ತಮನ ಸಳಧಾವ್‌'ಹಸವನಾರತಳಕಳರಬ 
ಕೌಜಗನೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ಗೆ ಹುತ್ತು ಚರಂಡಿ! 


ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ನೆ ಸುಧಾರಣೆ. 60.00 
ವ.ಇ.ನಂ:14141 
SS SRS RS OS 


ನಬಾರ್ಷ್ಕ ಶಾಲಾ ತನ್ನಡಗಳು 
T- ನಾಗಲಾ ತರಲಾ 
§ 1 ಬಾಗಲಕೋಟ . ಬಾಲಕರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ! ಶಾಲೆಗೆ 'ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 22.00 91412020 37312021 343/2021 


1 2 3 
6|ಹುನಗುವಿದ ಸಲಿ ವಸಾನ್‌ ಸವದ್ದಪಬ್ದಡದ ಗಾರ್‌ ನಾ ನ“ನಲ 


ss 
[ 


ಗಗನದ ತಾವನಕನ ದಸ್ತ್‌ ಗಾರರ 
> ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. 2 ಔಚುವರಿ" ಕೂರಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


6/18/2020 12417/2020 124 1742020 


22.00 


ದರಗ 3 ಸಪತ 
4 ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಫಾಲೆಯಲ್ಲಿ, 2 'ಹಾಸ್ಯವೆದಿ Gecnre ನಿರ್ಮಾಣ 22.00 


845/2020 21412021 2/4/2021 


ನಗಲ ಶಾನ್‌ ಮಾತ್ತತ್ತ ಗವಮದಡಲ ಸರ್ಕರ ಕನುಡ ಲಮ 
ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ : ಹೆಯ್ಸುವರಿ ಕೂಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 11.00 


7414/2020 11342021 1/13/2021 


4 ಬಾಗೆಲಳೊಟೆ 


ನವ! 


ee NSE SSIS SONICS TORE ರನ್ನು 
ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಳಿ ಕಾ3ಯಲ್ಲಿ | ಹೇಚ್ಸುವೆರಿ ಕೊದಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ 11.00 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


RTO 4742021 1/7/2021 


ll 


7410/2020 


6 ಚಾಗಲಳೋಟಿ [5ಲ್ರಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್‌ ಸಾಪ ) ಹಚ್ಚ ವರಿ ಕೊರಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ 12.00 191021 9/0 
7 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾಲಕರ ಕಿರಿಯ ಫಾಥಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಕೊಠಡಿಗಳ 24.00 8/18/2020 24174202 2487/2021 
ರ್ಮಾಣ ' 
SNOT SEನದಾವಪಾಳ್ಟನರ್‌ ರ್‌ —+ ಪರನರ್‌ಳಪ್‌ಚಗಪರಹಲುರ--- 
pS ಬಾಗಲಳೋಟಿ [ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥವಿಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚವರಿ ಹೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 8/18/2030 2417/2021 2111/2021 
wu ಕರ್ನ್‌ರ್‌ನುಡಚ | — "ಆಸರ್‌ ಳಲನ್‌ ಪ್ರಗಾಯಮಲದ 


SNOT ತನಪಸಳನ್‌ ಹರ್‌ವನ್‌ಗಾರರಯಾಲ್ಲಸ' 
ಬಾಗಲಕೋಟ [ಕರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಟೆಯಲ್ಲಿ 2 ಣ್ಬಿವರಿ ಕೆಣಥಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 7/29/2080 1/28/2021 142842021 


TT SNOT ನರುರತನ ಇರರನನ್ನಬ್ನ-ಸರನರ-ಅನ್ನಾಡ 55 
10 ಬಾಗಲಕೋಟಿ [ಸರಯ ಪ್ರಭಥಮಿಳ' ಯಲಿ 2 ಹೆಖ್ಬುವನಿ ಕಂಲದಿಗಳ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


8/5/2020 W422 21442021 


(3) ನಲ್ಲಿ" ಪ್ರವುಜಲ್ಲಸತರ್‌ರ' 
1 ಬಾಗಲಕೋಟಿ (ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ | ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಡಿ 9/25/2020 324/2021 3242021 
ನಿರ್ಮಾಣ 


12 ಬಾಗಲಕೋಟೆ (ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ೩ ಚ್ಸುವರಿ. ಹಾರದಿಗಳ Mies 1/1/00 1420 14 14/2024 


1 _ ಮ 
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ಅಂದಾಜು | ಕೌಮಗಾರಿಯನು. | ಗತಕೃಷಸಾರೆ | ನರ್ಪಕ್ಯಸಲರತ 
. ಸಂ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ , ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 
ಕ್ರ.ಸಂ| ಶಾಲೂ ಮೊತ್ತ ಶಿರಂಭಿಸಿದ | ಪ್ರೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ |ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಲುವ 
ಕಾದ ದಿನಾಂಕ: ದಿನಾ೦ಕ: 
[ 3 F1 [3 7 § 
ಹ - ಕ ನ 
13 ವ oe ಮಾ 4 ಲಿ ರದ lily 44.00 7423/2020 1242021 1/22/3021 
STSCI TET INE ರಾ 
i4 | ಬಾಗಲಕೋಟಿ | | ಜಾಗಲಕೋಟಿ [ನರಂು ಪ್ರಾಥಮಿಕ್‌ ನಾಲಗೆ ನಜ 33.00 24142020 1/6/2021 1622 
RIT 4 NOTTS ಬ್ರಮದ Q 
15 ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ; ಕೂತಧಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ' 44.00 10D Meron 6/202 
16 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ. - ಹೆಚುವರಿ ಸಂಗಳ ನಿದ 48.00 816/2020 3/202 2451) 
5 ತರಾ WEA TOE ೬ 
17 ತರಿಡರೆಗ 48.00 N 2/4/2020 24342021 2/3/2021 
ನ ಲನಕನ `ಮಂರಡಗನಾರ “ಸರ್‌ ಹ ಘನ್ರ್‌ಥಾ y 
Is | ಬೀ: [ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 11.00 613012020 1272972020 12/29/2020 ಸಲ:1446 ಈ: 09-08-2021 
ಗ್ಗ ಸ್‌ ಾಳನ ನಗರ ಬರವ ರರ ಪರದ ಇವಾ p ನಗರ ಪಾರ್ನಗನರಡಡ-ಜಸಈರ್‌ಸಲ್‌ಸದ" 
19 ಬೀಳಗಿ ಲಾಲೆಯಲ್ಲಿ | ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 11.00 612912020 12/28/2020 12/28/೫2 ಸಂ:1446 ದಿ: 09-08-2021 
7 ನನರ ರರ ಸನಮ್‌ ಶಾಲ —ಕವಾಫ್ಟನರ 
20 ಬೀಳಗಿ ಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ. : ಹೆಚ್ಗುಪರಿ ಕೊಳಹಿ ನಿರ್ಮಾಂ 11.00 612912020 12428/2020 12/28/2020 
SOIT WENN ದಪ ಸರೀರ `೯ಸ್‌್‌ನಡ ಇಹದ 
2} ಬೀಳಗಿ ಜಾರ. ಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ : ಹಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 12.00 13/2020 1424202} 12/221 
FESS NS ಹರಯ “ಹಾಥ ನ 
22 ಬೀಳಗಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ K ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 12.00 7142/2020 17442024 U2 
ಳಗ ವಸನ ಕಾರಕ ಪರರ ಪಧಢವಾಳ್‌ ಕಲಹ ಬ 
23 ಬೀಳಗಿ ಗಿವರ ಫೊಶಜಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್‌ 24.00 746/2020 14542021 U5 N02 
ART CTSNET TASTE] ¥ ಕರನಾಗರ್‌ಫಾರ್ಣಗರರದಿದ ೫೫: ಪರ್‌ಸಲಸದ 
24 ಬೀಳಗಿ ಾಡಮಿಕ ಅಲೆ ಹೆಚ್ಚುಖರಿ ಕೊಶಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 24.00 774202 116/2021 He 202 
N~SSTSSS TET ರರ ರರ ನಲ್‌ 1 T p ಬ 
sf oem [pd 1 ಹೌಹ್ಸುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 12.00 TUN W202 122 
YY ಕ್ರ USENET ins ರದಿ ಸನಮ್‌ Q ಕನಮಗಢಳ EN ಹಸಕರ್‌ಸಲಸದ 
26 ಬೀಳಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೂಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ £2.00 7141212020 11142021 11/2021 _ : 09-08-2021 
—— ಕನ್‌ ಪಡ ಸರ್ಕರ ಹರಾ ಪತ್ರಥವಾ್‌- ——— CT 
೫ 'ಬಾಯಾಮಿ ಪಯ್ಲಿ 3 ಹೆಚ್ಬುನರಿ ಕೂಲಿಗಳ "ನಿಮಾಣ 24.00 5-02-21 WA - 
ಪಾದ್‌ವ್‌ ತಲಾರಿ ನರಪ್ರರಲ್‌ ನಸ್‌ಡ್‌-ಗಡ್ರಾದರು ರಸರರಸ ದತ ಡವ 
28 ಬಾದಾಮಿ [ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ | ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೂರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 12.00 
ಜಾ “ವಾನ ಪಮಾಜಳದ TSAI STA ees ರಾ: ಸರಸದವನ್‌ ಬುಜರ್‌ನಷ್ನಾವ್‌ಹಳವಾಗ ದ 
2 ಬಾದಾಮಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 24-00 HSN 14220 NN 
30 ಬಾದಾಮಿ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ : ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕರದಿ ನಿವ #22020 UND ; 
ಪಾದವ ಮಲಾರ್‌ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ SIE 
» ಬಾದಾಮಿ ಹರಿಯ ಹಿ ಪಾಥಮಿಕ ಕಾಟೆಯಲ್ಲಿಸ p ಜೆಯನರಿಕೂ ಕರಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ " 24.00 Ki 2/202 1712021 
y ಕಾ (AVS AL ನು ರಸದ ಪಸ ಜ್ರಗತಾಹಯಲ್ಲದ | 
32 ಬಾದಾಮಿ 9/5/2020 3/4/2021 3/44202) ಾ ” 
TEI TORNIN EONS MST SENSED ) ” ನು ಗರ RNASE 
33 ಬಾಯಾಮಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಈ ಕೊಲಡಿಗಳ ನಿಮಗ 36.00 8131/2020 30/02/2021 W024 202k 
ಹ F ಕ್‌ ್‌್‌ ಹಸರರ 
36.00 9/22/2020 3/21/2021 202 H 
ಸ್‌ ನ ಕಮಾರ ಬಗದಲ 
35 ಬಾದಾಮಿ bsg ಕೊರದಿಗಳ ; ಮಾರಡಗಿ 36.00 237.20 2.1.24 22121 
L. 
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] ಅಂದಾಜು | ಕಾಮಗಾರಿಯನು. | ಗ್ಯಾರಿ | ಗಾರಿ 
; 4 R ಗಾರಿ ಹಂಖ 
ತ್ರ. ಸಂ. ತಾಲೂತ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ತ್ತೆ ಸ್ಯಾರಲಳುಸಿದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಕಾ 
. ಕಾದೆ ದಿಪಾಂಕ: ದಿನಾಂಕ: 
UT SS dl 7 l 
—— ಭಾವಾ ಕಾಪಸಾನಿ"ಸಗಲವನನ ಗಾದ್‌ದಿಸರ್ಣರ ಸರಯ ಪಾವಕ - —ಾಾಗರ್‌ನನಾಗನರUಜ 
36 ಚಾದಾಮಿ  (ಫ್ರಾಆಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರದಿ ನಿರ್ಮಾಣ 4 12.00 143/2030 HUN 14242021 
EST FOTTES “BUSTS ಮಾ HSU IBERIA 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ : ಹೆಕ್ಳುಬಿರಿ ಕೊರಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 24.00 1420/02 1119/02 111912021 
ದ್‌ ಕಾ BNET ಗರ್‌ ರಾ el 
KE ಬಾದಾಮಿ ಇಣ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ f ಹಟ್ಸುವರಿ ಕೂರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ £2.00 143042020 1/3042021 130/2021 
——— ಹರನಗರರದ ಪಾಲನ ಪಯನಗಡದಲ್ಲ ನರರ ಇನ್ನಾರ ದಾರಾ 
39 ಹುನಗುಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾ”ಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 24.00 8/19/2020 2118/3021 241872021 
'ಹ್‌ನಗಾರದ ಶವನ ನಗದ AoE ಆನನ | 
40 ಹುನೆಗು೧ನ್‌ ಸಟ್ಟುಭಿಮಿಕ ಲಾಲೆ ಬಾಲಕರಗೆ F ಹ್ಸಿವರಿ ಕಂಧಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ $2.00 8118/2020 21 0742021 217422 
'ಆರನ್ಗರರದ `ಕಾಲಸಕನ ಗನ ಪ್‌ SI 
41 ಹುನಗುಂದ ತನ ನನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಾಲಕರುಗೆ : ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊರಡಿ 12.00 121/2020 142672021 1/26/2021 
೯ಣ 
— me ಹನಗರದ ಲಾನ್‌ `ಹದವಿನಹಳು ಗಮದ ರ್‌ರ್‌ಅನ್‌್‌ನಡ MS 
42 ಹುನಗುಂಟ [ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಾಲಕನು ಗೆ! ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಳಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 12.00 9572020. 3/4/2024 344/2021 
“= ಹನಗ್‌ರಡ್‌`ಈಾದನಕನ್‌ ಸಬಾರ್‌ ಗನ `ಸಿತರ್‌ರ-ಈ a ಕರಯ — ನಗರ ous 
43 ಹುನಗುಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಚಾಲಕರ) ಗೆಃ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊರೆಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ 12.00 6415/2020 124144202) 1241442020 
ಹಾನಗರರದ ಆವನ ಪಸರ ಗ್ರಿವಾದ- ಸತರ ರ-ಅನ್ನಡ್‌ದಾಪಢರ dl ಇರ್‌ ಮನಕ 'ಬರದದ 
44 ಹುನಗುಂದ  [ಂ.ಬಜ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌. ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 24.00 8/21/2020 2420/2021 2/20/2021 
ಸಾನಗಾರದ ತ್‌ಪಸ್‌ನ ಮನವಧನನಾಜಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ್‌ ಕನ್‌ಾ್‌ನಡ'ಹರಹ — `ರಸಘ್‌ಮಪ ಕ ET] 
45 ಹುನಗುಂದ '|ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಾಲಳರುಗೆ : ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 12.00 1/742030 | ೬1642024 1/6/2021 
ಘಹಾನಗ್‌ರದ ಪನ್‌ ದುರವಗ್‌ರ ಗಾನದ ಸರರರ ಕನನಡ ಇರಹ — ನಾಗರ ಭರ್ಣಗಡರಜE 
46 ಹುನಗುಂದ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಾಲಕರು ಗೆ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 12.0% 746/2000 RY 145/107 
ಹಾನಗರರದ್‌ ಪಾಲನ ನದರರ್‌ ಗದ ಇರ ಇನತನರ ಹರರ ಗಾನ —— 
ಹುಸಗುಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜಾಲೆ ಬಾಲಕರು ಗೆಃ ಹೆಚ್ಚುವರಿ peti ನಿರ್ಮಾಣ y 12.00 612942020 12428/2020 1242842020 y 
SS SS 4 | 
ಹಾರ್ನರರದ ಶರಲಾಕನ ಅ ನರವನಳ ಗನುವಬ್‌ಸರ್‌ರ್‌ ಆನ್‌ ನಡ "ಹ ರಹ ಾಮುಗಾರ ಪನಣಗಗವರES 
ಹುನಗುಂದ ಖಾಥಮಿಳ ಶಾಲೆ (ಬಾಲಕರು ಗೆ! ಹೆಯ್ಟುವರಿ ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 12.00 6/29/2020 12/28/20 12/28/2020 
NA TTT ೯ನನಘ ನಾಿಜರರ ಪ್ರ ಕಕಪಗ f ಾಚಾಗರ್‌ಪಸರ್ಣಗೆಸರಡದ ಮ್‌ 
ಮುಥೋಳ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊರಡಿಗಳ ಬಾ ಗನ 24.00 7/8/2020 17/2021 W702 
ನಮ್‌ ಹರಾ ಪಥ N ಗರ್‌ ರ್ಣಗಸರಟಾಡಿ 
ಮುಧೋಳ [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೂರದಿ ನಿರ್ಮಾಣ" ಶಿಖಿ Y ' 12.00 8/21/2020 2/20/2021 2/20/2021 
ಬ ——— SONI BIO ದ ಹರರ್‌ ಪವಾರ ರರ ಾಾಾವಾರ್ಮಾ “ಕನವಾಗರ್‌ಪುನರಗಡ ರಹ 
ಮುಧೋಳ | ಹಚ್ಚುವರಿ ಕೂರಡಿಗಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ 24.00 9/25/2020 3/24/2021 324021 
ರಾರಾ PAANTAT Sy IE oN pO ESET SEE NETOTATY U4 Ws ದಾರಾ ್‌್‌ ್‌ 7 
ಮುಧೋಳ ಶಾಲೆಗೆ? ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊ ದಿಗಳ si 24.00 8/17/2020 2116/2021 2/16/2021 
Ex ಇನ ಕವ ನರ ಕಸಲದ ರರ ಸರದ ಗರ ನಗರದ 
ಮುಧೋಳ  [್ರಾಥಮಿಕ ಜಾಲೆಗೆ ೬ ಹೆಚ್ಚುಖರಿ ಕೊರಟಿ ಬಿದರ 12.00 71/7/2020 1/6/2021 116/2021 
ಮಧ ಪಾಪಾನಿ ನರಗ ಳಮಾಡ ಸರಿಯ ಹವಾ ಹಲಗ ದಾ ಡದ 
ಮುಧೋಳ [ಹೆನ್ನುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ - 12.00 6118/2020 (2417/2020 12/11/2020 
! ABET SU TTS i ಬರಗಾರ ಪರಾ 
55 ಹುಧೋಳ Ki 3 'ಶಿಚುವರಿ ಕೊರಟಿಗೆಳ uu ಅ ವ್ರ ರೋ 24.00 6/29/2020 12/28/2020 12412842020 ka 
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| ಅಲಬಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗ ಸ 
. ಸಂ. ರಿಹಂತ 
ಕ್ರ. ಸಂ.| ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಸತ್ತ. ಫಲದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಸುವ ಕಾಮಗಾ 
_ ಕಾದ ದಿನಾಂಕ: ದಿನಾಂಕ: 
[1 3 3 4 5 [3 7 
ANA TTL TST TAF STAs TEST FS [iNTere ನ 
56 ಮುಧೋಳ ಬಸವರ ಶೋಟಿ ವೆಜ್ರಮಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 pe ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 12.00 11/2/2020 511/021 54142021 
ಧಾವನ ಮಪಾನ್ರತರ್‌ ವಸ್‌ ವರ್‌ ಹರಮ್‌ ಪಥ ಕನಟಗ Fs K 
57 ಮುಧೋಳ 2 ಹಯ್ಸುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 24.00 741012020 1/9/2021 WHE} 
ನರಳ 
58 ಮುಧೋಳ ಶಾಲೆಗೆ ; ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತ ಕೊರದಿ ನಿಮಾಣ 12.00 8/21/2020 2420/2021 212012028 
[RNA TTL BST TS: WERT ನಹ ಗವ ANTS ಭಯ K: 
ಸಿ ಮುಧೋಳ [್ರಾಲೆಗ3 ಘಜನಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 3609 21 234202 123/7021 
60 ಮುಧೆಲೀಳ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ hE ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಸ 48.00 7/2442) 142342021 1123/2021 
ವ ಪಸಕನ್‌ದಾದ್ದುಪಾಡ p Sn K 
SI ಮುಧೋಳ | ಪ್ರಹ್ಣುವರಿಕೊರಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 60.00 
ಪ್‌ ನರಹರಿ ಕರದ FO ರರ ಧವಳ 
ಪಾಲೆ ಹನಗಂಡಿ ತೋಟಿ ಸಂ-।, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್‌ ಅಾಲೆ 
pS ಮಖಂಡಿ  [ಲಳನಗರ ಬನಹಟ್ಟಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಠಾಲೆ ಬನಹಟ್ಟಿ £00 2೫.09.30 28.03.21 03.21 
್ರಮಾಜಲ್ಲ ಶೋಟಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಂಪೂರ ರಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವರೆ : 
ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
ನಾರ್‌ :ನರಾ ನರರ ಕಲಸಕಕ ಹರ್‌ ಧವಾ — ಮಗರ್‌ ಪನರ್ಣಗಪರಡದ: 
63 ಜಮಖಂಡಿ [ಶಾಲೆ ಗದ್ಯಾಳ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಥಮಿಕ" ಶಾಲೆ ಕಲಬೀಳಗಿಯಲ್ಲಿ 60.00 1121120೫ 5/261221 5726/2021 
ಹಚ್ಸುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ k 
RSET SEOSES ಮಹತಾ ಕನನುನರದTಾ ಸರರ್ಕ್‌ರ್‌ಹರ ಕಾಮಾಗಾರಿ ಪನರ್ಣಗಪರಡ ಡದ 
64 'ಜಹುಖಂಡಿ [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಾಲಗೆ ' ಜಖ್ಸಿವರಿ ಕೊರಟ ನಿರ್ಮಾಣ 12.00 ARR HWi3/2o2 13/29 
ನ್‌ ನರರ ಶಾವಸಳನ ಸಲಾ ತಾಜ್‌ ನರರ i EEA ಾ ಇಾಮಗರಪ್ರನರ್ನ್‌ಗಡರಡಜ 
65 | ನಂದಿ [ಮಿರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 200 Wee ie Wl 
ಪಫ್ಯರಳ್ಳ್‌ನ EE ಸನಲಮೂಕನಸರ್ಧರ ಹರಹ್‌ಪಾಜಾ ರ 
ಶಾಲೆ ಖಾಜಿಬೀಳಗಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾದಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕೆ ಶಾಲೆ ಇವಳಗ. f 
66 ಮಂಡಿ [ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಟ್ಟಿ ತೋಟಿ ನಂ-: ಸಾವಳಗಿ ಯಲ್ಲಿ] ೩4.00 29/2030, 3428/2020 3/28/22 
ಹೆಹ್ಬುವರಿ ಕೊರದಿಗಳ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ; 
Tener emem ಹರ್‌ಳನ ರಹಾ ಧವಳ್‌ ಕರದ ಮಗರ್‌ ಪೃನರ್ನಗಸರಡದ- 
po ಜಮಣಂದಿ ಅದಡಿಹುಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕೀಯರ ಶಾಲೆ ನಾ 48.00 7/14/2020 1413/2024 14/13/2021 
ಹನನ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
saa wes ಪನ ಜಪಾನರ ತಾಪನ ಸರ್ಕರ ರದ ಪಧವಾಕ > ಜಾಗರ ಪಾರ್ಣಗಪರಡಿಜ 
ki ಜಾ ಶೋಟಿ ಸಾವಳಗಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್‌ ಶಾಲೆ 
68 ಜಮವಂಡಿ [ಜಾಧವ ಶೋಟಿ ಸಾವಳಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಲಟ್ಟಿ ಪಸ್ತಿ ಟಿಕೋಡದಲ್ಲಿ! 48.00 7/1422 113/2021 13/202 
sped ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
sf 7131/2020 130/20 130/201 
74412020 134021 143/2021 
224/2021 812382021 $NA 
PNT TSVEL EO ಹರಮಿ ಪ್ರಜಾ 
kay ಆಸೆಂಗಿ » ಸರ್ಣರಿ pies ಹಾಧವಿ ನಲ ಸಾನ 
ಬನಹಟ್ಟಿ ») ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಂಪೂರದಲ್ಲಿ 96.00 29.09.20 28.03.21 28.03.21 
ನಚುಸನಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
—- ದ VT ಬ್ಬ oy 0 Srey 
ಮಂದಿ Mag ಥಘ we ಶಾಲೆಗೆ 8 KANN ದಗ. Fc £18120 241712021 241742024 
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ಗುತ್ತಿಗೆಷಣಾರೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪೋರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ 
ಳಾದ ದಿಪಾಲಕ: 


6 


BM ಸಂ ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 


ದಿನಂ೦ಂಕ: 


3 
ಜನುಏಂಡಿ ಕಾಲೆಗೆ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗೆಳ ನಿರ್ಮಾಣ 5/1 2t 
SN UTENGS SS SNS ONS SN SN 


TESTO SSSIS—EST ~—SSN——T — 
1 ಬಾಗಲಳೋಟ |ಆರ್‌.ಸಿಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಖ್ರೌಡ ಶಾಲಿ 6 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೂರಡಿಗಳ] 10200 11425/20%0 342412021 5241021 
ಪಿ 
— VE [3 'ಸಾಳದಗದಿಹಳ್‌ os | 
2 N 64.00 44612021 10/5/2021 10/3/2021 
- | ರಂಡಿ —— NTT gece 
3 ಬೀಳಗಿ Kh ಲಡಿಗೆಳ್‌ ನಮಾ 34.00 9/15/2020 311442021 3414/2021 ಚ್ರಗತಿಯೆಲ್ಲಿದೆ. 
r- ES ET SS 
5 ಜೇಜ್ಟಿವರಿ ಕೊರಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. £5.00 1/ 124202f 74/11/2021 HLYNY ‘ id 
¥ 
| ಫನರ್ನಪ್‌' ನರ ಇದಪರಡ ಸರವಸಳನ ಗಜ ಜಡ PITS] EYE ವ af ನ ನ್‌ ಹ 


ರಬಕವಿ » ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ ಬನೆಹಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ! 85.00 
ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಒಟ್ಟಿ PETINT) 


ನರಡರಳರರಮ್‌ವಳ ದ ಸಳ್ಣುತ ಜರ II 


12.00 


——————— Gy ಘ್ಯ AE SF ರಕ್‌ 
ರಾ: ಷನ [ವಃ ATC RAT ETE 
No oA ENT TA ES 


12.00 
12.00 ಜಸಕರಕ70-5- 
3400 ದಸನರಿಘ್‌ ನರ್‌ 
12.00 'ಫ್ಲ್‌ತ "ಜನರತ್ತ 3 - 
[ಹನನಗರರದ ತಾಲಾನ ಇಳ ಧಮ್‌ ತಲದ ಜರಜರ್‌ಢರರಸವ ಮಾ ಇನಾಸ 
ರನರರಬ್‌ಶಾಲಳನ ಸರಯ ಪ್ರಧಾ ರಾಲಳದನಗನನರ TT dh 
77 Ro5— ನಗರದ ಶಾಲರಾನ್‌ದಾನಳಾಯರ ಹರಯ ND —— 
'ಬನಕನರಡ ತ್‌ಾನ ನಕರ dh 
Ns ಜವಹರ ನ್‌ಸಕರ್ನರ ಕರರ ನರಾವ್‌ ಹಪ್ನರಗ ಪ PEN 
05 
12.00 ಕಾರಡರ ತರುವಾಗ. RAT ET 
20). 
3100 ———TರರಾIರರರುಬಾಗಜ್‌-ಸಗಳ್ಗಪದನಾರಕ ನನ್‌ 


2041, 
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ಈಸ ಜೆ ಅಂದಾಜು | ಕೌಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗಾನ ನನಾರ ನ 
. ಸೆಂ.| ಶಾಲೂಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಜೆಸರು 
್‌ ಮೊಶ್ತ ಹಾಸಿ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮಗಾರಿ'ಹಂಶ 
ಳಾದ ದಿನಾ೦ಕ: ದಿನಾಂಕ: 
3 5 [3 7 [] 
5 ಸರಡರ ಇರಂನವಾಗದ ಸಕತ ದನಾರಕ ನ 
2021 
24.00 ಈ ನಾರ್‌ 
20 
3405 ಹರಡರಇರಹಾಪಾಜ: ದನನ 0] 
2021. 
12.00 ಬಿರಣ್‌ರ್‌್‌ರರ ದ್‌ ಸೃಜನಾ 
pt 
FOX ನರರಿರ'ಆರನಹಪಾಗಜ ದಣಾರಳ್‌್‌ನ್‌ಾ 
oti. 
ET) ಕರಡರ ಕರಕಲಾದ ದಿನಾರ್‌ 
207 
7306 ದಾಬಜಾರEE್‌ 
2021, 
380.00 
Nabard PU College , 
1 Govt PU College Chikkalgundi 100.00 8/18/2020 2/17/2021 
p 1st floor Slab laid. 
2 Govt PU College Hunnur | 100.00 11/18/2019 10/17/2020 - 
Work Completed. 
3 Badami [Govt PU College Katageri | 55.00 10/24/2019 4/23/2020 
Work Completed. 
4 Mudhol }Govt PU College Mudhot 128.50 12/10/2019 11/9/2020 
— Work Completed. 
5 Mudhol Govt PU College Kesargoppa 100.00 11/2/2019 7/1/2020 
Work Completed. 
Mudhol |Govt PU College Mahalingpur 100.00 172015 87672020 
P Work Completed. 
7 Bilagi Govt PU College Teggi-CRS Badagi Rehab Center 100.00 4272020 3/26/2021 Cos Plesiening uork under 
Bilagi W.1.No: 101920 progress, 3 Rooms stab centring under 
gi W.L.No: progress 
8 Badami [Govt PU College Cholachagudd 1st Floor 
Financial bid under evaivation. 
೫ Nabard Anganawadi Buidiings 
Construction of Anganwadi at Amalazari Village Tn Bilogi taluka of 3/7202 Kyi ಪರಡರ್‌ಕರಹಯವಾ್‌ದ 
Bagalkotv Dist 
Badami Construction of Anganawadi Building at Manneric Village In 37 ELL ಪಸ ಫ್‌ ರ 
K Badami taluka of Bapalkote Dist W.1. No: 125007 
3 Badan Construction of Anganawndi Building at Manncri- 2 Village In i A728 ಕಪ ಕರ ರಜದ 
oli Badomi tntuks of Bagalkote Dist W.I. No: 125008 EAE 
4 Badarul Construction of Angamawadi Building ol Katapur-1 Village In 00 9172 rn PET ಕಪಸ್‌ವಾಕ್ತಾಯಗಾಂಡದ್‌ 
\ ಮ Badami taluka of Bagalkote Dist W.I. No: 125003 
L i Bndami Construction of Anganawadi Building at Hercnasabi Village In 70ರ ಸಾ ST TT 


ici ಕವಸ್‌ಪ್ರುಗತಯಲ 
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[_ Bodum Badawi taluka of Bagnikoiy Dist Wl. Nex 124983 
7 Badami Construction of Anganawads Building a1 Hehbali-t Village in 
p 


ತಾಲೂಕ 


p) ಗ 


Construction of Anganowali Building at Chimmatagi-1 Villag la 


Badomi taluka of Bagalkotv Dist W.L.No: 125000 


————— 
Construction of Anganawndi Building at at Kataraki Village In Badami 
taluka of Bagnikots Dist W.1.No: 125004 ಸ 
Construction of Anganawiuli Building at Tolokuwad Village fn 
Badami taluka of Bagalkotg Dist W.I.No: 125010 
Construction of Anganawadi Building at Kotnalli Village In Badami 
taluka of Bagalkote ist W.H-No: 125006, 


Baddmi 


Badami 


Badami 


Construction of Anganawidi Building at Kimali-l Wilingo fa Tn Badannt - 


1.0 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 
ಬಿಸಾಂಕ 


5 


9272020 


ಗುಫ್ತಿಗೆಪುಕಾರ' 
ಕಾಮಗಾರಿ 


9/1/2020 


ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


Badami [pkg of Bapaikote Dist W.LNo: 125005 
Bndomi Construction of Anganewidi Building at Kartakoppa Village In 


Construction of Anganawhdi Building at Biranur Village In Bademi 
uka of Bapnikote Dist W.L-No: 124907 
mstruchon of Anganawidi Building a! Nelavagi- Village In 


Badami taluka of Bagalkot Dist W,1.No: 125002 
Badan 


Baden Bedami taluka of Bagalkcte Dist W.}.No: {25009 _ 
Badami Construction of Anganwadi at Kataginaballi-} Village In Bacdami 
nl taluka of Bagalkote Dist 
re eof TT EFT Tei dla a 
Jamalchandl Construction of Angonaw4di building at Tonshyal Vasti algur village 


in jomkhandi taluka of Bagatkote Dist. W.1.No: 124901 
Jamakhond! Construction of Anganawadi building at Sbantinagar Hipparagi 
village in jamkhandi tatuka of Bagaikote Dist, W.f.No; 124902 
Construction of Anganawadi building at Suratikall village in 


10/34/2020 204 
9/1/2020 202 
9/2020 — 34/202 


HI 


9/2/2020 


ETHyl 


Koy ಕ್ಷರ ರ 
ವರ್ಗಿದನ್‌್‌ದಾಗನರಡ ದ] 
“ನ ಮಾ್‌ಹದಗಡರಡದ 


ರ ರನ್‌ ರ್‌ಜವ್‌ 70 


38202 


9/14/2020 


T0300 


C71 


ET 7 
ಗಳೂ ದಿಃಂ1೪2020 ರೆನ್ನೆಯ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
ENPNTII T ಪೇರಿಚರಗ್‌ ಸಲಸ್‌ಪ್ರುಗತಹಯಲ್‌ದ 
KPIs ವಸ್‌ [5] wl 
ಲಾ 


Humagund Hungund talukn of Bagulkote Dist, WI No: 125204 _ KR 

i) Construction ol Anganawadi building at Kadiwal kallapur village in 918/2020 ದ 3720 
Hunagund Hungund taluka of Bagatkote Dist. WEN: 125203 K 

WL) [Construction of Anganawadi building at Chittaragi villugs in [OO 3A ಕಿಸ್‌ ವಾಕಾಯೆಗನರಡದ ] 
Hunagund _ |ppgyng yuluka of Bagnliote Dist. W.1LNo: 125199 

is Construction of Anganawali building a1 Hiremalaguvi vitlugc im ನ್ಹಸಾಪರರಗ್‌ಸಪಸ`ಪ್ರುಗತಿಹಯಲ್ಲದ 
Humnguud Hungund jaluka of Bagalkute Dist W.[. No: 125202 R 

2? Hunagund Construction of Anganawadi building at Ganjihal village in Hungund [EEE] ನರವರಗ್ಗಳಪಸ್‌ಪುಗಾಹಯಲದ 


pO SS 


taluka of Bagalkote Dist. W.}.No: 125200 


Construction of Anganawadi building at Hiremagi village in 


Hunngund Hungund taluka of Bagalkote Dist, W.LNo: 125201 


Hunagond Construction of Anganwadi at Kengall Kadapalti Hunagund Bagalkot 


Construction of Anganwadi at Lmmcli village in Huagund tetuka of 


Hunagund Bagalkote Dist. 


Consiruclion of Anganwadi al ಸಂrಟ್ರಂರಂರಣಗ village ix Hungund 
taluka of Bagallcotu Dist. 


Hunagund 


Construction of Anganwadi at deg village in Huigund 


Huvagund ky of Bapnikots Dist. 
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———ರಡರ್‌ತರಯವಾಗದ UU 
್‌್‌್‌ರಡರ್‌್‌ರಯವಾಗದ 
ETE] ETP ಜಂಡರ್‌ಕರಹುವಪಾಗದ ್‌್‌ 
J 
೪ 


‘ಈ 


ಎಖಎ- 


ಗುತ್ತಿಗೆಷೆನಾರ 7 ಸರಸವತ : 
ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು. ಅಲಂದಾಶಿು, SR ಕಲಮಗಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 
] ಮೊತ್ತ ಓನಾ ಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ fk 
ಕಾದ ದಿನಾಂಕ: ದಿನಾಂಕ: 
5 7! [3 
Construction of Anganwads building at Utturu Lakshmigudi Hattir 9/28/2020 3mer Eriol ಸ್ನಾರ್‌ಹ್‌ಲಾ್‌ದ: 


in Mudhol taluka of Bagatkote Dist W.L.No: 125171 
Construction of Anganwadi building al Ranjanagi Near Math in 
Mudhol taluka of Bagalkote Dist W.LNo: 125170 
Construction of Anganwadi building at Muddapur-419 in Mudhol 
taluka of Bagatkote Dist W.1.No: 125169 < N 
Construction of Anganwadi building at Bantanur Sc Area in Mudhol 
faluks of Bagaikote Dist W.[.No: 125125 

Construction of Anganwadi building at Hebbal-407 in Mudhol taluka 
lof Bagalkotc Dist W..No: 125168 

Construction of Anganwadi Building near Mareguddi Totha at Budni 
PM in Mudhol taluka of Bapalkot district. W.J.No: 137474 


9/25/2020 Eee 3124/2021 


EET] ಇಗ 


FTE ನಾಸ್‌ರರಗ್‌ಕಲಸ್‌ಪ್ರುಗತಯಲದ 


Mudhol 


ಕಲಸ ಮಾಕ್ತಾಯಗಾರಡದ: 


EET KA 


Mudhol 


-Mudhol 


| 


[2 ) 
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